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COLLABORATIONS 



LE GROUPEMENT CGT A EU LE MANDAT DE FAIRE L'ETUDE DES PRIX UNITAIRES SOUMIS PAR LES 
ENTREPRENEURS GENERAUX DANS LE CADRE D'APPELS D'OFFRES" LANCES PAR LA VlLLE, AFIN DE 
DETERMINER LES PRIX MOYENS POUR LES UTILISER COMME INTRANT DANS LA REALISATION. DU PLAN 
□'INTERVENTION, MAIS EGALEMENT AFIN DE FAIRE RESSORTIR LES ELEMENTS DES DOCUMENTS 
D'APPELS D'OFFRES QUI POURRAENT ETRE MODIFIES POUR OBTENIR DE MEILLEURS PRIX. CE MANDAT 
N'AURAIT PU SE REAL1SER SANS L'APPORT ET LE SOUTIEN DE LA DIRECTION DE LA REALISATION DES 
TRAVAUX ET DE LA DIRECTION DE .L'EAU, PARTJC U LI EREM ENT DE LA DIRECTION DE LA'GESTION 

EGALEMENT DE L'APPORT DU PERSONNEL DE LA DIRECTION DE L'APPROVISIONNEMENT. 

LA COMPARAISON DES' PRIX UNITAIRES A PU SE FAIRE EN COMPARANT LES PRIX RE.CUS A MONTREAL 
AVEC CEUX REQUS PAR D'AUTRES VILLES POUR DES TRAVAUX COMPARABLES, A GET £gARD, LE 
GROUPEMENT CGT TJENT A SOUUGNER L'APPORT PARTI CU LI ER DES VILLES DE QUEBEC ET DE ■ 
LONQUEUIL. 



Le Bureau de projet du Plan d'Interventiom a requ des informations de la Ville de 
toronto, qui ontete utiles a cette analyse. 



RNALEMENT, LE GROUPEMENT CGT A UTUSE L'EXPERTISE EN ESTIMATION DE LA FIRME LUQS, POUR 
MENER A BIEN CE TRAVAIL D' ANALYSE. 
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1. IzTAT GENERAL DE LA SITUATION 



Le ministere des Affaires municipals, des .Regions et de I'Occupation .du terrltolre 
(MAMROT), qui subventionne las travaux de refection des infrastructures dans le cadre de 
programmes d'aide financiere (Programme de renouveliement des conduites par 
exemplejj demande a ce que revaluation des travaux planifies solt indiquee'aux plans 
d 'intervention des vilies. , 

Le territoire de I'Tle de Montreal comprend aujourd'hul plusleurs vilies liees qui presentent' 
differentes reaiites : fige des infrastructures, presence de 'collecteurs, profondeur des 
conduites, types- de sols, circulations vebicufaires, etc. Ces reaiites ont un impact sur les 

Dans le cadre de la production du Plan d'lntervention, les couts reels de remplacement et 
de rehabilitation des reseaux doivent etre etablis, Cette analyse essentiellequl alimentera 
les donnees utiles au plan d'intervention doit tenir compte' de la realit6 dli marche 
montrealais afln d'etablir une prograrrimation r6aliste, tout en fixant les investiss'ernents 
requis pour assurer la perennite des r6seaux. 
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2. OBJECT1FS 

Deux objectifs. sont vises dans ce rapport, Le premier est.d'etabllr les prix' unitaires qui 
- seront utilises comme intrant au Plan d'lntervention afin d'evaiuer les coOts des travaux 
qui seront proposes. Le second objectif est de profiter de cette banque de donnees pour 
faire ressortir les elements qui influencent las prix soumls lore des appels d'offres et y 
degager ceux qui pourralertt etre modifies' afin d'obtenir des prix plus avantageux pour la 
" Ville. 

L'etablissement des prix moyens a utiliser au Plan d'lnterventfon se fait par ['analyse 
comparative des prix unitaires. soumls par les entrepreneurs generaux ayant participe aux 
appels d'offres pour la reconstruction 6u ia rehabilitation des infrastructures, par ville et 
arrondissement. 

Quant a la determination des elements qui influencent lea prix soumis, cette analyse 
poussee s'est faite en cornparant en detail les documents d'appels d'offres de differents 
■ projets realises a Montreal et dans les villes de Quebec et de Longtieuil. : 

La Ville de Montreal a fait une demarche aupres de la Ville de Toronto, mais 
malheureusement les documents mis a notre disposition par la Ville- de Toronto etalent 
trop incompiets pour nous permettre. de faire ['analyse comparative detaillee des prix 
payes par cette ville avec ceux payes par Montreal, Cependaht, nous avons pu tirer 
certaines conclusions qui ont aiimente ce rapport. 

La presents analyse se veu't suffisamrnent complete pour permettre aux gestionnaires de 
mleux comprendre Peffet des differents facteurs influencant les prix soumis par !es 
entrepreneurs. 
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3. RAPPEL 

3,1 / GROUPE DE TRAVAIL EXTERNE -FEVRIER 2004 

A la demand© de.ia Direction de I'Approvisionnement de la Ville, un rapport sur la gestion 
des risques dans les contrats de construction a ete amis en fevrier'2004 par un groupe de 
travail externe. Compose ■ d'intervenants famltiers avec ['execution de travaux de 
construction dans-!a region- de Montreal, soit des entrepreneurs, des consultants et 
quelques representants de ta Vilie de 'Montreal, ce comite avait essentiellement pour 
■ mandat de verifier s[ le coQt des travaux executes a la Ville de Montreal etait.plus eleve 
que dans d'autres vtlles du Quebec, et si oui, quelles en etalerit les causes, 



■ il.—V. avait en ccmparaison... entre differ entes clauses administratives et prise de 
connaissance de deux rapports du Verificateur de la Ville emis en 1 997 et 2001 . 



il en etait alors ressorti que ies coOts etaient effectivement plus sieves, mals faute d'acces 
aux bases de donnees de la Ville, il avait ete impossible de comparer les prix unitalres, 



Malgr6 tout, les experts regroupes en comite ont emis des commentaires concernant : 

• Le souhait d'une ouverture du marche (au Quebec et a Montreal); 

• i'etabtissement d'uh partenarlat et d'un partage de risques entre la Ville et les 
entreprises (de construction); 

• I'elaboration d'une politique de gestion proactive du processus d'appel d'offres 
. impliquant tous les gestionnaires de projets, 



De plus, une lisle d'indicateurs de performance correspondent a environ dix items 
slgnjficatifs se retrouvant dans One soumlssion avait alors ete ressortie. 



Le present mandat se veut en quelque sorte le.prolongement de cette etude. L'aspect de 
I'ouverture du marche recommande dans la premiere etude n'a toutefois pas ete traite 
dans le present mandat, etant donne la grande part d'elements Intangibles lies au marche 
montrealais, La difference entre ie mandat actuel et celui de 2004, reside dans le fait que 
la presente 6tude a beneficie de I'acces aux bases de donnees de la Ville.de Montreal. 
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3.2. MANDAT D'ANALYSE COMPARATIVE DES COOTS EMIS EN AVRIL 2008 

Un premier rapport produit par le Groupemenl CGT detaille les resultats obtenus dans [b 
cadre du mandat d'analyse comparatives des cbQts, amis en avril 2008 (ref : volets 100 et 
200 du projet VM700300). Sommalrement, a partir des dorinees d'une vingtaine de 
scumissions provehant de la Ville de 'Montreal et des villes Nees, une analyse 
comparative avec les prfx payes fut faite et a permis d'observer que ■:■ 

• 1'evolution des coflts associesaux activites d'aqueduc et d'egouts demontre qu'il y 
aurait une augmentation plus importante de's prix payes par la Ville de Montreal 

' que le PIB aqueduc/egouts (cf graphique 1); 

• il y a effectivement des ecarts entre les prix payes par Montr6al et ceux de la 
banlieue (allleurs sur I'Tle ou sur la Rive-Sud de Montreal) pour ce qui est des 
activites de re'mplacement de conduces; , 

• les prix payes par des arrondissements qui utilisent leurs propres criteres de 
conception, dans la preparation des documents d'appels d'offres sont tres 
comparables a ceux payes par les vllles liees autres que Montreal et par les villes 
de la Rive-Sud, 

• Les prix se rejoignent toutefois dans le domaine de la rehabilitation de conduites. 

Le graphlqiie sulvant lllustre revolution des prix associea au rernplacement des conduites entre les annees 2002 et 
20Q6, selon les dlfferentes sources, C& graphique Ertdlque qu'it semble y avoir une augmentation plus importante des 
pjix utilises a Montreal {Direction de la Realisation des Travaux) au fil des ans, ■ - ■, 
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Graphique no 1 

Source : Rappoit intitul6 COOTS DES TRAVAUX A LA VILLE DE MONTREAL ET ANALYSE COMPARATIVE DES 
PRIX- RAPPORT DE BASE (ACTMTE « A ») 6mis par Groupement CGT en avril 2008 
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4. METHODOLOG1E DE REALISATION DE L'ETUDE 



Comma indique pr6cedemment, plusieurs elements peuvent expliquer des differences de 
prix payes pour les memes types de travaux. Par exemple, la localisation des travauxeat 
un element majeur. A cet egard, on peut facilement supposer que des travaux realises au 
centre-villa de Montreal peuvent §tre plus coQteux que ceux de meme nature qui seraient 
executes dans une petite rue residentielie. La gestlon de la circulation, la productivity 
moins grande a cause de la presence de multiples infrastructures souterraines {telles les 
massifs electrlques et de communication), et d'autres Elements lalssent a penser que les 
prix payes peuvent' etre directementtrlbutaires de la localisation des sites des travaux. 

■PartantTte^cetterhypx3tfrese~^ 

plusieurs secteurs, en esperant qu'il y alt une unite de prix par secteur d'analyse. 

Pour le territoire de la viile de Montreal, six secteurs ont ete crees : 
1 . le centre-ville delimits selon ['agglomeration de Montreal, sans le Vieux-Montreal; 
2: le Vieux-Montreal; 

3. I 'axe central comprenant les arrondissements de Ville-Marie, Le Plateau-Mont- 
. Royal et Outremont (moins la partie comprise dans le centre-vllle), Rosemont/La- 

Petite-Patrie, Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension et Ahuntsic-Cartlerville; 

4. Test comprenant les arrondissements Riviere-des-Prairies/Pointe-aux-Trernbles, 
Anjou, Saint-Leonard, Montreal-Nord et Mercler/Hochelaga-Malsonneuve; 

5. le centre-ouest comprenant les arrondissements Sud-Ouest et C6te~des- 
Neiges/Notre-Dame-de-GrSce (moins la partie comprise dans le centre-ville), 
Verdun, LaSalle, Lachine et Saint-Laurent; . 

6. I'ouest de I'Tle comprenant les arrondissements Pierrefonds-Roxboro et I'Tle- 
Bizard/Salnte-Genevieve. ■ 

Selon les criteres etablis avant la collecte de donnees et afin de pouvoir definir une 
tendance, un minimum de cinq projets de travaux de refection en tranches ouverte 
d'aqueduc et d'egouts a ete vise pour ch'aque secteur, sauf pour !e Vieux-Montreai qui 
presents certaines partlcularites, Idealement, chaque projet doit presenter une longueur 
d'au moins 200 metres afin de couvrir les frais minimums de mobilisation sans que les prix 
soient exagerement influences. 
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Pour chaque projet, les donnees requlses pour cette analyse complementaire ontete 
definies- comme etant : 

• tous les documents d'appels d'offres; 

» - I'analyse des soumissions qui inclut ies quatre offres les plus basses par projet (a 
defautd'analyses deja cornpilees, les bordereaux des quatreTsoumissions les plus 
basses); 

la soumission complete de I'entrepreneur retenu; 

• le decompte progressif de I'aceeptation provisoire, incluant le detail du bordereau 
et I'itern des travaux contingents; 

• un calendrier de la realisation reelle des travaux indiquant simplement la date du 
dernarrage et la date de I'acceptation • provisoire lorsque cette derniere est 
prononcee. 

Comrne le present mandat n'analyse pas I'ouverture du marche montrealais, la 
compilation des donnees des prix unitaires recueillis pour les fins d'analyse fut faite en 
conserVant 1'anonymat des soumissionnaires. De 'cette facon, I'analyse assure un 
traiternent objectif des donnees, 




Groupement 
COT 



Septembre 2009 



9 



Montreal 

Villa de Montreal 




Plan d'interverttion des r6seaux d'aqueduc et d'egouts 
VM 700300 - Analyse des prix unitaires 



Parallelemdnt, la Ville de Montreal a procSde a ['envoi d'un sondage aux plus grande.s 
villas du Quebec pour connattre les pr!x. payes par celles-cl pour la realisation de travaux 
de refection des infrastructures. Ainsi, les villes de -Gatineau, Longueuil, Quebec, 
Sherbrooke et Trois-Rivieres ont repondu au questionnaire. Me me si certains 
questionnaires etaient partiellernent completes, les dqnnees inscrites par les villes 
valldalent les conclusions du rapport d'avr#2008, a savolr que.selon touts vralsemblance, 
les coQts payes par la ViiJe de Montreal sont plus eleves que ceux payes par les autres 
villes pour des travaux apparemment similaires. 
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5, RESULT ATS DE LA COMPARAISON DES PRIX UNITAIRES 



La simple comparaison des prix unitaires petit s'averer une bonne methode, a la condition 
que les exigences desdevis utilises soient les rnemes d'un projet a Pautre. De plus, la 
periode de I'ann^e durant laquelle I'appel d'offres est lance aupres des entrepreneurs a 
une certaine influence sur les prix. SI' est generalement observe qu'une municipalise qui 
publie un appel d'offres en debut d'annee (en fevrier par exernpte) recevra des prix plus 
competitifs etant donne. que les entrepreneurs' d6sirent emplir leurs carnets de 
Gornmandes pour Tannee a venir. A I'inverse, lors d'une annee ou plusieurs travaux sont 
engages (comrne. la periode actuelle de reconstruction d 'infra structures- municipaies 
beneflclant- de subventions gouvernementales), un appel . d'offres lance tardivernent, 
comme au mois de septembre, risque d'obtenir des prix plus eleves puisque le marche est 
alors satur6, 

Done, la comparaison des prix unitaires est une methodologie qui est utile seulement dans 
le cas de I'analyse d'un marche soumls a des exigences semblables d'un projet a I'autre, 
e't ou ii y a une competition ouverte entre les entrepreneurs, 

i * 

Dans le cadre du present rapport, plusieurs documents de projets provenant de dlfferentes 
villes du Quebec ont fait I'objet de I'analyse comparative des prix, A titre d'exemple, la 
figure suivante illustre un element de comparaison extrait du sondage lance aupres de 
differentes villes du' Quebec, soit ie prix au metre lineaire pour le ^emplacement d'une 
conduite d'aqueduc de 300 mm de diametre, fncluant taus les accessoires et le 
remblayage de la conduite. 
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SECTEURS 

iHH ME CENTRAL. 

CENTRE-OUEST 
[ QUEST DELfLE 
j CENTRE-VILLE 
}:~>V<\ VIEUX-HQNTRHAL. 



Aqueduc 300 dia 

Quebec : 

440$/rn,!in, 

Sherbrooke : 
■373$/m.lin. 

Longueuil : 

372$ a 499$/m.lin. 

Gatineau : ' 
Aprx, 6 8 0$/m.ii n. 



Aqueduc 150@300 dia 

Montreal : 

. 690$@2470$/m.lin. 





Mors que le prix tmitaire pour le remplacement d'une conduite d'aqueduc de 300 mm de 
diam'etre varie de 372$ 3 680$ le metre linaire dans les villes sondees, le prix paye par la 
Ville de Montreal, luf, varie de 690$ a 2 470$ le metre lineaire. La refection de surface 
n'est pas incluse dans ces prix, 
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5.1. Resultats pour la Ville de Montreal 

Pour les projets analyses provenant de la Ville de Montreal, I'analyse de comparaison des 
prix unitaires de quarante-deux projets de la Villa de Montreal demontre que I'hypothese 
vouiant que ces prix devraient etre similaires a I'interieur d'un merne secteur ne se 
. confirm© pas . Nous ne pouvons degager une tendance de prix unitaires par secteur. 

La figure precedente . i.ndique, pour I'exempfe ' choisi, que ce serait dans !es 
arrondlsserrients deTaxe central oQ les prixseraient les plus sieves, aiors quo nous nous 
■ attendions a ceque ce soit piutotau centre-ville.' 

Suite a I'analyse comparative des'donnees obtenues de la Ville de Montreal, pas moins 
de quarante-sept items de bordereau son! ressortis" comme ayant une Influence sur le 
cout d'un projet, que ce solt par le poids que represente son prix par rapport au coQt total 
du projet, ou par la vojatilite de cet item d'un soumissionnaire a i'autre. La liste de cos 
quarante-sept items de bordereau est jointe a I'annexe 1 du pr6sent rapport, 

Mais comme ['analyse demontre que ies prix peuvent etre tributaires des exigences des 
devis, et qu'il est possible que d'un projet a i'autre ies devis divergent, nous retiendrons 
des prix unitaires commuria pour Tensemble de la villa de Montreal. Le tableau des prix 
unitaires pour la ville de Montreal retenus comme intrant au Plan d'intervention est 
presents a ['annexe 2 du present rapport. 



5.2. Resuitats pour les autres vilies liees 

Lors des travaux executes pour la realisation du Plan d'intervention, les representants 
techniques des viiies liees autres que Montreal ont ete rencontres. A la iumiere de 
I'analyse comparative des prix unitaires obtenus pour des travaux de reconstruction 
d'infrastructures municipals, le tableau des prix unitaires pour les autres vliles liees fut 
• approuve par leurs representants techniques. Ce tableau se trouve a I'annexe 3 du 
present rapport, • 
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6. ANALYSE DES COLITS DE PROJETS 

Com me la comparaison des prix unitaires ne permet pas de d6talller les Elements des 
projets qui expllquent I'ecart entre les coOts des travaux realises dans la vi lie de Montreal 
et dans les autres villes du Quebec, une analyse plus poussee fut fait© par la flrme LUQS, 
retenue par le Groupement CGT. Cette demure analyse faite a parti r de projets realises 
dans la ville de Montreal, fait ressortir ies elements tangibles (caracteristlques intrinseques 
au pro-jet) et intangibles ( caracteristlques extrinseques du projet) et calcule les ecarts de 
prix payees par Montreal avec ceux payes par les villes de Quebec et Longueuil. Ces 
ecarts sont calcules a partir d'une base commune qui est constitute de ['estimation faite 
par les experts de LUQS. Le rapport de LUQS qui explique toute la "demarche 
method olog ique et detaill e les resultats se trauve a I'annexe 4 du present rapport. 



Selon le rapport de LUQS, i'echantillonnage de projets etudles demontre qui! peut en 
coGter jusqu'a 85,5% de plus a 'la Ville de Montreal pour reallser des travaux de 
reconstruction de conduites d'aqueduc et d'egout, comparativement a ce que deboursent 
d'autres villes du Quebec pour les mernes travaux, Get ecart s'explique ainsi ; 

■Elements intangibles attribu6s au marche regional; ecart de +22, 5% 
Elements tangibles lies aux dffficultes techniques ; 6cart de +32, 0% : 

• faible degr§ de definition des plans; 

• signaiisation requise; - ■ . 
» distance a parcourir (materiaux d'emprunt); 

• distance a parcourir (materiaux de rebut); 

• obligation d'un horaire plus court pour liberer la circulation aux heures de pointe; 

• raccordement de services (localisation, espace, type de tranchee, etc.). 

• presence d'utiiites publiques. 

Elements tangibles Gmanant des specifications du devis ; ecarf de +31,0% : 

• utilisation de pierre calibree. pour les remblais de tranchee; 

• dalle de be" ton sous ie pavage a demolir et a eiiminer ; 
' ' * conditions d'hiver a pr6voir. par le soumissionnaire; 

• montant des contingences. 
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7. CONCLUSION 

A la lumiere des resultats de ces analyses et sondages, la Ville de Montreal paie plus cher 
que les autres villes du Quebec pour des travaux de reconstruction des infrastructures 
municipales. Une partie de cet ecart (22,5%) serait implicite au march© montrealais, mats 
la majeure partie du surcoQt (63%) s'explique par des elements tangibles, dont- certains 
sontdu contr3Ie de la Ville de Montreal. 

fl est evident que |a situation de certains sites de travaux a une influence implicite sur les 
prix soumis. Certains chantiers exigent une gestion de [a circulation plus irnportante et 
comptent sur la presence de services d'utilites publiques enfouis qui ralentissent ta 
productivity des travaux, ce qui influence directement le coQt des projets, 

Mais certaines pratiques administratives de' la Ville expliquent les prix soumis par les 
entrepreneurs generaux. Par exemple, de nombreux documents d'appels d'offres 
emanant do la Ville de Montreal pourraient etre mieux prepares et etre plus clairs pour les 
soumissionnaires, ce qui minim Iserait egalement ies travaux contingents aux chantiers. De 
plus, une politique de gestion proactive du processus d'appel d'offres impliquant tous les 
gestionnaires de projets serait a elaborer et a mettre en place. Cette derniere remarque 
etait deja dans le rapport d'expertlse depose a la Ville en 2004. 

Certains choix techniques devraient etre remis en question, car plusieurs' ont une 
influence direct© sur les prix. Par exemple, ^obligation de remblayer entierement ies 
tranchees par des materiaux d'emprunt en pierre callbree au lieu d'utiliser les mat6riaux 
en place, augmente sfgnificativemeht les couts. 

En conclusion, les prix unitaires payes par la Ville de Montreal pour la reconstruction des 
reseaux d'aqueduc etd'egouts sont aotuellement plus eleves'que dans les autres' villes du 
Quebec. Par 'consequent, comme le Plan d'interventton doit evaluer le cout des projets 
pour les cinq prochaines annees, les prix unitaires qui sont indiques a I'annexe 2 seront 
utilises comme intrant dans les livrables a la Ville de Montreal. 

Uanalyse de I'ouverture du marche montrealais ne. faisant pas partie du mandat de 
Groupement CGT, ce sont les elements sur lesquels Tadmlnistration de la Ville de 
Montreal peut avoir une! influence qui font I'objet des recommandations qui se retrouvent 
au chapitre suivant, 
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8. RECOMMANDATIONS 

Plusieurs elements ressortent de notre analyse et devralent permettre a Tad ministration de 
la Ville de Montreal -de faire des choix eclaires pour voir a diminuer les prtx qu'elle recoit 
pour des travaux de refection de ses Infrastructures, 

. La Vilie est d'autant plus consciente que des reformes dolvent etre adoptees par elle, 
pulsq.u'elle a debute depufs peu un vaste programme de refection de ses infrastructures, 
et il est necessalre qu'elle s'assure d'obtenlr les prix les ptus bas possibles pour r^aliser le 
maximum de travaux. Done, voici des pistes de-solutions : 



1. Evaluation d'avant-projet cfes couts ; 

-Plusieurs services de la Ville utilssent ia moyenne des prix unltalres paySs les annees 
passees pour faire I'estimation des couts lors de I'avant-projet. Ces estimations sont 
utilisees par la Ville de Montreal pour faire le montage financier des projets (reglement 
d'emprunt par exemple). Mais comme les moyennes' utilisees proviennent des prix 
superieurs deposes par les soumissionnaires et que ces prix ne sont pas .remis en 
question,' leur utilisation fausse les estimations des projets.. Cette facon de faire est 
generalement repandue en ingenierie, mais e!le n'est vafable que dans le cadre d'un 
rnarche ouvert qui utilise des documents, d'appels d'offres homogenes.d'un projet a 
I'autre. 

L'analyse des prixunitaires payes par la Ville de Montreal demontre que ceux-ci sont 
nettement superieurs a ce qui se paie ailleurs. L'heterogen6ite des projets a Montreal 
ne permet pas d'utiliser une base unique .d'estimation d'avant-projet. La base utilisee 
actuellement semble prevoir les cas les plus coOteux, done ies estimations produites 
sont « securitaires » et evitent les « depassements de couts ». Cependant, les 
■ estimations d'avant-projet utilisees pour le montage des reglements d'emprunt 
peuvent etre connues des soumissionnaires, qui peuvent aiors interpreter qu'il s'agit 
d'une disponibilite de fonds que la Ville est prSte a payer 
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Dans ce contexts, il est spuhaitable que les estimations d'avant-projet soient faites en 
n'utilisartt pas la base des prix rnoyeris. Les. ingenieurs responsables des projets 
d evraient faire l'estimation detailiee des projets, comme ie ferait un entrepreneur 
Independent. 



2. Precision cfes documents d'appels d'offres : 



Normalement,.lorsqu'un projet est presents' at! Conseil municipal dans le but d'obtenir 
son accord pour 1 le lancer officiellement, il a fait I'objet d'une etude d'avant-projet 
relativement detailiee. C'est d'ailleurs cette etude qui permet de faire une estimation 
plus precise (voir la recommandation 1). ■ 



Dans l'6tude des projets produits par la Ville de Montreal et mis a notre disposition, il a 
eta constate tres souvent que les plans etaient tres mal definis. Comme si entre 
l'accord donne par le Conseil et l'appel d'offres, les ingenieurs n'avaient pas eu le 
temps de produire des documents de soumissions plus precis. Par consequent, les 
entrepreneurs soumissionnaires sont obliges d'assumer les risques lies a i'imprecision 
des documents, C'est i'une des raisons qui expliquent des couts plus eleves. . 



Pour contrer cette facheuse ' situation, il est Important d'adopter un calendrier 
rais'onnable de realisation des projets. Entre le moment oO le Conseil est saisi d'une 



proposition' de projet pour lequel il doit donner son accord et 1'appe.l d'offres, il doit se 
passer inevitablement plusieurs mois (et non quelques semaines). 



Par exemple, lors de la premiere annee, tout Vayant-projet doit etre fait en auscultant 
les conduites'd'egout, en faisant analyser !e sol en. place (decouvrir une contamination 
lors -de travaux augmente substantiellement les coQts, par rapport a des previsions 
justes basees sur des analyses precises), en faisant des releves de terrain precis et 
en prenant le temps de bien definir les travaux a realiser pour trouver ie meilleur 
rapport qualite'-prix recherche. II est preferable de publler un appal d'offres au debut de 
I'annee suivante pour obtenir de meflleurs prix, puisqu'fl s'agit du moment de I'annee 
qCi tous les entrepreneurs sont anxieux d'obtenir des contrats. Comme il a ete 
demontre, lancer un appel d'offres a I'automne ne favorise pas Tpbtention de prix 
avantageux, puisqu'a ce moment de i'annee le marche est generalement sature. 
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De plus, I'avantage d'dbtenir des prix en tout debut d'annee et de debuter les travaux 
des le mois de mai permet de profiter des meilleures conditions ciimatiques, ce qui 
peut raccourcir ia duree des travaux et dirninuer les desagrements aux citoyens. 

II est recommande de sensibiliser toute ['organisation municipal, des elus aux 
differentes directions, aux avantages de prendre le temps de bien preparer les projets^ 
afin d'eviter des frustrations face a des attentes impossibles arencontrer et qui, trop 
. souvent, font augmenter les prix des projets. 

3. Delais dans la procedure administrative : 



Comrne mentionne a ia recommandatlon 2, ii est important que toute Tad ministration 
(des elus aux fonctionnaires) soit sensible aux avantages de bien planifier les projets 
pour obtenir les prix les plus bas sur le marche. 



Ainsi, un projet bien defini doit egalement prevoir -ies delais d'approbation des 
gouvernements superieurs, comme I'autorisation du Ministere du deVeloppement 
durable, de 1'environnement et des pares (MDDEP) necessaire lorsqu'il y a presence 
de sols containing par exemple. II est essentiel de bien coordonner la publication de 
1'appel d'offres avec les automations preambles 3 obtenir, car les soumisslons ne sont 
valables que pour une duree determinee entre leur ouverture et I'octroj du contrat par 
le Conseil. Plus la 'duree de la "penode _d9 validite , des so iimisslojis est courts,. O 
meilleurs devraient etre les prix obtenus, car la part d'incertitude liee a la planification 
des travaux et a la mobilisation des equipes s'en trouve redulte. 

De la meme rnanlere, plus les paiements aux entrepreneurs sont faits ra pidement , 
apres !a production du decompte progresslf, meilleurs devraient etre les prix recus. 
Actueilement a Montreal (et tel que souleve dans ['etude realises par le Comlfe expert 
en 2004), les entrepreneurs doivent souvent attendre plusieurs mois pour recevoir 
leurs paiements. Par consequent, ils savent qu'ils doivent assumer une part du 
financement temp'oraire lors des travaux, et ils en font payer le prix a la, Ville en 
augmentant les prixsoumis en consequence, 

Les services d'ingenierie et des finances doivent travaiiler eri etroite collaboration avec 
le meme objectif d'Stre efficace pour reduire [es couts a la Ville. 
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Mais l!expe>ience de Toronto est fort interessante. Dans cette ville, le processus se 
resume ainsi : gn_dj|bu Ld'annee le Conseil adopte ie budget devolu aux travaux de 
refection des. infrastructures et parapres, les fonctionnalres onttoute I'autonomie pour 
reaiiser les travaux. Ce processus est extrSmement court et ne requiert pas des 
etapes qui exigent des « aller-retour » au Conseil.- Mais il est important de souligner 
que cette procedure est utilises par la Ville de Toronto, parce que ia Loi provinciale le 
lui permet. . 

Certains pourraient objecter qu'il dolt revenir obligatoirement aux elus de suivre le 
processus. Soulignons qu'a. Toronto, m§me si le processus est plus simple, il n'en est 
pas moins reglemente. Les fonctionnalres doivent suivre les regies en place et ils sont 
responsables de.leurs decisions. Et on ne peutque constater que Toronto paie moins 
cherque Montreal pour des travaux sirnilaires. 



4. Conditions d'hiver : 

La procedure actuelle d'octroi des contrats a la Ville de Montreal no permet pas aux 
V ingenieurs qui preparent des documents d'appels d'offres d 'etre certains du moment. 
oO les Jravaux seront reellernent realise s. Par -consequent, oh retrouve frequemment 
. dans ces documents une dause qui demands aux soumtsslonnaires de prevoir que 
ces travaux vont etre realises durant 1'hiver. Comme la productivity est moins grande 
I'hiver, les couts sont irnmanquablernent plus Aleves. Les prix offerts inclus done cette 
eventuaiite, ce qui les fait augmenter en consequence. 

Mais il arrive parfois que la procedure d'octroi permet de reaiiser ces pro-jets i'ete. 
Mors ceux-ci sont faits, mais avec des prix de travaux « d'hiver » superieurs, etant 
donne la « securite » prevue au devis par la Ville. 

Tous les services de ia Ville (ingenierie, greffe et finances) doivent travaiiler en etroite 
collaboration avec le meme objectif d'etre efficace pour reduire les coClfs a la Ville, Les 
devis devraient prevoir une cla use d'indexation hivernale et des articles' distincts aux 
bordereaux pour parer a l'6venFuaiite" ou les travaux seraient effectivement realises 
I'hiver. 
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5. Utilisation de pierre calibree pour ies remblais de tranchee : 

Depuis plusieurs annees, fa Ville de Montreal a adopte le standard de n'utiliser que 
des rnateriaux d'emprunt en pierre calibree pour las remblais des tranchees au lieu de 
reutiltser !es rnateriaux. en place'. Cette recpmmandation visa-it' essentiellement $ 
assurer la qualite de la compaction et a minimiser les risques d'affaissement de ia 
fondation de la rue. 

Comme la pierre doit etre prise dans des carrieres situees ioin des chantiers, les coQts 
de transport de cette pierre, ainsi que ceux pour la disposition des rnateriaux de 
remblai excaves, augmententl'ensemble des coQts des projets. 



Cependant, au fil des ans, la Division expertise et soutien technique de ia Ville de 
'Montreal a observe que ce remblai de pierre homo-gene pouvait ' probablement 
accelerer te phenomene de corrostvlte des conduites d'aqueduc en fonte. Par 
consequent, il est recornrnande de ne plus utlliser cette pratique et de revenir a ce-qui 
se fait generalement dans les autres viiles, soil 1'utiltsation du sol e n place comm e 
materiau de remblai. 
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WD :T1D20O42B 



SECT EUR 
ARRONDlSSEMENT 
NUMERODEPROJET 
MONTANTSQUMISSION 
DECOMPTE DfiFlNlTl F 
DATE REALISATION 



PROPRIETES ET CAHAOTEfilSTIQUEB [NTRJNSfeQU EB DU PROJET 
POIr^E-PE-l'lLe"""""" '■' ' ' " " 



PtERREFONDS-ROXBORQ 



ST-07-13 



1474766,37$ 



' 01- Piitodo de aoumlsslon 

02- Quverture de ia somnlaslon 

03- Tamps alloue a, I'BXecutlon des travaux 

04- P4fiode ellouee a, I'exectfllon des travaux 

05- Y a-MI des phases de oonslrudlpn prsvues? 

06- CartSlcat d'Autortaallcn du MDDEP oblenu? 

07- Y a-Hl des conditio ns hrvernsles a prerolr 1 

OS- Gesttart dee sols d'axcavattoiiB (sols conlamlnas)? 

09- Surplus d'excaYatlon at de rempBssage? 

1 0- Travaux pravua par CSEM? 

11- Augmentation duprix-dee rnaleriaux? 

12- Penalties pour retard dans I'Bxecutton des travaux? 

13- Les IravauxEont-llspermte-da nutt? 

14- fiudedesol 

1 E- Slgnallsatlon / Circulation / fetelraga 
1 8- Services extatanta i, malntecilr 

17- PLAN ET BORDEREAU 

* Types d'arteras 
' Presence d'utill tee publlques 



ae lutn 2007 



Aqtierjuotempw alre {avao on sans selection lrcnnciia?> 



Rue resldenliella (chem'lrt de la Rlve-oo ls ae, rues Huntington at da I'lle- 



1 Aqueduc 



' Sanitate 



' Pluvial 



- longueur 

• type da conduits 
■ profondaur 

- travaux da pavage Indus 

- presence sols contamines 



- longueur 

- type de conduits 

- profcindeur' 

- Iravaux de pavage Indus 

- presence sols oontarnlnss 



• longueur 

• type de. eandulte 
■ profondeur 

' Iravaux de pavage Indus 
- presence sols contamines 



452 m/ 14B m 



£00 mm! 150 mm CFVDR-1B 



a9Sm 



250tnrn CPV DR-3B 



458 m 



3fl0mmTBAd IV 



1 Tranchea ccmbrnea 



" Entrees de services / pulsarde / bomea d'lncendle. 

* Travaux da tondatlon at pavage / bordures / IrottoSrs 

* Travaux tfedalrage etfou de faux de circulation 

REMARQUES GENERA Leg/ COMMENT AIRES . . 



IgSun/aSun/SurTT 



5 BOO mE/10tamiyBEtnl 



10 pulsards hora chauss^a 



Travaux d'amenagementpaysasar (planta ti on, emondage, a bailag e, plate-bantle} p otir306E6$ 



PLANS OISPONIBLES 



Prepare par Gilles Mattel, ing. 



VSrifli par Laval Gagnon, Ing. 
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1UQS 



Activity : 7GOS0Q • Analyse comparative dsn prix unll.afree ties travaux 

tta hseonBtrucrlon et da rihabiHtaflon dee Infrastructures 



N/D;T1 0200426 



■ PROPHIETES ETCARACTEraSTiaUESINTfltNSfeQUES DU PRO JET 



SECTEUH ■ 
ARRQNDSSSEMENT- 
NUMEFtODE PRQJET ' 
MONT ANT SOUMISSION 
DEOCMPTE DEFINITIF 
DATE RfiALISATION 



rpOINTE-DE-L'LE 



PIERRE FONDS-RPXBORO 



ST-07-12 



t 148 869,35$ 



01™ Periods de soumlssfan 
OS- OuvBtlure da In aoumlsslon 

03- Temps altou& & I'exacutlan das travaux 

04- Periods ailou£e & raxdcutlan dss travaux 

05- Y a-HI das phases da construction piques? 
OB-'Certlflcat d'Autorlsatlon du MDDEP 0bteRu7 
07- V a-MI das conditions hrvarnatoB 4 pravolr ? ' 
Oa-.Gflstlon das sols d'axoavatfana (sols contamlnes]1 

09- Surplus d'excavatlon et de rempllasaga? 

10- Travaux privus par CSEM? 

1 1- Augmentation tlu prtx das malSrlaux? 

12- Pinajltag P 0Llr ralard ^ ans Texe'cutlon ries travail 
1 3- Las travaux sonl-lla psrmls da nult? 

1 4- £tude da bd[ 

1 5- Signalsatfon / Circulation I Eclalraga 

1 6- Sgrvlces assistants a malntenlr 

1 7- PLAN ST BORDEREAU 

" Types d'arKraa 

* Preasnca d'utfMe's publiques 



* Aqueduo 



' Sanllaire 



' Pluvial 



■ longueur 

- (ypa da condulle 

■ proiondaur 

■ tiavaux de pavage Indus 

' presence aols contamlne's 



■ longueur 

■ type de oondulfe 
- profondeur 

• travaux da pavage Indus 

■ prasenco sols eontamlnes 



■ longueur 

. type da conduits 

■ p'roiontlaiir 

■ travaia de pavaga Indus 

. presence sols conSamlrsAa 



Aqueducts mporalra taveo ou sans protection Iricend loT). 



Rue r&ldenttell a {Orchard a: Rial) 



WmmCPVDft-IB 



a m , y 



S75mm CPV DP1-3B 



e3m/S24m/aom 



37S mm J 300 mm TEA/ 200 mmCPV.PR-35 . 



1 Tranche eombln£e 



* Entrees de services / pulsards / homes d'lncendle 

* Travaux de fondallon el pavage / bordur^a / trotloirs 

* Travaux d'fctalraga bI/ou de feux de circulation 

REMARQUESQfiNgP^LEa/ COMMENT A1RE3 



|17iin/20un/2iJn. 



4aaom2/7JSmi/0m2 . 



3 



S pulsards h ors rue 



Nsttayage de 418 m de conduits sanlialra 



PLANS PISPON1BLE6 . 

AtigJN 



Prepare par Gllies Martal, irtg, 



VSrlfla par Laval Gagnon, Ing. 
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WD :T1 020 0428 



8ECTEUR 

arfiondissement 
numero de projet 
montana soumisbiqn 
decomptb definitif 
dats realisation 



PROPRIETES ET CARACTERISTIQUE3 INTRINSSqUES DU PROJET 



VfLLE-MAfliE 



sp-24-ca-oa 



01 - Periods de soumlsslon 
D2- Ouvertureda la soimSaslon 

03- Ta imps alloufi k rexdoution dee Iravaux 

04- Periods allbuea a fexdcullon ttss travaux 

05- Y a-Ml das phases de construction prsvues? 
OS- Oertloal d'Autorfealkw dir MDDEP oblenu? 

07- Y a-t-ll dBs conditions hlvemalaa a prevolr 1 

08- Gaston daa sola cfexcavatlans (sols canlamtnfo)? 
OS- Surplus cfaxoavatlon at da ramplissage? 

10- Ttavaux pr^vus par CSEM7 

1 1- Augmentation^ prlxdas materia ux? 

12- Penalnes pour retard danfl I'exicullon des travaux? 
1 a- Las liavaux sont-Ils permfs de nult? 

14~ Etude dtificl . 

1 B- Serialisation / Circulation / Eelalrage ' 

1 3- Services, exlsteuits a malntenlr 

17- PLAN ETBORDSFIEAU 

* Types d'aclerss 
r ifi'SBtiWcl'crtl IfrSanra b Hqcrea 



' Aqueduc 



1 UnHfilre 



Pluvial 



- longueur 

■ type de conduits 

■ profondeur 

■ travaux de pavage Indus 

- presence sola eonlsmlnda 



■ longueur 

- type do conduits 

■ prSfondeur 

■ travaux da pavags Indue 

■ presence sols cnnlamlneB 



■ longueur 

■ type da conduits 

■ prcfondeur 

- iravaux tie pavagB inclue 

- presence sola corttamln£s 



|3Sma1200B 



hawoteooa • 
5ojc3Urs .. ; 



;NON 



OUH 240 tm TypB B-C et-B03 ma Type AB au frals da ['entrepreneur) 



NOH(Jeur/samBdl)- ■ 



QUI . -: ■ :■ 



Traverse pourpfelotis 



Agueduc taroporalrs avea prote ction Incsndle , 



Rue rasldfeni tete (Poupert) 



Qui -Gaz/btCII ■' CSEM / Conautie a'egcut) ■ 



223m 



200 mm (on la JM cl,B3 ■ : 



2,0 tn a £,a m de couvert 



MIL 



750 mm /6Q Q mm TEA cl IV 



I5am/76m 



3a.4,S m 



NIL 



' Tranche combines 



L 



* Entrees da services /pulsards/bomas rtfnqendle 

* Travaux da londatlan et parage / bordurea 1 trottolrs 

* Travaux tfeclalrags et/ou do teux de circulation 

■REMAR QUES GEHgRAlES / COMMENTATES . ._ 



£3O0mg/Drnl/S50rri2. 



Aqtreriuc hors tranchee de I'lgoul 



Possibility de travaux cf arc heologie 



Prepare par Gilles Marts! t Ing. 



Ver!II4 par Laval Gagnon, Ing. 
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Activity : 700300 - Analyss ecmparatlvo fiea prtx unitairea des travaux 

tie reconstruction et da rrjliabilitHlloh dee infrastructures 



HIQ i T1 020M26 



PROPRI^TES ET CARAC7ER18TIQUES INTFHNS^QUES DU PHOJET 



SECTEUR 
ARRONDISSEMENT 
NUMERO DE PRQJET 
MONTANT SQUMISSION 
DECQMPTE DHFINITIF 
[JATE REAEJSATION 



AXE CENTRAL 



AHUNSIOtoARTIEftViLLS 



c-aooy-oia 



1331076,48$ 



01- Periods de soumtsslori . 

02- Ouvarture de la aoumlsslon 

03- Temps alloufi 6 rotation das travaux 

04- PeYioda anauea a PaxScutton dss trnvaux 
06- Y a-t-ll das phases de construction pnSvu&s? 

06- Cortlfleai cfAutorlsatlan du MDDEP obtenu7 

07- Y a-t-ll des conditions hlvemafes a prevolr 7 

08- Qestlon des sols d'excsvatlons (sols ocrvissmlne's)? 
SB- Surplus d'excavatlon et de reiflpllssage? 

1 0- Travaux pravus par CSEM7 

11- Augmentation duprlx des materlaux? 

13- PenaMs pour retard dans I'axacutton das travaux? 

13- Lbs travaux aonMb permla de nult? 

14- Etude de sol 

Iff- Serialisation / Circulation / fjclalrags 

1 5- Seivlces existants a malntanlr 

■I7-PUKETBOBDEH6AU 

* Types (Farteras 
: * Presence d'uilltes publlques 



' Aqueduc 



- longueur 

- lypa ds conduits 

- prolondeur , 

- travaux de pavage Inolus 

■ - presence so!s contamlnSs 



jsnovambra£b07 



AS JOURS 



priotemps aooe 



QUI. IfTravaux de pavage BOO tm (Type B-C) et too tm ITypa C) ' 
QUI: (aux fralsde ranlrepraneur) • ■ , - ■ ■' 



non : 



A PR&VOiR ' 



NON 



NOH ?(Jour / aolr et week end) . 



90 mm pavage /60Q mm VM-2 et VM-3 



Slgngllsatlcn, e"chiraga temporalre at circulation 



Aqueduc lemporalrs avso protgcflofi lneancfla ' 



Rue restdanfelle (O ly mpla) 



Qui <Qaz <f Bell / CSEM V Condulta d'egout) 



310 m.l. '■ . 



SOP iinmt tonteJTcl,S3 



a,0 m a 8,8 m da oouvert- 



NON 



Non " 



■ Unlialte 



1 Pluvial 



- longueur 

- type do conduits 
-prolondeur 

- travaux de payaBe inclua 

■ presence sols contamines 



- longueur 

- type de condulle 
. - profortdsur 

- travaux de pavage Inclua 

- presence sole contamlne's 



gap ml 



375 mm PVC DR-35 Kwdareau) TBA ci IV (plan) 



NIL 



' Tranches combined 



Unique 



* Entrees <3s services 1 pulsards / Sjornes d'l ncendla 

* Travaux de (ondatlon et pavage / bordures / Irottolrs 

* Travaux d'ectelrase atfau de teux de circulation 

.REMARQUES G^NERALEg/COMMENTAJRE3 ..... J. . 



ha un/IO u n/2un 



a7QOma/S70mi/50nia 



ANNEXE 3 IMPORTANT; 



T~ LE DELAI POUR LE3 TRAVAUX D E TRQTTQI RS EST DE 72 HEURE3 . 



PLAN 01SPONIBL&. ' ' ■ - ■ ' 

3~pUNS POUR LES TRAVAUX P'EGQUT ET D'AQUEPUG 



Prepare 1 par GUtes Mattel, Ing. 



Vfrllle par Laval Gagnon, Ing, 
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LUQS 



Activity !7P0300- Analyse comparative dBsprixuflBalrascteairavaux 

da reconstruction etda rehnbllltntton das Infrastructures 



N/D:T1020u42B 



PROPRIETIES ET CARACTtERISTIQUES IWTHINSEQUES DU PROJET 



SECTFUR 
ARHOND1SSEMENT 
NUMERO DE PROJET 
MONTANT 60UM1SSION 
D^COMPTEOfiFSNiriF' 
DATE REALISATION 



yiSUX-MONTRlAL 



VILLE-MARIS 



QIM Ill-OS (MoBIl) ' 



16015 465,03$ 



01- PSrtode da soumiaslojl 

02- Ouvertura ds la soumlssloh 

03- Tamps alfcue a rexacutton de s iravaux 

04- periods alfouiJe £ I'exacution des travsux 
OB-Ya-MI tiss phaasa de oonslrualtort pfeVues? 
OB- certlfioatcTAutortBatlon du MDpEP obtenu? 
07-Y a+llttaa conditions hlvsmaias i pravotr? 

OB- Qssllon daa sals d'excavatlons (aols corj(amln4"s]T 
03- Surplus d'excavallon el de templlsssge? 

1 0- Travaux prtvua par CSEM7 

1 1- Augmentation du p/t< des matiiriaux? 

12- Panamas pour'relard dans I'exScutbn das Imvaux7 

13- Lea travauicsom-lls p.ermls null? 

14- Studs tie sol 

15- Serialisation/ Ctailatlon / Eolalrage 
1B- Services exlstanls a matntenlr 

1 7- PLAN ET BORDEREAU 

" Types d'artires 
LPi^.ajXLSj!Uti|te.BuWlguas '_ 



* Aquaducs 



- longueur 

■ type de conduite 

- prolondaur 

- travaux da pavage Indus 

- presence sots cantamlnas 



gemaieoos? 



!?JOURS 



Ru» principals (McGHI) 



Qui (Q B2 / Boll ! CBEM ! Conduite d'egout) 



35m.l,/87s ml'- 



aoo mm /300 mm fonts M cl 53 



a rn.de oouverl 



' Unitalra 



■ Pluvial 



■ longueur 

- type da condutte 

- profondaur 

- travaux de pavage Indira 

■ prfaeriCB aofs Bottfarrilnfis 



■ typa de conduits 

■ proforrcteur 

■ travaux da pavnge Indus 

■ presence sols oontamlnea 



aom.U3i6nU 



bog mm/760nimTBA clll 



6&7m 



NIL 



" Tranohae cpmblnfita 



* Entrees de services /pulsards/bornea d'lncendle 

* Travaux da Ion datlon et pavage / bordurea / troltolrs 

* Travaux d'eotetrage etfou do fsiw do otaulatton 



RSWARQUES GEN ERALES I COMMENTATES 



Bordures de gran lt - 

Trottoir a Tevetaniaiit bftumlnaux (1 ooo m2} 
Enlevement da parts da granit 



PLAN DISFONIBLE; . ■ ■ ■ . ■ 

■ 7 FLANS POUR LES TRAVAUX DEQCUT E T D'AQUSDLIC ■. 
4 PLANS POUR LES TRAVAUX DE TROTTOIH ET DE GEOMET RIE 
SPLANS DE DfeTAILS 



!20un/43un/7un' 



11 E00m2/ai0ml / 7885 m2 



Prepare par Gfllas W artel. Ins. 



V6rilS6 par Laval Gagnon, lag. 



2009-03-27 



LUQS 



AcUvttaS : 700300 - Analysts comparative ctes prlx unHalrea dea travaux 

de rec onatrucllon at da rehabllltBltati dea Infrastructures 



N/DlTICi! 00426 



PRQPP.IETES ET CAHACTERISTSQUES INTRINSEQUES DU PflQJET 



SECTEUR 
ARRONDISSEMENT 
NUMERQ DE PRQJET 
MONTANT SOUMISQION 
D^COMPTE DEFJNITIF 
DATE REALISATION 



Quasi 



Bud-Quest 



95B3 



676 940,10 $ 



01 - Pfirloda da soumlsalon 

02- Ouverture da la soumlssfbn 

03- Temps ollaua ft I'exeoullo n des Iravaux 

04- Pa>l6da allouSa ft I'exeoutlon dee trayai/x 

05- Y a+ll das phases de canslrucllun pravues? 

06- Certificat d'Autorisalieri du MDDEP obfsnu? 

07- Y a-t-ll das conditions Wveinales ft prevolr ? 

08- Gesllon des eolsd'excavallons (sola gontaminaa}? 

09- Surplus d'exeavstlon et de rsmpllssage? 

10- Travaiix pr£vus par GSEM? 

1 1 ■ Augmentation du prlx das materfaux? 

•fa- Panales pour retard dens S'exacutlon dea travauxf 

13- Los Iravaux sont-TIs perrnts da nuft? 

14- Elude da so! 

15- SlBnallsaUolW Circulation / Eolalffltj* 
1 8- Services Bxlalanls a malntanlr 

17- PLAN ET BORDEREAU 

* Types tJarteres 

* Presence ifuUllfSa puUlt]liea . 



* Aqueduo 



■ longueur 

- typa de conduits 

- prolondeur 

- iravaax de parage Indus 

- preeenoe aols contamlnee 



,27 aoBtaqpa 



7acfliEOoa 



6QjouffldacalandrTef 



3 phases -Article 3 das O.P.S, 1 - Circulation -voir 'ConfimsntalraB' 
OuhAftlglagdasP.T.G, 



Qui - P&lode de ds-gel ou hwemale -Article 3 des.PAP,~ 



Qui- Artlctes2at3 dpaP.TGi (BQQ tonnes) ' 



Qui (volrseaton type) -Artictea 10 at 1 8 des F.T.P."" 



Out- Article 1 1 dea PXQ. 



Oui-Arflete7dea.P.A.P.- 



Oul- Article 10,4,10 des PAO. 1 



Salretfindesamalne-Artfcle 6daa P.A.P. 



Qui - Profond eur.3 metre s / Favaga 3D mm / Batenaoo mm / 
MS-20- Silt- Sable 2 metres' ,,■ ; ■ ■ 



QUI /Qui / Qui 



Qui - Aquadus exlstant a. malntanlr 



R^slde'rilielTlatHaur 6 lifelrBsT 



Baz^Bacldcil^/Eclairaga .- 



JGO triefraa ' 



[Fonte JM au PVG DPK19 - 200 mm 



£.0 metres 



[Non 



Oul 



' Unltalre 



Pluvial 



■ longusur 

- typa do condulle 

- profondeur 

- fravaux de pavaga Indus 

- presence sols confamlnfe 



■ longueur 

- typo da condulle 

- profondeur 

- travaux ds pavage (nclus 

- presence sola contaminSa 



75 mattes '. 



TBA,clasaalV-eiO mm 



3.5 mines 



Mori * 



Our 



' Tranch.ee combines 



]2 coriduaes 



' EnlrSas da services / pulaarda / bcmas cTrncendte 



wunlU«/'eunHaM units 



' Travaux de landatlon at pavage / bordurss / frottolrs / mall central 
' Travaux cfscla-lrage el/ou do faux da circulation 



BOO nt.oa J 3fJ m.ca. ■ 



m /Nil 



REMARQUE3 GtjNERAlES / COMMENTATES 



1 - Prevu pour ptlniamps aoo9 



a - Closure aulOBOrtanle tajnporalra - Article 4.4 das P,S, - Voir 'Circulation' 



3 - Plans tranamts: 



-1 Ptan -Ftafl at profil , 



- 4 P lana - CNR (Services exlstants + dMal ' 



PrSparS par GilleB Martal, lag, 



VSrllK par Laval Gagnort, Ing. 



2009-03-27' 



LUQS 



Actlifftfi : 700300 - Analyse comparative des prlx unltalre-s des travaux ■ 

d6 raoonstructlon et de rababltltallon des Infrastructures 



PROPHETS 6 ET CARACTERISTIQUES INTRINSEQUES DU PROJET 



SECTEUR 
ARRONDISSEMENT 
NUMERODE PROJET 
MONTANT SOUMiSSION 
DECOMPTE DEFINITIF 
DATE REALISATION 



Ahunlslc/CBjllervIHe 



Axe central 



01- Perlode da soumlsslon 

02- Ouwlure de ta soumlsslon 

03- Temps atae & Itafcutlon des travaux 

04- Periods allonge it I'axfcutlon des travaux 
06- Y a+ll das phasss da construction preVuss? 

06- Csrimcai d 1 Automaton du MDDEP (Menu? 

07- Y ii+ll das conditions hlvernalee a pnSvol/? 

OB- Gestlan das aols d'excavgtlona (sols eontamlnes)? 

OS - Surplus d'excavallori el rompllssags? 

1 0- Travaux pravus par CSEMV 

1 1 - Augmentation du prlx das malerlaux? 

!£■ Panalltespcw retard dans I'exScutlon daa Ifavaux'? 

ta- Las travaux $oni-h permls da null? 

14- Etude desol 

15- Serialisation / Circulation / Eclalrage 

1 6- Services Bxfetanta & malntenlr 

17- PLAN ET BORDEREAU 

' Types d'arteresj 
'-Prisarae-d'iJlllilAa-publlques-^ 



' Aqueduo 



- longueur - 

- type da condulta 

- prolondeur 

- travaux da pavage Indus 

- presence sols contanVnes 



' 4juin zoos 



Umdsoos 



BO jours da calsndrler 



Autom.ne BOOB - Artfcla 1 des PAP, 



qui-ArMesletadea PAP. 



Qui;- Articlea 3 des P.T, a, et SO ttea P.T.P. (200 tonnes) 
Our - Articles i dea P.T.a, et s das P.T.P.- ■ - ■■■ • ■ 



Noi>; 



QuI-ArlKileBdga PAP.' 



Qui -Artlotaa 12,4.10,1 et 13.4,10,2 das PAG. 



Qui - Solr / Fin da samalna / N ult ■ Arti'ciea 1 et S des PAP. 



Qui 



Qui /Qui /Qui 



AquetHlQ tempora fre raqula 



Boulevard fit metres/ Mall 1.1 matra/ 10 metres) 



364mali 



Fonts M ouCPV.cl, IV 



:res = 



30 metres" 313 metres 22 metres 



ISO mm 



E.3 metres 



Indus 



Oul. - 



1 UnHalra 



■ longueur 

■ type de condulte 

■ profundeur 

• travaux da pavage Indus 

■ prSsBiice sola contamlna's 



' Pluvfal 



■ tongtiBur 

- fypa da candulle 
-profondeur 

- travaux de pavage Indus 

- preaanoe sols conlamlnaa 



' Tranchfia comblnee 



' Entries de services / pulaarde /homes efirice ndle 



Ha un itaaV 07 Z unites 



' Travaux de la ndatlon 'at pavage I boiriures / trotloirs / mail central 
' Travaux d'Sdalrage at/on da feuxds. circulation 



REMARQUES GENERALES / OOMMENTAIREB . ... 

1 -Plana soumls: -. ■ -4 Plana -Tcposrephte- Bondages 

- 1 Pian - Topographte • cervices extents ' 



Prepare par Gllles Martel. tig. 



Verfie par Laval Gagnan, Ing. 



2009-03-27 



LUQS 



AotM!£ i 700300 - Analyse comparative tleaprlx uniialrea des travaux 

da re conatf uctlen at de rehabilitation des infrastructures 



NTOiTMJtfHMEB 



PROPRIETY ET CARACTERIST1QUES INTRINSEQUES DU PROJET 



SECTEUR 
ARRQND IS SEMENT 
NUMERO DE PROJET 
MOOTANTSOUMISSION 
BECOMPTEDEfiNITIF 
DATE REALISATION 



Axe central 



fthuntsle/CartiervlIs 



9SBS 



■■ETJDEI.SPTILE -TKREQE THAVAUX fcr.MOMTANTHOnS.COtffEynilV 



Oi- Pfirloda ds Eautnbslon 

05- Ouverture de la agumSsslori 

03- Temps alloue 1 PsxSuubon daa {ravaux 

04- Psrlode allouSa & raxecutloit dee Iravaux 
0E- Y a-t-1 dea plmsas da con station prfivues? 

06- Cerffllca! d'Autarfeatlon du MDDEP obtenu? 

07- V a-t-'J dea oondlllona hlvernafes k pravofr 1 

OB- GeBtlon rjaa eoIb d'axqavatians (sols contamJnes)? ■ 
00- Surplua d'a xcavatlon et de rampltssaga? 

10- T:avau>; privus pSJ CS5M? 

1 1- Augmentation A\x Rrtx ties matSrteiH? 
le-'PenalSea pour retard dans toiSetitlon des travaux? 
1 3' Lea trcw«ijs sont-b perniis de nut? 

1<t- Etude da sol 

15- Serialisation /Circulation/ Eclalraoa 
18-Sorvlces exlatents a. matnterjtr 

1 7- PLAN ET BORDEREAU 



* Types d'arterBS - 

* Presence d'utililBS publlquaa 



' Aquaduc 



* UnltaSra 



' Fluvtal 



- longueur 

- type de conduits 
■ prafondeur 

- trarausc de pavage Indus 

- prSsanGa sols contamlnes 



- fonpueuj' 

- typo de condulte 

- prcfondeur 

- Iravaux de pavage Indus 

- presence sola eontaralnSa 



■ longueur . £Z 

- typo do conduits ' £™ 

- profondeur [Z 

- travaus ds pavag b Indus £^ 

■ presencs sola contamlnes 



' Tranches comblnaa 



' Entries da soivloes / pufaarda / bornea tflncendte 



' Travaux de fondallon ai pavaga / bDrduras / trDttolrs / mall central 
* Travail* cPsolalragB eVou de feux da circulation 



REMARQUES <5EHgHALES / COMMENTAIRES 



PreparS par GUIes Martel, Ing. 



Verfie par Laval <3agnon, Ing. 



200B-D3-27 



4^ 

L U Q S 


Actlvlta" : 700300 - Analyse oomparatlve das prlx imitates des travaux 

do fBconsiructloii el de rehabilitation des Infraatructuriia 


N/D :T1 0200416 






PROPRIETY ET CARACTERISTiaUES INTRINSEQUES'DU PROJET 






SECTEUR 




Ouast ' . ■ • ■ ■ 




ARRONDISSEMENT 


Sud-Queat . . 




NUMERO DE PftOJET 


8612 ' ■ • 




MOMTANTSOUMISSION. 


2 398 065,00$ . ' ■ : i-. . 




DECOMPTE DfiFINITIF 


Nop dlspofllble . :, ■ 




DATE REALISATION 







01- Perlode de aoumlsalon 

02- OuverlUfs as la soumlsslon 

03- T«mps alldui a I'eri cullon des travaux . 
04* Perlada hIImiSb a fBxecutlon doa Iravaux 

05- ¥ a-HI des phases da oonalruollon pr6vues7 

06- Cerllfleat d'Autorlsatlon dc MDDEP tbtenu? ■ 

07- Y a-Ul des conditions hlvernales a prevplr ? 

08- Gasilon des eola d'axcavattoris (sola contamlnes)? 

09- SUrp] Us d'sxoavatlon et da rempll55age7 ' 

1 0- Travaux prevus par C5EM7 

1 1 - Augm enlatlon du prlx des materlaiix? 

12,- Penalll&r pour retard dafie ['execution das IravauxT 

13- Les Irayaux 6cmt-lls permls de nult? 

(4-Etudadasol 

1 6- SJgnallBatiori / Circulation / feilatraga 
1 e- sarviass eySsionlH k maJntetilr 

17- PLAN ET BORDEREAU 

' Types d'arteras 
' prjsancra d'utntfa publlquas 



£0 lUlnEOO? 



9|Ull9l2008 



1Zg|oura lie calBr drier 



Pdntampa apOfl ■ Arttols 13,2 des PAP.' 



.Non 



Nog . 



Qui ■ 500 tcrinas • Articles 2 et 3 tea F.T.G., Bio. 



Qui (BUlvanta Botlon type) ■ Article s 1 , 2 et B das P.T.P, 



Qui- Article Briss PAP, ' 



Qui- Articles 1g/S,1 0.1 et 12,4.10,8 des P.A.6.- 26.00 jpar four mln,' 



SolfelflndBaemalna 
Out ■ Pavafla 75 mm I Baton 250 mm /Sable allt 1 .B m&tra / 



Terra noire 0,5 metre / Silt argtie 3,0 mfelrea 



Out /Qui /Qui 



Ndn ■ Garder en rna rctia aqued'JC axlstant 



Residential ([argeur 12,3 metres) 



Baity Hydro /Qaz 



' Aqueduc 



- tairjireur 


400 metres = 


10 metres 


30 metres ' 40 rriStrae 


320 metres 


- lypede conduits 


Fonts, cl. 350 










ou' . 


10C men 


1E0mm EOOm'm 


300 mm 




PVCpfl-18 








- prolandaur 




• travail!! de pavaga Indus 


Non ■■■•■•.■■*•.. 


- presence sola cnntamWa 


Non . ■ . •.* ■. ■. 



' Unltalra 



■ longueur 

- type do candulta 

- prolondeur 

■ t/avaux do pavagB Indus 

■ presencB sols contamlnfe 



365 metres = ■ 


ISmetfes ■ 


14S metres 


70 melrea 


126 roel/ss 


TBA, Cl. IV ■ ' 


4S5 mm 


eiOmm 


760 mm 


91Smin 




Nan ■ ■ • , ■ ■ ■ . . 



Ou! - 600 tfllTros 



' Pluvial 



-longueur 

• type de pondulte ■ ' 

- profDntfaur 

■ travai™ (te pavage Inelua 

- presents sola containing 



* Tranches combinae 



12 conduitas 



1 Entrees da servl ess / pvilsards / bmnes cfineendle 



■lao f httfe ;' il iifi'.ia I iun ttii 



' Travaux de fcndation et pavaga fbordurae / Molra / mail central 
' Travail* d'felalrage et/au ds feus de circulation 



{3SOOrn.oa,/0/Oj l O 



Nil . 



REMARQUES QENERALES I COMMENT AIRES 

1 ■ Sarder en fonotlon aquedun Ml stant , ; ■ 

2> Passage plet onrtler A prtivolr-Anlda 13 des p.f.Q. , ■ ■ .T 7 " ■ 

3 - Racoord pavane tlalfe t Ravage flexible ' ' ' 

A • Co upe dars trottoir - B orduras'rA inoiur s dana prlx unltnlre - Puisard - ERQtf sanllalre - Barrse-fotilalne 

6 - Maiatlaux improptas - Artlcla 10 des P.T.P. (K0O rfietrae cubes) 1 

9 ■ AJuslement du priK du bttuma - Arllol a 2 4 des P.T.P. 

|7 - Prfisenoe de terrain n ature! - Toiirba - Terra noire, etc,' 

la-Plantransinls:. - 3 Plana ■ Plan el profll . . ■ 

. • 3 Plans - P ara jas • Looallsatlon . 



Prepare 1 par Gllles Martei, Ing. 



VeVIHS par Laval Gagnon, Ing. 



2009-03-27 



L.UQS 



Activity : 700300 - Analyse comparative des prlx unttalraa ties tr&vaux 

de raaonalmctlon et da rehabilitation flea inlraalructures 



UK) i T1D2D0426 



PROPRIETES ET OARAGE RISTIQUES INTRINSEQUE3 DU PHOJET 



SECTEUPi 
ARRQNtJISSEMENT 
NUMERO DE PROJET 
MONTANT SOUMISStON 
PECOMPTE DEFiNITIF 
DATE REALISATION 



lOUBSt 



Sud-Oueai 



435 250.001 



j Hon dlsponible 



Q1- PdrttidBde'aduralsalan 

02- Ouvartura dB la soumisslon 

03- TampB bIIoub & I'executlon des Iravaux 

04- Periods aitoueeM'executlon dee Iravaux 

05- Y a-t-ll das phases do oo'nat/uollori prunes? 

06- CarWIcat d'Autoiisatidn du MDDEP obtenu? 

07- Y a+ll dea panditlons hrvemates a prevolr 7 

■ OS- Gestlon dea sols cFeJtoavaliarss (sola oontamlries)7 
OS- Surplus cf excavation et tie remplfesage? 
1 0- Travaux prdvus par CSEM? 
1 1 - Augmentation du prix das mate'rlaux? 
1 £- PanaKes pour retard dans l [ exScpl!ari dea Sravaiix? 
1 3- Las travaux swMla purmls de null? 
H-Etudadasol 



13- Signallsatlon / Circulation / Edalrage 
1 5- Services etdstanls a mahtHnlr 



17- FUN ET BORDEREAU 



" Typas crarteres 

' Presence d'utllttass pubilquas 



* Aquecluc 



' Unllaire 



■ Pluvial 



■ longueur 

• type da condulta 

■ profondeur 

■ IraVaUX da pavaae Indus 

■ presence- sols contamines 



• longueur 

- type da conduits 

■ profondour 

■ travaux do pavago Indus 

■ prSssrwe sols conlamlnGs 



■ longueur 

■ type da oondufe 

■ prolondeur 

■ travaux te pavage India 

-. prfesr.ee sole conlamlneB 



1Smal2Q03 



4Juln200B 



So jaura da calandrier 



Won 



Noft -Article a rVT.G. 



Nan" 



Qui (4B0 tonnes), article g.3 - P.T.S., article ft ■ ■ 



Voir gectlnn type ■- Article 1 ' 



Qui -Article 11 P.T.B. 



Ouf-ArilclggPAP. 



Qui- Article 4,10,1 PAS: 



Solr aeulament - Article 6 PAP. 



Out - Annexe 1 - Pavage 10D mm / Baton gop mm / 



Sabls 5llt£.6 metres j Terra w S gdtafe etterre noire 2 metres/ ; 



Sabte silt 2.1 tuitroQ 



Qui/ Qui /Qui. 



Agueduc ternpprafre non requla 



2 voles* 9 metres 



Qaz I Bell / Hydro Quebec / BecMcits / Eclalrag e ■ 



360 metres * 



Fonts cl. 360 oii 



16 metres 



15 metres . 220 metres 



100 mm 



■ISO mm 



200 mm 



amelias 



Oul 



Oul . 



KII 
Mil r 

W. 
■ Hi 



NIL 
Mil 
Nil 
Nil 



' Tranchee comblne'a 



1 cortaMte 



Entrees d» services /pulsartfa /bornes cf'ncenciG 



12 unites/ 0/2 unites 



* Travaux de (ondatlon et pavage / bordurea / trottoirs / nralF central 

* Travaux o"4elalrags et/ou da feux de circulation 



REMAR.qUES SENER ALES / CO M MENTAIBES 



1 - Plans tramsmta; 



-1 Plan - Flan et prpfil _ 



- 4 Plans • Forages 



Prspara par Qillea Mattel, Ing. 



Veride par Laval Gagtion, Ing. 



£009-03-37 



ActMtf : 700300. . Analyse compar atlve dea prlx unltairee dea iravaux 

de reconstruction et tie reiubWtatlort dee Infrastructures 



N/D :T1D20iW26 



PROPRIETY ET CAR ACT^RISTIGUE S INTRiNStQUSS DLI PRQJET 



SECTEUR 
ARHOMDiSSEMENT 
NUMERD DEPROJET 
MONTANT SOUMISSION 
DECOMPTE DF-FINIT1F 
DAT£ REALISATION 



Axe central ; 



Outramont 



3436 



467 776,15$ 



01 - Pfiricde de aoumlsalon 

02- Ouverture de la saumlaslon 

03- Temps alloue Si rexecutlort des travaux 

04- Pfirlode alfeu<5 a a I'sxaautlort des travaux 

05- V a-i-ll dea phases construoilon prevues? 

06- CBttlflaat d'AulorisBtlon du MPDEP oblenu? 

07- Y a-MI doa conditions hlvematea a prayoir 7 

OS- Gaatlon des sob d'excavatlans {sols containing? 

09- Surplua d'exsavatian et de rempllsssgs'? 

1 0- Travaux prSvus par 

11- Augmentation du prix des materJaux 1 ?- 

12- P^nallles pour rolard dsns I'execirtlon das travaux7 

13- Lea jravaux sonl-lls psrmla da null? 

14- feude da sol 

15- Slgnatlsatlon / Circulation / £ofalrage 
13- Services ajdatants&malntantr 

17- PLANET BORDEREAU 



^ajy!naog7_ 



Non 



40 lours decalendrler 



DSbut 6162007 ■ 



Qui ■ Article 4,a daa C.T.p, (1 310 tonnes) 



Out -Article 4.1 6. daa O.T.P, 



Non. 



Qui • Article 2,7 dea C.A.p, 



Out - Article a,3desC.A,p. 



8 olr6t(l(w da aamalne , ■- , . ' ....','„. 
Plan topograplilqua - Amain rap port de sonBagij^ 



iQuf/Otil/Ou] 



■Agueduo lemporalr e reqtfe 



' Types d'arteres 
"""PfSiancrtfoailtSrpublqass- 



* Aqueduo 



' Unllalro 



' Pluvial 



■ longuaur 

■ type de conduits 

■ profondeur 

■ travaiix de pavage Indus 

■ pnSsance sols ctmlamlnes 



- longueur 

- type de conduits 

- profondaUf 

• iravaux da pavage Indus 
■ presence sals contamlnds 



■ longueur 

■ lype de conduits 

■ profondeur 

■ IravauK de pavage Indus ■ 

■ presence sols contamlnes 



RBBldBnllsla (largaur 10 mates) ,- 2 v ol es + statlonnement 



■ ^az-rtlydro-QUBhSQ /■ Esll-/-6^irage-/-a 9otrlcita" 



160 m&tfes 



Fonts M da200 rnm da dla, 



2,2 metres 



Indue 



Oii •■ 



Nil 



Nil 



1 Tranches comblnee 



1 conduits 



* Entries de services/ puiaards / bomes d'lncsndla 



j2 unites / 0/0 ~ 



' Travaux de fondatlon et pavage / bordures / tmttoirs / mall deniral 
* Travaux d'aclalrage etfou de feux de circulation 



0/0/0 



Non/ Non 



REMAHQUES s£NERAL£3/ OOMMENTAIRES .■ ■ ., . 
1 ■ plane transmla '. . -3 plans -Topographlgues- Bondages 

... . . - g plana - Plans at proffl ■ ■ . ■ 



i 



PripsrS par Glltee Martal, Ing. 



\%tt|i5 par Lave! Gagnon, Ing. 



2009-03-27 



mas 



Activity : 700300 - Analysa comparative deo pilx unllalnss (tea travuux 

de rettonatmetion et di rehabilitation ties Infrastructures 



rW>;T102OO426 



pbophietes et cahactSristioues intrins£chjes du prqj6t 



SECTEUR 
AHBOND ISSEMENT 
NUMERO t>5 PROJET 
MONTANTSOUMISSION 
PECGMPTE DEFINIflF 
DATE REALISATION 



jAxe tentraT* 



Ouiramont 



\2 290 Eae.as $ - 



SS4 763.31 $fladuw da Slmard-Bea udry) 



01- Periods da soumlsslan , 
C2- Ouvartura de la saii mission 

03- Tampa alou6 a. repetition dee travaux ' 

04- Periods sltouiB a fexocullon diss iravaux 
0,5- Y a+H das phases <ia construction prevues? 
Da- Certificaf d'Autorisatlon du MDOEP otrtenu? 
Q7-Y a-l-tldes conditions hivernaies a prevolr? 

08- Qes'.'on des sols d'excaVations (sols cbnlamlnSs)? 

09- SurpltJa d'excavation at de tentpHssane? 
1 Q-Travaux prevua par OSEM? 

1 1- Augmentation du prist ds.s maMrtaux? 

1 e- Fenalitespcur retard dans I'sxecullon des travaux? 

13- Lbs travausi sont-IS pemils de nulH 

1 4- Elude de sol 

16- Slpnalisaiton'/ Circulation I Eclafrage 

1 6- Services es&starits t malnterslr 

17- PLAN ET BORDEREAU 

* Types d'ajfeea 

' Presence d'utllltSs publlQues 



1 Aqueduo 



1 Unllalre 



Pluvial 



■ longueur 

■ type da conduits 
. profondeur 

• (ravaux da pavage Indus 

■ prase nee sals conlamlnes 



■ longusur 

■ typa <te eondurts 

- profondeur 

- travailx de pavage Indus 

■ presence sols eontaminSs 



■ longueur 

■ type dB conduits 

■ profondeur 

• travaux dB pavage Indus 
- presence sols conlamlnes 



3mal2C07'- 



asmaiaoo? ■ 



7Djtmrs de ealendrier 



Ete.a0D7- Article 2.1 des CAP.' 



Non ■ 



Artblss4,2 flt4,4des C.T.P. . 



Artiste 4.18 des C.T.P. 



Non-' 



Ado la 2.7 das CAP. 



Oui-Articl8 2.3desCAP, 



Non i: 



Annewi 1 



Oul/Out/Oul 



Aqueduc temporalre requls - Arti cl e 4.17 des O.T.P.. 



I Voiaa rasldentialla et commarclaja (jargeur 10 roelres) 



| Hydra CiuStma/ Bell /fciafrageV gtactrjnBfl /j ai 



Fonle JM - EO0 mm de dia. 



S.Q metres 



Indus pavage 



* Tranchee comblnee 



' Entieea deseivlcas/pulsards/ Somas d'lncendie 



Igfi'unltBs/OfSunltas 



* Travaux de fondatlon et pavags / bardures I trottrirs / mail centra! 

* Travaux cfeolairags etfou do teux de circulation 
REMARQUESGENERALES/COMMENTAIRES . 



1ro ocuioho EDO tonnes - 



Ba couciia 7B0 tonnes * 



Correction. 120 tonnes /0 / 140 rn.ua .1 



1 • Plans Irarmrcls : 



1 Fian'- aol-Tbpograp-hlB 



4 Plans - Prolll 



Prepare' par Gllles Martol, (nrj. 



Vaiifle par Laval Gagnon, Ing. 



2009-03-27 



LUQS 



Activity : 700300 ' Analyse comparative! des prlx urltalres daa travaux 

de rccDrulru'sltoi! et de niliabllllgtlon des fnfraslruotures 



N/D:T10SOD«B 



PfiOPRIETltS ETCAHACTfiRISTIQUES INTRIN86QUE9 W PROJET 



6ECTEUFL 

AHRONDiSSEMEMT 
NUMEFIQOEPFIOJET 
MONTANTSOUMISSION 
DfiCOMPTE DEFIN1TIF 
DATE REALISATION 



Axa central 



Piateau-Mont-floyal 



9393 



1070 047,00 $' 



eee 4aa.ob S taow.) ' 



Du igiulnau 85 millet gooa 



01- Fe'rlode de BDUraisalon 

02- Ouvsrture de la soumtssfon 

On- Temps alloue a I'axacutfon das travaux 
04- Periods allouee a I'executlon dee travaux 
06- Ya-Hl des phases de construction prunes? 
06- Certlfcat d*Au(orlaaiion cfti MDDEPoblenu? 
-07- Y a-HI des conditions hlvarnales a prevolr ? 
oa- Qesllon des sola d'excavattons (sots contemlnes)'? 

09- Surplus d'sxcavatlon et de rempiissage? 

10- Travaux previa par CSEM? 

11- Augmentation du prtxdoe materials? 

12- Penalties pour retard dans rixticoUon des travausr? 

13- Us tiavam sont-lls parmls de null? 

14- Elude ds sol 

1 5- Serialisation / Circulation / Edalrarje 

16- SBivlcea existants a malnUnlr 

17- PLANET BORDEREAU 

* Types d'arteras 
M^ressncs d'ultlitespiibllques 



Aqueduo 



- longueur 

- type ds condutte 

- profondeur 

- Iravaux de pavage Indus 

- presence sols contamlnSs 



lerootabre aorj?- 



3360012007 



epfeura de caiencirlar 



Pravu automns 2007 ■ Arilnls 1 des PAP. 



Oul-ArifeeGd&Sl ! AP. 



Qui- Mole 1 des p.T.P at article 2.tf9a P.T.B. (ea tonnes} 



Out" ArfteJe 22 des rj,p,s,' 



Nan 



Qui- Article 3B desCP.S. 



Oul-ArMe 4.10.1 des O AG. 



Soir et fin de semaine - Article 8 des p.P.S. 



Qui- Annexe 1 



Oil Oil CM. 



Aqueduclemporalre non requis -Art icle 1 des PAP . 



Volea resldentfelle at commerclale (large-ur 7 metres -2 voles} 



Gaz/ayiro.Puabe;;.' Bel/ gcfeYare; Eiectfctte 



saamltrBsa 


9 metres 


323 metres 




FonteJM/PVO,ol.1B0- ■: 


150 mm ' 


200 mm ■ 




e.emetres . • ■ ■ 


Indus . - 


Oul ■ .. ■ . 









• Unlialre 



■ longueur 

■ (ype de conduits 

■ profondeur 

- Iravaux de pavarje InoKia 

■ presence sole contamtnSs 



' Pluvial 



■ lonrjuour 

■ type ds conduits 

- profondeur 

- travaux da pavage Inotue 

- presence eols cantamlnes 



' Tranches combines 



' Entries de services / pulsards ,' bornes d'lncendle 



160 unrt4s/o/ 3 unites 



1 Travaux de tbpdaltan et pavaoe / borduresy tiottolra I mall central 
■ Travaux d'&lslrage sUoil de feux ds circulation 



2 GOO m.ca./O/0 



RENIAnCU-SSENEBAI.FS / COMMENJAjRES.. 



i- Etude de sol 



Profondeur 



Bfilon 



Pierre, Gable, silt, argils . 



"4.9 & 6,6 metres 



130 mm 



170 mm 



■ 43 a 6.3 metres .' 



2- Plans transmb: 



- 3 plana : ToponraplUs ■ sondagas 



- a plans - Plan el protll (a copied 



Prepare par GIBea Martel, Eng. 



Verifle par Laval Gagnon, [ns. 



2ocB-oa-a7 



l-UQS 



Activity t7003D0-Analysaeompar£i)ivrede3prlxunHBlresdeatmvaux . 

da reconstruction at lie rahabHhnllon dea Infrastructure* 



N/D:T1 0200428 



PR0PRIETE6 ET CARACTER1ST1QUES INTFtlNSIiQ UES DU PROJET 



SEOTEUR 

ARRONDISSEMENT' 
NUMERO DE PROJET 
MONTANT SOU MJSSION 
DECOMPTE DEF1NITF 
DATE REALISATION 



CENTRE-VILLE 



VILLE-MARIE 



S392 



937 000,00$ 



01-' Period© de soumlsslon 
0£- Ouverture da la saumlsskm 

03- Tamps allaue a I'exocuftort ctes iravaux 

04- Pfirto'de allouSs & rejisouitort destravaux 

05- Y a-t-ll dqg phases de conslruollon preVues? 
0& Certlflcat tiAulorlsatlDn du MDDEP cbtBnU? 
07- Y a-t-ll des conditions' hivernalas a prayair 7 ' 
0B- Gestlon dps sols d'excavallons (sols contamlnfey? 

09- Surplus d'exoavatlon et de rompteaage? 

10- Trava'uxprewsparCSEM? 

IT- Augmentation duprixdea materlsux7 

12- Penalltes pour retard daiis I'sxecufion da's tfauaux? 

13- LBstravasJXSDnS-lte parmbde nuR7 1 
M-Etudadeaol 

1 s- sienallsatlon / Circulation / Edairage , 

1 6- Servlcaa exlstants a malntBnlr 

17- PLAN ET BORDEREAU 



24 aaptembre BO07 



i7oetobwaoQ7 



tap lours - 



Prlntemps B008 - 



oui 



QUI tffanfcite hora-sjla) ; 



Indus aw prlx unilalrea 



OUI- 



Acc&s aux rtvaralns /annexe 2 ran foumfe . 



Aqueduc tempo raire (avec protacHori InsanJia) 



* Types sfart&ras . 

' PraSBfios d'utllltes pubtlques 



Rue aggondatm (Doeieur-panflsld) 



' Aqueduc 



- jonpueur 

- type de conduits 

- prafondeur 

- travaux de pavage Indus 
■ prisanee sola CrontamlnSs 



10m/4.88m/6am/28m 



3QO mta f 2D0 mm / 1 50 mm 7 100 mm Fonts JT cl 35Q o n CPV PR-16 
1.83m da couvert : ■" ':" ' . '" ' .: ' . 



' Combine 



■ [ongueur 

■ type de conduits 

- prcfondBur 

- iravaux da pavage Indus 

• presence sols contamines 



aOBm/130ro 



455 mm/ 375 mm TBA el IV ■ 



Rad1arde3,5 aS,5m 



Pluvial 



■ longueur 

• lypa da concftilta 

- prntondeur 

■ travaux de pavage tnclua 

- presence sols contamines 



..NIL 



' Tranches sornbMs 



* Enlreea sarvtees /pulsards / tones d'lncsndle 

" Travaux da'fondatlon at pavage f bordures/iroltolrs 
■ 1 Travaux d'eclalraga et/ou de faux da circulation 

REMARCIUE3 GENERALES/OQMMENTAIFIES 



|24un/24un/4un 



760Qm2VOml/4BDm2 



Croteeniemcfune eondulte d'aqueductte35pQ 



Enlevement de votes ferreae double sur Dortsur-PenSlelti 



AjuBtement sur la prlx du bltuffle 



ScncagflE ah anngxa mate pas jojumls avec la copla 



6 Regards a chate 



PLANS D1SPONIBLE8 



1 PLAN POUR LES TRAVAUX 



Prepara par SBIes Martal, tng. 



VerlllS par Laval GagriDti, Ing. 



£009-03-27 



LUQS 


Acttvlte : 700300 - Analyse comparative dss prbc unltalrsa des iravaujr, 

do reconstruction et tie rehabilitation Abb Infraslinctuieg 


■ ^0^10200428 






PROPRI^Tia ET CARACTfiRISTlQUES INTRINSEQITE3 DU PROJET 






SECTELlR 




Axaesnlrai ' ... . ..■ • 




ARRONOISSEMENT 


Vlllsray/St<Mlchel/ Pare Extension- , 




NUMERO DE PROJET ■ 


3390 : . ■ ' ' ■ 




MONTANT SOUMIBSION 


3165 000,00 § ■ . ;" 




DicOMPTE DEFINIT1F 


i eaa a ie,oo $ (so% - rub Ba! non mciusa) • ■ 




DATE REALISATION 


bue'raaiauajuliteiaoda.- • 















01- PSriode de soumlaslon • 

02- OuvertUre dB la soumlBston 

03- Temps alloue a fexScullon des traveux 
01- Periods altouie 6, 1'enecullon dan travaux 
0B- Y'a-t-ll des phases de cohslructlott prSv'ues? 
0B- Certlflcsst d'Autorlsallon du M£>D£P nbtanu? 
07- Y 34-1! des conditions blvernates & prsvolr ? 

OB- 8eslfon dets aols d'excavatloris (aola conlamlnes) 1 ? 
09- Surplus d'excavatlon et de rempllasaSB? 
' 10- Travaux prevus par CSEMV 

11- Augmentation duprlx das marirlaux? 

12- Penalites pour retard dana I'axeeullan dais travaurt 

13- Les trBVaUX sont-lls parmte de nuif? 

14- Elude dead 

1 5- Sfrjnallsatlon / Circulation/ Ucl&lrags 

1 6- Services exlstants a malntenlr 

1 7- PLANET BORDEREAU , 
1 Ty pes d'artara3 



S saptembre £007 



16aoQt£007 



7S loura de catendriBf . 



Automsie 2007 - Article £ dea PAP; 



Oul-Artlole2tiasPAP, 



Out- Article 2 des P.T.Q. 



Qui -Article 44 des P.T.P, 



Non 



Oul -Article 7 das PAP, 



p ul : Artlcla 4,10,1 dea PAG. : ■ . 
■n'ri'da semalna ■ Article 5 des PAP," 



iOul . Annexe 2 



r Oui/oui/out 



Aqliaductamparalre - Article 13 dea P.T.P, 



' Pr^sancB d'utilltis publlquss 



Vote rasldentielto qarsaurlO juamatraa) (3 Voles + sia'tlonnement) 



Hydro QuiSte c / Gazl Bell / EoHrapTEIeclloite 



* Aquoduc 



* UnMre 



' Pluvial 



■ longueur 

■ type da condulte 

■ profondeur 

■ travaux da pavage Indus 

' presence sols eontamlnfia 



■ longueur 

• type da conduits 

• profondeur 

- travaux de pevage Indus 

■ presence sola cQnlaunlnes 



■ longueur 

■ type deeondulto 

■ profondeur 

■ travaux de pavaga Inclus 

• presence sols cantaminB's 



tt<l 



I41S metres ^ 



340 tutors ' ■ 75 metres 



Fonto JM/PVC DR-18 - 



200 mm 



■ 2S0mm 



2.3, metres 



IOul 



445 mfetres = 


230 metres 


. 140 metres . 


70 mate 


5 mattes 


TBAcl. IV 


■ 37Bmm ■ 


750 mm 


1350 mm- 


1350 mm 


3 44 metres ' - . ' 


Indus 



OUf- 



Nil . 



* Tfanchie combfnfe 



£ conduitaa 



' Entries de services / pulsards / bornss dlncendle 



|3g unites 125 wilMs./l unite 



' Travaux da fondafon et pavage /bordurss/trottcfrs/mall central 
' Travaux d'Aclalraga etfou de feux de circulation 



6700 trues./ ! 340 m.ca. / 



Hon f Men 



REMARQUES QENERALES / COMMENTAIREB 



1 - Etuda da sol ; 



Profondeur. 



i Sondaga, 



Ravage 



'Baton- rlG-SO, sables 



1.B metre 



70 mm . ■ ■ £00 mm 



1.3 metro. 



j - Plana transmls : 



■ B Plans - Protils 



■ 1 Plan-Topographla -.sondagea 



Prepare paf Gilles Marfel, Ing. 



Verffle parUval Gagnon, Ing. 



2OQ0-03-27 



LU QS 



Actlvlte ; 700300 - Analyse gomparallvo ries priie unltalres des Irm/aux 

de reconstruction ot de ra'hflbHIlallofi des Infrastructures 



FROPRIETES ET CARAOTfiRISTIQUES INTHlNSiQUES DU PFIOJET 



SEOTEUfl 
AFIRONDISSEMENT 
NUMEflO DE PROJET 
MONTANT SOUMSSI0N 
DECOMPTE DEFINITIF 
DATE REALISATION 



Axe central 



VHIaray/ St-W loli&i/ Faro Extension 



93S7 



119490000$ 



01- Periods de soumtsslon 
as- Quveriuie de In aoumlsslon 
03- TBinpe alloue a Faxecutlon destravaux 
0*1- P4riode allouee a Fexssutron das travaux 
05- V a-t-lldas phases de oonalructlan prevues? 
OB- Certiftcatd' Automation dj MCOEP obienu? 
07- V a'-MldB& conditions rihrsrnafea 4 pr&olr ? 
0B- Bastion das sols d'axcavallons (sols conlarnln£s)7 ■ 
OS- Surplus d'eMavallon el de rempiissage? 
1 Q- TlravaiixpreYus par CSEM? 
■ 11- Augmentation duprtKdesmsterlaux? ■ 

12- Penaliies pour retard dans rexeoutlen destravaux? 

1 3- Las travaux tenuis perrnls de null? 

14- EiUdatiesol 

1 5- SIgnaltsatlon / Cfrculallon / Eclalraga 
18- Services sxlstants a mainland 

17- PLANET BORDEREAU 



;2QaoQtegg7- 



'|5seplembregP07 



ITS jours de calsndrlar 



[AutohnneaQ07 



jOul - Article 1 8.1 des P.A.6. et article a des PAP. 



Out- Articles 2 at 1 S dBs P.T.G7 



Qui ■ Article 22 dss CP.6. el attlcte ia das PTfPT 



Non;- 



pui . Article 7 dsm PAP, 



|Oul - ArtScra 4.10,1 daa PAG. 



Solr et (ins de semalne - Artfcla 6 das P.A.P. 



|Out ■ Annexe 1 



Out/Oul/Oul 



lAq.ieduo temporaire 



■ Types rfartferss 

' Prisenca d'utilllc!-s publlques 



* Aqueduo 



' Unllalre 



Pluvial 



- bngueur . 

- type da eandulta . 
• prafondsur ■ 

- travaux de pavage Indus 

- presence sola contaminSs 



- longueur 

■ type de contfulie 

■ proiondeur 

■ travaux de pavage Indus 

■ preesncs sola tjontsrnlnfe 



■longueur 

■ type da conduite 

■ profondeur 

■ Icavaux da pavage Indue 

■ presence sots conlamlrtes 



Residential (Lafgaur S et 12 m&resl 



Hydro I Bell / Eloatrage / Etectjfclta / Qaz~ 



■jtfta metres 



Fn.ite JM, cIbbbb 36Q • PVO DR-1 B ■ 200 mm 



2,£ metres 



iTBA, 



16S m&ties 



3,£ rtlfelres ■ 



IV,37Smm 



Indue 



* Tranches combine 



* Entrees de services /pulsards/ nomas dlneandle pa uniBa / 1 1 unites / 1 uniB" .' . ■ ■ ; " " I 

* Travaux da londation etpavaga / bardures/tratlolrs / mall central j1200m.oa./oy50rn,oa ,r ; 'o " .' .' 

* Travaux (fSdalrage etrou de leux de draulatlori iHon/Non ■ 

REMARQUES GENE^ALES / C O MMENTASRES ; . ....... , . [ . ■ 

1 ■ Plana tranamls : ■ • ■ 3 plans - Eturie sol - To pegraghla at proflta ■ ■ ■ : , 

■ - a plana- Plan et prolii ■■ ' . - - ■ . - ■ ■. ■■ ■ , 

a • Annexe 1 -Ettid e deaol; . . ■ Frcfoftdaur, . Pav age B&on-'-- - Sable, silt ■ , • ■'. 

. ■'. ■ . . Lflmatra - 140mm 130-170mm ■ 1.3 metre 

3-Soum[sslonnalra-1 saulsrnant . . ■ ■ ' '■ ' ' • ' "' " " ■ ■ ■' ■ -' 



Prepare par QIIIqs Harlel, Ing. 



VM6 par Laval Gagnon, Ing, 



2009-03-27 



LUCtS 



Acttvlte : 700300 - Analyse Cumpanttlirs des prlx unHalrea dag travaux 

rts reconstruction et drs rehabilitation dee Infrastructures 



WD:T1OS0O4Z6 



PROPRI^SETCARACTERISTOUeS INTHlNSfcQUESDU PHOJET 



SECT EUR 

AFtRONOISSEMENT 
NUMGRO DE PROJET 
MONTANTSOOMISEION 
DECQMFTE DEF1NITIF 
DATE REALISATION 



Verdun /Lachlna 



Lactone 



93B6 



319206,27$ 



01 - PSrtode ds foumlflslofl 

02- Ouvertllra de la soumlsslon 

03- Temps alloue & 1'axeoullon des Iravaux 

04- PeVlode allouse a I'execuNon dos travaux 

05- V a-t-ll daa phasBs de construction prSvueaf 

06- CerUlfc&t d'Autorlflatlon rfu MDOEP obtenu7 

07- Y s-l-il dea conditions hlvernales h pr^volr ? 

08- Qestlon des sals d'exoavaUans (sols cantarnlries)? 
09' Surplus d'excavatton el de rempHssage'r 
10-Travauxpr5vuspar GSEM7 

1 1 - Augmentation du prlx das matsrlairx'r' 

1 2- Penalltes pour retard dans I'sxacullon des travailx? 

1 3- Lea Iravaux sonl-lls parmls do null? 

14- Etude desgl 

1 5- Serialisation / Circulation / Edaaiage 
1 8- ServWes exlstante a malntenlr 

17- PLANET BORDEREAU 

* Types d'artarea 

' Presence d'ullllt£s publlques 



12 mars 2008 



200flet2a09 



Oul-ArllcleadeePAP," 



100 jours dra calendrler" 



Debut prlntemps £003 • Artlala 1 des P.A.P. (voir remarque no 1] 



QUI - Mela 4 due P.T.O. (S 400 tonnes) 



Qui- Articles £6 ot 33 dES P.T.P, 



Out ■ Article 2 das PAP, ' 



Out -Article 7 des-PAP. 



Qui -Article 12.4.10 dfl6 P.A.Q, 



Hon, 'eolr Bt tins tie sBmaina secernent 



Qui : Annexe, 1 ■ Article 5A dss P.T.P, (voir remarque no E) 



QUI /Qui /.Qui 



Otij - A guadug temporalra , 



j Residential -Targeur'tb.E metres ~ ■ 



[Hydro/ Ball / Bazy g lerjrlslti" 



' Aquadtic - longueur 

- typa da conduits 

- profondeur 

- travaux da pavatjo Indus 

- presence sols contatnlriSs 

' Unltatre 



4S6rnMrsSg ' BS mi Srss 370 mitres 



FcnteJM ou 
PVC DR-13 



150/ 
•200 mm 



300 mm 



S.2a2.3melres 



Hon" 



Oul 



* Pluvial 



- longueur 


465 metres =' 


SO metres 


■ '■ 6 metres' 


430 metres 




- typa de conduits . 


PVC GR-36 


160 mm 


■ • '800 mm ■ 


300 mm 




- profondeur 




SUE metres 


2,6 k 3,3 
. metres 






- travaux de pavage Indus 


Hon ' ■ - 


- presence sola contamtnes 


Oul ... 














- longueur 


4B5 metres f 


115 mete ■ 


11fi metres 


185 metres 


100 metres 


-typede condulto 


TBA, d IV . 


373 mm 


4B0 mm 


600 mm 


900 mm 


- profondeur 




a&4mfclrea 


rn&tres 






- travaux de pavago Indus 


Non ■ ■ ■ ■ • 


pr&s&nca sols cantamines 


Oul 











1 Tranohee combines 



3 condultes-. 



' Entries da services / pulsards I Somes dlncsitdla 
1 Travaux de fondatlon et pavage / bortturas / trattolra / mall central 
" Travaux d'Adairage ei/cu de feux de circulation 



|8fi unites, 31 unites/ 4 unlto- 



7 400 et 6 800 m.ca. / 1 030 ni.ca. / 



760 m.ga./O 



Dul - Eclalrage- Article E4 dea P.T.P. 



REMARQUES GEN5RALES / COMMENTAIRES 



1 : Debut des travaux sn mal 2008 ■ Dues a certalnes ccntraintca '? - Ravage - Trottolrs ■ Boidnres ■■ Bclalrage - Mai Z0O9 



- Trottoirs en asphalle tempotalre aux frals de ['entrepreneur comrriB passage pjelotmier ' 



2 - Travaux a I'ste et I'automnB aoos par OSEM ■ A rtlcla 2 daa P.A.P. 



3 - Clfiture de protection tenipomlrs - Dlsposltlf rf'Solalraga 


4 - Travaux de" butenl tot aft prinlemp* ■ Aquadtin taraporalre oonlre le gel - Arllcle S das P.A.P. 


5 - Plans (ranamls ; - 1 Plan - Plan d'ensembre . 


- E Plans ■ Plan el prolll 




- 6 Plans - Pavaqe - Matrag 


; - detalis ' . -2 Plans - Forages ■ Eluda ds sol 




6 - Elude de sol : ■ ' ■ . . '. • ■ .. ' : . 


- Profondeur Pavaga - ■ 


MS-20 • ■ , ■ . . . Sable- silt 


P.00 


4.B melres 60 mm 


SOO/eOOmm' 0.6 a 1.2 metre 


rj,HaS,am6trBS 


2,0 mftlfss 60 mm' 


600 mm ■ t,2 metre 


■ ■ E.6mfefres ' 



Pr^parS par Gflles Mariel, lug. 



Varlfle par Laval Qagnon, Ing. 



E009-03-27 



LU C|S 



Activity j 7D03QQ - Analyse comparative des prlx unltalres dag travaux 

de reconstruction et de rehabilitation des Infrastructures 



WO i T10SDW26 



PROPHIETES ET CARACTERtSTIQUES INTR1N9EQUSS DU PRO JET 



SEGTEUR 

AKRON Rl SSEMENT ' 
NUMEFtO DE PBOJET 

montantsoum1ssi0n 
d£comfth defi n itif 
date realisation 



Vllla-Marla 



Centre-villa 



0335. 



5 m 034,50 $ 



01- P&rlada da aoumlsslon 
OH- Ouverture da la aoumlsslon 

03- Temps allouS & I'exSoutlon des Jravatix 

04- Periode albiiee k S'axScullcn des travaux 

05- Y a-t-ll des phases cJb construction pra vuesT 

06- Certlflcat d'Auiorisatiori tiu MDDEP obtanu? 

07- Y a-t-ll des conditions h!vema]es a prevolr 1 

08- Gestlon des sols d'axoavafions'tsofe opnlamln^sj? 

09- Surplus d'exoavatlan at da remplissage? 

10- Travaux'prfivus par CSEM7 

11- Augrnentailon du prlx des rhate'rlaux? 

12- P&ialltes pour retard dans I'exenullon das travauxl 

13- Las travaux eont-lls permis de nuit? 

14- Elude degaj 

1 5- Serialisation / Circulation / Eelalrage 

1 6- Services existants a malntBnlr 



14 aout 3007 



5 septembra 8007 



£00 [ours da oalandrter . 



Mon-' 



Qui -Articles S all 3,1 das PAp7 



Out- Article 3 des P,T.G. 



Qui (safari section type) - Article 4 des P.T.P. 



Notv. 



Qui - Article B des PAP. ???? 



Qui -Article 4,10,1 desCAG. 



Oul - Solr et flnsde semalne - Article 13,1 des PAP. + nulta'V 



Qui -'Anne xe 1 (pas de rapport da Bondages) 



Oul/ Oul /Du! 



Mon - f enlr services Bn tonctfon 



17- PLAN ET BORDEREAU 



1 Types darteres 

' Presence d'utilltes publlques 



Baulaard-6vofes ■' 



gaz/ Hydro Que bec/Ba il /Etactrfclt^ / Eelalrage 



■ Aqueduc 



Unltalre 



Pluvial 



• longueur 

- type de condulte 

• profcndeur 

• travaux-de pavage inclua 

■ presanoB sola contamlnes 



• longueur 

• typedacondufe 

• profandeur 

• travaux de pavage Inclus 

■ presence sols containing 



■ longueur 

• type de conduit* 

■ proforttfeur 

• travaux de pavage Inolua 

■ presence sols conlamlnfia 



048 metres = . 



. 6B mitres . EaO.metras 



Fonte cl, 3S07FVO PR-la 



200 mm 



30O mm 



2.2 a 2.3 metres ■ 



Nan - Indus' 



708 mfetres=' "1B metres 124 metres 380 metres lB9m6iras 



TBA, cl. IV 



4SB mm 



600 mm ■ 



750 mm 



815 mm 



4 a 4.5 mStres 



Indus 



' Tranches cornbln&a 



E conduttes . 



' Entries de services / pufsards / bomes d'incendte 



|28 unites / 83 unites 17 tinltfe 



■ * Travaux de tondation et pavage / bcrdures / trottolrs / mall central 
* Travaux d'eotalraga et/ou de feux da circulation 



7 000 mm / 60 m. / 710 m.oa. : 



.REMARQUES 6ENER ALES / DOMMENTAIR ES 



1 - Plans transmls : 



■ 2 plans - pBotaohnlque 



• 4 plans - Profll et plan (3 plana revises) 



2 - Annexe 1. nan fransmlaa ■ Pavage SO - 1 20 mm / dalle goa mm ■/ Sol catagorla AB 



3 - Presence de voles ferrees double antra rues Peel et Unlverslte 



- Tunnel 



• Aquedup 36" 



■VladucCN 



Prfspar£ par <3l]le6 M artel, Ing, 



j. 

V4ilfi6 par Lava! Qaflnon, trig. 



2003-03-27 



LUQS 



ActlvlU : 70D300 - Analyse eomparativB dea prix imltrtires riea travaux 

da reoonatruotlon et de rehabilitation: des Infr astrvsttinsii 



HID ! T1 020(M2fi 



PROPRiETES ET caracteristi'ques intrinsSques DU FROJET 



SECTEUR 

ARRQNDI5SEMENT ■ 
NUMfiRO DEPflOJET 
MOMTAm" SOUMISSIQN 
D£CQMPTE Di=FIN)TIF 
DATE REALISATION 



Centre-villa 



VIJIe-Marle 



9367 



1 ^59 7a7,00t 



1 051 093,30 1 (partial 75%) 



Du 13 dfaembrs 20Q7 au IK Kiln BODS 



01- FiSrlode de soumlsston 
0E- Ouverture da la soumlsalon 

03- Temps efoue & PsxSeutlon des travaux 

04- PArlorie alloueo a rexecutlori des travaux 

06- Y a-t-ll des phaeBB da odnstrucllon pfSvuae? 

06- Cartlfloat d'Autorlsatlon du MDDEP abtenu? 

07- V K-HI des condlltons. hlvernales a, pravalf ? 

05- aBsllori doa sols d'excavgllons (sob contamlnea)? 
09- Surplus d'exoavatlon et de rempHssageT 

I D- Travanx prSvua par OSEM? 

!1- Augmentation du prix daa-piaterlaux? 

12- Penality pour ratard dans I'Bxacutlort des travaux? 

13- Lbs travaux eont-tls permls de nult7 

14- ^tude da sol 

15- Slgnsllaatlon/ Circulation / Eclairaga 
1 B- Services axlatanta & rrtalsitonlr 

17- PLAN Et BORDEREAU 



!B juin aoo? ■ 



a7)nlnaoo7 • 



SOJoursdecafandrlar 



P artode hlva male ■ Daeambm £007 a juin 2008 



Prfoyi a ?autqmna (vnlrd eoompla) ■ •. ' 



Out -Article 6 das PA, P. 



pul-ArtlcIa a dea P.T.G. at article 1 rlaa P.T.R (1 500 tonnes) 
Qut'-"8a|ari section type ' '■ : '■ -. 



Nan 



Our-ArtlolaatfeaP.A.P. 



Qur-Arttela 12,4.10.1 des PAG, 



Qui - Solr / Nult / Fin da samalns 



Annexe 1 - Argils 200 mm I Pierre 100 - 300 mm / - 



Remfalai, silt. decfietl.S it 3,7 metres 



Oul/Oul/Otil 



Non 



• Types d'arlferes 

* Presence d'uttllles publlques 



Gaz/ Bell I Hydro Quebec / Brialmss / Electrlolte 



* Aqirsduc 



, lorjgueur 

■ type de conduits 

■ prolondeur 

■ travaux do pavage Indus 

' presence sols uunlanuiua 



4frt metres 



Fgrile.' tJaase 350. 200 mm ' 



2.2 ttiStraa 



Indite " 



' Unitalre 



Pluvial 



■ longueur 

■ type da nonduHe ' ■ 

■ profondeur 

■ travaux de pavage Indus 

■ presence eolscontamlnSs 



- longueur 

- type de condulte 

- profondeur 

- Irewaux da pavaga Incivs 

- presence sols contamTnes 



Nil ■ 



Nil 



* Tranche comblnSe 



Entrees da services / pulaards / bornes d'incsncfle [Mufiiies / O/aunllja 



1 Travaux de lo ndallon at pavage / bordures / tf oitolfa ! mall oenlral 
' Travaux d'aclnlrags efou de faux do circulation 



REMAflQUSS BEMERALES/ COMMENT AIRES 



2. 400 HUM J 0/0/0 



1 -Rue-Annie 1S37 



a ■ Sortie du pont Jac ques-Cartler gyolauianta 



3 • Plans tranamls : ■ ~1 Plan ■ Foraaas 



- 3 Plana - Profit (copies) 



■ - 1 Plan - Topographla - Services exlstants 



■ - 1 Plan - Details etlooaleallon 



Prepare par allies Marie I Inrj. 



VMM par Laval eagnonilnrj. 



2009-03-27 



A.otlyl tS : 790300 ■■ Anar/ap comparative ttas prlx unllalreS des travaux . 

do reconstruction ot de rShabllltatliiri des Infrastructures 



WD:T1O20D426 



PROFHiETfiS ET CAHACTEfllSTIQUES ]MtR[NS'£QUES DLT PRO JET 



SBCTEUR 
ARRONDISSSMENT 
numero-de PROJET 
montaktboumiskon 
dScompte d£finitif 
date realisation 



Vleux-MontrSal 



Vllle-Mane 



633 904,96$ 



Npn dis pohiblQ 



01- Periods fie soumlsslon 

02- OUVOrttlra do la somnieslon 

03- Tampa allouS a I'exacuttah da? travaw 

04- Perloda aSIouSBftl'esSout[on das travaux 

05- Y a-MI ties phases de construction pravuBS? 

06- Cartffloat tfAutorlsaltan du MDDEP Dblentt7 

07- Ya-t-ll des cwndlfions hlvemaleB a, prtvolrV 

03- Bastion das sols d'flHcavallons {sols cdntamlnes)? 

09- Surplus d'exeavatlon ©t de rerripbsage? 

1 0- Travaux prevua par CSEM? 

1 1 - Augmentation du prlx daa malSrlaUx*? 

12- Penality pour retard dans I'weautkin das trayaux? 

1 3- Las travaux sonl-[ts permls da nult? " 

14- Etude da so! 

1 5- Slgnallsatlon / Circulation / £olaljage 

16- Services exbteuits a malntsnir 



iainnaoo7 



4Mietaoo7 - 



60]ouradB.catendrlsr 



AulomnaH007 



Nan 



J-Artlulo E des P.A.P. . 



Qui - Afilnla a dea CPS - PavaoB 100 a 2B0 mm /B6ton - Sol gata 0.5 rofetre 
SaBfosliU.Baie.S metres / Prriondeur E a 17 mstroa - - ■ V, ■ 



Qui - Bnton i jjBcllew type - AttMe.4 dea P.T.P. 



Non 



Qui - Article 1S.4.10.1 des FAG. 



Qui- Soft 1 oulln de semalna 



Out -vplrcl-dessus 



OuWOul/Oul- 



Nan : 



17- PLAN ET BORDEREAU 



' Typas d'arterea 

' Presence d'ulllltes publlques 



* Aqueduo 



' Unitalra 



Pluvial 



■ longueur 

■ typp cs conduits 
• prolondour 

■ Ir&vfttada pavage Indus 

■ presanca sols conlamlnes 



- longueur 

■ type de condulta 
' profcndaur 

• travaux da pavage Indus 

- prsBsnca acla oontamliiiSa 



■ longiraur 

■ type de conduits 
• profoncfetn 

■ travaux de pavaga Indus 

- presence ecIb contamlnea 



2 volae restrelntea - largeur 7,2 matres 



Qm /'Ball 



48 metres 



Fonts, classe 3SD on PVC DR-16 de 150 et 800 mm da dla. 



2.3 metres 



Man InchJa ' 



Qui , 



Sg rne.tres • 



TBA-clasaa IV, de 375 mm de dla. 



Indus" 



Qui ; 



Nil 



' Tranohee combine's 



a conduHea 



' Entrees de services /'pulsards / bomes d'IncendSe 



[a tirttea / 4 unltaa/ 



* Travaux de (ondation et pavage / bordUres / trotlolrs / mall central 

* Travaux d'Sclalrags. et/ou de fetix de circulation . 



730 m.ca,/230m,0!l. /0 



REDARGUES G^Nfj RALES / COMMENTAIRES 



1 - Sits hlstorlgue - Etudes dBs sola pafticulftf«g n n protorideur ■ 



2-PtanalranBmls: 



-1 Plan-F ara gsa" '■■ 



-1 Plan -Plan at prpilj 



3 - Rue da las-Pit 



;4 - Special - Praia if arotiaologl97 - Article 6 des PAP. 



S - Sots centamines . 1 EOO tonnes 



6 - Enlrfle da service specials a 17 rnatres profondeur au ESQ, rue St-Antolna ; 



PrSpard par Glllas Martel, Ing. 



Verllifi par Laval Gaonon, Ing. 



2O0S-O3-27 



LUQS 



Activlte : 700300 - Analyse comparative des prlx unltalree dao iravatut 

de reconstruction et de rahabDltBUon dea Infrastructures 



N/D :T1 0200426 



SECTEUR 

ARFiONDlSSEMENT 

numero de projet 
montant soumi3sson 
deoompte definitif 
date realisation 



PROPftlfitgS ET CATttCTERIStHlUEjS INTRINSlQUES DU PROJET 
Points da ltla . ■■ ' 7 : ' ~ r~ '■ r 



Fterrefonda/ftoxbom / st-Laurettt 



9399 



709 390,00 1 



01- Pirlodo da soumleston 

02- Ouvartura de la soumlsslon 

03- Temps alSope a fsxeeutlon das travaux 

04- ?& rlodB allottee a. I'extatlo rj dss trewaux 
03' Y a-t-li das phases tie construction pravues? 
OB- Certlllcal d'Autorlaatlon du MDDEP.obtenu? 
07- Y a-t-ll das conditions hlvernalas & prSvoIr ? 

03- Gestlon des sols d'exoavallons (sols oontamlnes)? 

09- Surplus d'Bxcavatton el de fampllssags? 

10- Tmvaux prSvus par CSEM? , 

11- Augmentation du prlx des matSflaux? 

12- PenaJltss pour retard dans ["execution doe travaux? 

1 3- Las trBvaux sqnMIs permls da nult? ■ 

1 4- Etudfc de so! 

1 5- Slgnallsatton / Circu latlon / &lslrage 

16- Sarvlcaa exSslants a malntenlr 

17- PLAN ET BORDEREAU 

" Types d'arte-res 
"Treg'9n'ceTl 1 atllt4s _ pTiB|lquBa 



• Aqueduc 



' Unltalre 



• Pluvial 



• longueur 

• type da eondlrlte 

• profondeur 

■ trwaux dspavage Inclus 

■ presence acls contamMs 



■ longueur 

• type da eondulta 
' prolandeur 

■ travatix de pavaga Indus 

■ presence sola contamlnss 



■ longueur 

■ type de oanduile 

■ prolondBur 

■ travaux de pavage Indus 

■ pr4aaj;oo sola corrtamtn^s 



aojanvtef aoo7' 



at f9Vrler2007 



BO jours da calendar 



Nori 



Non. 



Qui fon taut au en partle) ■ Article 7 dBs C,P,5. 



.Qui • Article s S , 9 et 16 des C.P.S, (1 3B0 tonnes) 



Qui [sulvant secllon type) ■ Article- SO des C.P.S. 



Hon.- 



Out -Article 33 des C.P.B. 



Out -Article 4,10,1 dag OAS. 



So|r a I fins da aemalne 



Qui ■.; 

bul/Oti/Ouf 



Hon 



jBoufavard (a voles 10.2 metres - 33 plada) 



-foliar 



9Q metres ■■, . 



FVCPR-iBda soommde dla, 



a 63 mattes 



Nort ■■ 



|Qul_ 



90 metres 



TEA, classs IV, da 300 mm de dia.- 



metres , 



Non ■ 



Oul 



90 metres 



ITBA, class c IV. de 760 mm.de dia, 



<A6 metres . 



Norp 



ISSL 



' Tranche combines 



3 conduhes 



* EntrSaa de services / pulsarda / borrses dlncandls 



[0 /3 unites 



* Travaux do fondallon et pavaga / bordures / trotWrs / mall central 
" Travaux d'eclalrage etfou da feux da circulation 



1 6OOm,ca;/a0Om./0/0 . 



fcialraga 3 unites / Non 



REMAFtoUES SENERALES / COMMENTATES 



;1 - Plana ttsnsmls ; 



r 



- 1 Plan ■ Plan at profit 



-1 Flan -Topo graph^ -- 



■ 1 Flan - Fcrarjas 



Prepare par Qllles Martet, Ing. 



VerlfK par Lavat Gagnort, [tig. 



2009-03-27 



LUQS 



ftctlvkfi ! 700300 - Analyse comparative deB jwbr unltatres des travaux 

t(e reconstruction at "do rehabilitation sfeo Infrastructures 



N/D:TI(r2Q0426 



PRQPRlSTgS ET CAHflCTfiraSTIQUES lNTRlNSfcQUES DU PROJ6T 



SGCTHJR 

arrond1ssemen7 
numero de projet 
montantsoumisslon 
decompte dSfinitif 
date realisation 



Oust; 



Cflla-dea-NBlgea / Nolffl-C ame-de : G[ace 



;929Q 



1 ai69aa,50$ 



Non dlsponlbla 



01- Pfirlode de soumlsslon 

02- Ouvertura !a eoumiBsion 

03- Temps altouiS a i'exscutlqn das travaux 

04- Pfirtode allauds & fexocutfon des trsvaira 

05- Y a-;-il das pjiasae construction pi^vnanV 
oe-CBriUlcat d'AulOflsartlon du MDDEP oblsnu? 
07- Ya-t-'ll des conditions hiveniales a prSvoIr 7 

• 03- Section des sols d'ejaavaflone (eols oontamfciea)? 

09- Surplus cfexcavatlon et de rBmpltssage? 

10- TiavatixprevusparCSEM? 

1 1- Augmentation tin prk obs matfirlaux? 

12- P&ialite's pour retard dans I 1 execution das travaux? 

1 3- Us travaux sdtit-ll3 permb da nujt7 

1 4- Studs da so! 

. 1 S- Slgnallsatlon / Circulation / Ectalraga 

1 6- Services exlstanfe a malntanlr 

1 7- PLAN ET BORDEREAU 

■ Types tfartires 

' Presence rjuffitfe publkjues 

* Aquedtic 



' Unllalra 



g4avraaoo7 



18 mat £007- 



100 Jours da calendrter 



Automne £007 - Feutetre ? 



lout a phases de 40 jours redultee a 33 Joora 



Hon (article 13 .B-P.A.P J 



pui^iaia.i-P.A.p.) ._ 

Wn tartlcla 13.1 - PAP.) atotll ptobahllte d'i 



Qui- Voir aocltotnype 



Kit. 



Out - 25.00 $ minimum. . 



Mori - SolreHIn de sarcwfria sauleitiBnl - 



Sommafre - El jVEtlan rao sur lensembte du projet 



Qui/Qui /Qui la solr ' 



Qui (aquaduc tamporalre) /Gaz/ ElecMcHfi / Eclalraga ■ 



Residential (largsur - 9 metres) ■ 



Qui- Gaz/glaclrlcitI? Aq ugdus {30 pqucob de dfa.) . 



1 Pluvial 



- longueur 


334 metres : 


384melras '. - 


- type de condulie 


FonloJM-fflOrnm'dia. . , . 


PVC DR-i B, cL 1 60, £00 mm dla. 


- profondeur 


*2£mMm« ■ •■ • : 


- travaux de pavage Indus 


Non • ■ ■ 


- presence Bala ctinlariilnes 


Odl - Voir 0B (Article / non quan 


K6au bordereau) 








- longueur 


163 mitres ■; 


£09mfetie^ 


• type tie conduits 


Tt3A,.q|,IV r 275mmdla. . .. 


TBA,ol.lV,4S5mmdta.~- 


- protondsur 


3 a 6 metres 




- Iravaux de pavage" Indus 


Non ■ . ' . ' , *•;■'■.- .-. 


- presence sola contamlnes 


Dui -.Voir 08 (ArMe 1 non quantise an bordereau) . • 








- longusur 


' , ■ • ■ - - ; 1 


■ type de condutte 


m ■. • ■ ... . ■■ ■ 


- profondeur. 


m . ■ ■ ■ .. •- 


- travaux de pavaga Indus ' 


Ml .-■ ■ ■. : :■ - • • • . 


- presence sols cdnsamlnis 


Nit:- . • ■ -.: ..• . .: . .'■ ■ :■ . '■ . 1 



' Tranchfia cotnhtnea 



2 ooridutles • 



' Entrees de servfces/putaards/bomes d'ldcendle 



|E2 unM9 / 1 1 unites / 4 unKs 



" Travaux da fotidatlon et pavage /bcrdures /trottoirs / mal central 
• Travaux d'6da!rag « el/pu de lew de circulation 

REMARQUES G^NfiRAL5S / OOMMENTAIpES 



a aoo jn.ca.yQ/ 480 m.ca. / o 



1 - 


Presence da roc sur lout le "paroours - Profoncleur (tynamltage antra 1 at 3 metres 


8- 


Chaussierlglde (dalle deMlon)sur una (1) f ue saulamant 4 Stre enlev^ e plelne largeur . ■* . / . 


3- 


Plane dlaponltstea: ■ ■.. -s plans- Elevation approximative roe :■• •' . ■ :- ■: ■• ■■■ .■- .• 


. plan- Lacalteattan dessandagea (mala auoune donnSe du iypa de sol par laboralolre) 


■ ... -. -1 pfen-Umites pubCquas - ' ■•■ . .,- 


■ '. ' -2 plans etprafils-Aqueduc/fgaUl/ Pavage pro/efea ■ 


4- 


OhemlnemantdesijavaEBCpareritrBprBneur (normal) . ■ •■ 


s - 


PfinatMajoutSepojrdSJaut en regard du perrtils d'occuper la domalna public -S00.00$parfour1erd4lau! .' 


■.■"•:* : ■ -i.005SB00.00SDarJour2ed^faut 


, .• . . . '. '-3DD0,00SparJaurpciurloijtautre(l6laut 


B - 


So!sGonlam[n^-KrobabllMfalWfl-Malamontantprivas1lyaria-VolrP,A,P.iarSote13.1 • . 


7- 


Dfllal suppMmenlalre du a fobtenlion d'una servitude ou expropriation ciana pareiMarle-QerlQ-LaloTe ' 


8- 


AJouta07-CondS[onshlvernateseripartIeouenlosalMdealravaux. . ' . 


9- 


Aioula08-MontantdB3B000.00 5pr4vijpoiiraolscontflmtnSs (arlfelB 1, P.T.PJ ; 


10 


-Possibllltedamoditlcallondutracadal'egoutdansfeparo. . ■ . . 


11 


-Coushed'aaphaltetemporalnepciuraccesauaanctualraduMorit-Baya! 



PrfiparS par Gilles Mattel, Ing. 



VflrlllS par Laval Gagnon; ing. 



2005-03-27 



LUQS 



"Activity ; 700300 - Analyse comparative das prlx unltalres liaa Iravatik 

da' reconstruction et dc rGfjabllflatlon den Infrastnictaras 



N/D:T102M4£B 



PROPRIETESET CARACT&1STIQUES INTRINSEQUES DU FROJET 



SECTEUFt 

arrondis8ememt 
numSro de projet 

MONTANT SOUMiSSlON 
PECOMPTE DgFlNITIF 
DATE REALISATION 


PolntedarUa 


Plwretonds / Roxboro ...... . . .• 


9278 ■ . . . • . " " 


1 937440,03$' . -. . ■ ■ ■- -• .. ■. ■ ' •■ 












ui-P&loeledesournlaslon 

02- OuvertUfo da la SOIimlsStori 

03- Temps' alloua & f execution dea travaux 

04- PSrtode alloues a fexeoutfon das travaux 
0B- Y a+ll des phases do construction prevues? 
oe- Cerlltloat tfAulotlsallon du MDDEF oblenu? 
07- Y a-t-ll d98 conditions hlvarhalas a preVotr 1 

oa- Gaailon des sols d'excavatlons {sols contamlnes)? 
03- Sufplus'd'exoavatJon at da rempHssags? 
1 0- Travnux prdvys par'CSEM? 


13nOVembre200B 


6 dteembre 2006 * . ' . 


sojoure de oitlendrler . 




Non .■ .. '. • ... 


Non ■■. ■ ■ ■ ■ .■ ' ■ ■ . ■ 


Qul-En partle 5!i en wailis ■ . ■ ■ . . ■. : 


oui [10 %tannaa) (ago tonnes) '. ■■ : • .. ; ■ '. * 


Oul [suivant section theorique) -Arilds IB d« C.P.S, 


Non: '. ' ■ 


11- Augmentation du prlx des materlaiix? 

12- PdnalWB pour retard dans I'exfcutlon das travaux? 


oul-ArtfclaStdesc.P.s.- ■■■.■=■., 


Oul" ArttcJaa 4,10,1 et 4.10,2 des GAG. 


1 3- Les travaux sont-tls permls da null? 

14- EtPds bbsciI 

1 E- Slfl nalbstlon 1 Circulation / Sclalraga 
1 6- Services axlslants a malntenlr 


Solretflndoesmalne ■ . • • ■ ', - 


Oul - Silt, arglla, asphalts, bols S h 4 metres 


oul : oui/ oui. • . . 


Non ■ . . . . . 


1 7- PLAN ET BORDEREAU 


r 



1 Types d'arteres ' 

' Presence d'utlllt es puhlktuaB 



Boulevard (£~>Ho.2 metes ^ (g votes - 33 pleda) 



Qaz/ Hydro Quebec /Bel 



* AquaduO 



' Unlialre 



1 Pluvial 



- longueur 

- typade epndulla 

- profondeur 

- Iravaux da pavage Indus 

- presence sals contamlnes 



■ longueur 

■ type de conduits 

■ profondeur 

■ travaux do pavaga Indus 

■ presence sols contamMs 



■ longueur 

■ type da conduits 

■ profondeur 

■ travaiffttepavage Indus 

■ presence sola contamlnes 



270 metres' 



jPVC DR.-16 de 300 mm de c 



[2,2 metres 



[Non 



Oul 



TBA, Olasse IV, da 3QQ nirci de dia. 



270 metres' 



3.6 a 5 mfetres 
Oul 



320 metres 



TBA, Classe IV, da 76Q mm de dja; 
4 a. 6 metres ,. . ■ 1 ■ ■ . - ■ "~ 



Non ' 



OuT 



* Tranches combines 



3 owidullaa 



' Entries da services / pulsards / bomes d'Incendfe 



|9 unites /3 unites 



1 Travauxde fondallon et pavaga I bordures / trottohr / mall central 
' Travaux d'eclalrage el/ou de faux de circulation 



3470 m,ca./340 m./0/35 m.ca,/ 



£60 m.ee. / 30 rn.ca. 



lOul-guntoWNon 



REMARQUES GENERALES /CPMMENTAIRES 



- Plans fransmls ; 



■ 3 Plans • Plats et pr oiil s (Idetittques ■ 1 constru ction <■ Rl, Ra, R3, R5 el R6) 



■ S Plans = - 1 plan etprcfll 



- 1 plan da details 



- 1 plan hydrolofllque ■ Hulsseau Brook 



- 2 plans aMolairaoe 



■ 1 planqeotflcrinique 



Prepare par Giles Marlel, Ing. 



Verllfe par Laval Gagnon, Ing . 



£009-03-27 



LUQS 



Activity '.700300 - Analyse comparative dea prhc upltalres tiw IraVaux 

da reconstruction at de rehabilitation dBaJnfrairtrUGlures 



N/D;T10200426 



PROPRffiTES ET CARACTERiSTIGUES INTRINSfcQUES J3U PflOJET 



SECTEUR 
ARH0NDI8SEMENT 

NUMERO de prqjet 
MONTANT 60UMIS3ION 
DEOOMPTE DEFINITE 
DATS REALISATION . 



Quest 



Sud-Ouest 



8279 



6 535 339,00 $ 



6 17Q 000 t 00$ 



Du gfl]ulllat EQ07 an 17 jutilet 3006 



01- Pi ricde de soumlsslon 

02- Ouveriura de la soumlsslon 

03- Tamps aliouS a reXBculIcn.tiBS travaux 

04- Periods aUcuea a I'Bxarjutton des iravHiK 

05- Y a-t-JI des phases de construction prevues? 
OS- CBrtllicat d'Autorlsatton du MQDEP obtenu? 

07- Y a-HI das conditions hlvamajes a preVoIr 1 

08- Gestlon des sols d'exoavallons (sols contarnlnes)'! 

09- Surpbs d'ejtcavation et d* rempSasage? 

10- TravaiGf prevusparCSEM? - 

1 1 - Augms ntitlon du p rjx das rnalSrlaux? 

1 2- Peralltea pour retard dans I'BxScutton des travaux? 

13- Les travaux sont-Ils permls de rt'Jlt? 

14- £tuda de sol 

1 5- SlgnaHsatlon / Circulation / Edelraoe 
15- ssrWcaa exlatanta i malntanlr 

17- PLAN ST BORDEREAU ' 

* Types d'aiWrea 

■ ' * Presence d'utllltss publlques 

* Aqueduc 



Unttalre 



23 septsmbrd BOOS 
£.10 fours de caTendrler, 



PfeVoIr debute r bli printemps 2007 



Non 



Noil : 



OUi: 



Qui • Article 1 3 eH a des CP.s: 



OuHssbn section type] - Articles £1 at 23 das C.P.S. 



Hon 



©til -Article 38 den C.P.5. 



Qui - Article 4,10.1 daa OAS. ■ gS .00 $ parlour minimum 



Qui en tout temps r Article 1 1 das O.A.G.'. 



Qui -" Annexe 1 - Baton 200 mm I Gravler sable 0.6 metro / 



Silt arglte 1.6 metre /Moraine t.Emstra 



Qui /Qui /Qui 



Qui - AquBduo lemporalre 



RaaidBnHel 



Baz/ Hydro Qufibsc 1 Bel 



- longuBur 


889 metres* 




572 mfetres ■ 


324 metres 


- type de conduits 


PVCDR-16 : ■ 




-2QOmm :• 


300 mm 


- protondaur 






2.2 metres ■' 


2.3mBtrea - ■ '■ : " 


- travatjx de pavaga Indus 


Not (noflJB : 


- prSsanee sols conlamlnes 


6ul . • ■ .- . . '. . 










- longueur , 


924matrBS a 


172 metres ■ 


66 metres 


; 74 metres 146mBtres 






' • . 375 mm 


■'• - 465 mm ■ 


600 mm '. 780 mm 






270 metres 


68 metres 


. ■ 84 metres ' 44 metres 






" 91Smm 


"■' ■ .10.50 mm 


1200 mm . 13S0mm 


- type de conduits 


TBA ■ ■ . ■ : . - ■ . ■ - ' . . • 



! Pluvial 



■ profendeur 

■ travaux da pavaga Indus 

• presence' sols ccnlamlnas 



■ longuaur 

■ type de eondults 

■ profondaur 

• travaux da pavaga inclua 
- presence sola conlamlnes 



4.0 metres /4.S metres/ B.O mattes 



Indue' 



Gul . 



Ml ■.' 



' Tranchae combines 



2 condullee 



1 Entrees de services / pulaarda / bomes d'Inoendle 



Hia unites/ 51 unties/ 7 unites 



' Travaux de londatlon at parage / fcordures / trottolrs / mail central 
' Travaux rTfclalrage at/ou da faux de circulation 



l1 000.m.oa./Q/OfD 



Non/Non 



REMARQUeS CENTRALES ■'' GOMMSNTAIRES 



1 - Plans transmls \ 



-s Plans - Planet profit 



- 3 Plans - Etude g^otechnlque • 



- a plans - Topographle et services axlslants 



i - Egout el aquedus a aoandopner^ 



Prrjpsro par Gllles Martel, Ing. 



VerUte par Laval Gaanon, Ing. 



2009-03-27 



LUQS 



Acttvftfl : 700300 ■ Analya b comparative ties prte unftalrea daa Iravaax 

da reconstruction et.de rehabilitation ctea Infrastructures 



PROPRIETY ET CAHACT^BlSTiaUES INTRINS&QUE8 DU PHOJET 



SECTEUR 

arrondissem^nt 
numero deprojet 
montant soumi8sion 
deoompte definite 
date realisation 



Axe central 



FJateau-Mont-Kaya.t 



6270 



;S848.-tO0|g0|„ 



3632T6B.DO$(tOQ%>. 



Pu 6 hu 1 1 M M £007 (duraa E lepra ????) ' 



01- PiSrjode da eoumlaslon 

02- Ouverture de la Boumlsslon 

03- Tamps alfouS 6 rexecullon dee travaux 

04- PSrlode alfoiiSe a l'execuUan das Iravaux 
*Q5- Y a-M des phases do construction prevues? 
aS" Csrtillcat tf Automation du MDDEF obtenu? 

' 07- Y a-UI dea oondlllons htvamales a prevolr ? 

08- Qastlon dea sola d'axoavatlons (sols cantaniln£s)7 

09- Surplus ctacavallon e! de rempBssase? 

10- TraVBUX privus pafCSEM? 

11- Augmentation du prlxtles material? 

15- PenaBtSs pDlir retard dans FBXecutlon dea Iravaux? 

13- Lbb travaiix sont-lls'parmls de riulf? 

14- ^tuda da sol 

I6r Serialisation /Circulation / Eolalraga 

1 6- SBrvlees exfstanls a malntpnir 

17- PLAN ET BORDEREAU 

* Types tfarteres ■ 
*-Preeanoa'd , tmiltSspuhllciUBa 



' Aquedua 



* UnHalre 



' Pluvial 



- tongUBisr 

- typa da conduits 
• profondeur 

■ travaux da pavage Indus 

■ presence sola contamlrSa 



■ longueur 

■ type de conduits 

■ profondeur 

■ travaiix de pay age Itiolua 

■ presanca sols contemlnoo 



• ionguaur 

• type de candultB 

> protondeur 

> traVaux da pavage Incfus 

■ prasanca sols contamlnas 



BaoCitEOOa 



Qui' Aulomnegooe 



150 Jours de oalandrlar 



prfou-a Fautomns Ewe 



Qui - Artlolaa S, S al la tiae O.P.S, (800 toivnea) 



Qui • Artlcla 1BdasQ,P,S, 



Our- Article ti das c,p,s. 



Qui -Article 31 das CP.S, 



Qui . Article 4.10.1 des CA.Q. 



Nult/Soir/ Fins da aemalno 



Qui ■ Annexe 1 [non Iransmlse) 



Qui/ Qui/ Qui 

Aguadjjq temporalra non reguis (ponotual) 



Voia de 1 a mattes ■ oornmerdala - a voles * slaltonnemenl 



Geji/-HvdrQ-(aiiabe^ L Bell/£iilairBg9/-Electriarte- 



PVC 



1 ooa mSires 



Indus (dale KrmeB.-pavaga an paye^unP ■ 



Our. 



Nil 



hill . 



EE3 



' Tranches combfnSB 



1 conduits ' ' 



' Entraas de services / pulaards / born es d'lneendle 



' TraVaux da iDndallcn et pavaga / bordures / iroltolra / mail aentral 
" TravaUX d'eelairage atfau de feux da circulation 



4600m,c3, 



Qui/ Qui 



RGMARQUeS G^NERALES / COMMENTAIRES 



1 ■ Plans transmls : 



■j Plans- PlanstproM (2coplss) •■ 



E - N^oBss'rte navette dlspontbfe an tout ta rnps 



Prepare pai Glltes Mattel, Ing. 



Varilla par Laval Gaanon, Ing. 



0OO9-O3-K7 



LUQ'S 



AsHvil4:70a3OQ-Ana1yBBenmporaJIvBd9aprl)i ursltalres deatravaux 

da raoonsirucllon et de r£ hatjlHtatfon ties Infrastructures 



NfJ ;T1 0200426 



FROPRIETES ET CASACTERISTIQUE31HTHIHSEQUES DU PROJET 



SECTEUfl 
AHRONOISSEHEHT 
NUMERO DE PROJET 
MQNTANT S OUMISSION 
DI-COMPTEiDEFINlTIF 
DATE REALISATION 



Axe cenlral . 



9269 



Piateau>Morit-Rcya| 



4594516.00$ 



5 907 7 10.00 ${55 a. 90%). 



Ou SO avrll a,u 9 juills 1 2007 



01- P4rlode de soumfaBlon 

02- Ouverlure da la soumlasfon 

03- Temps ailoufi a 1'axtaiUoji daa travaux 

04- FSriofla aiiowSe. & i'oxfcuijon das rrayaux 

05- Y a-1-B des phMfls de oonstnrflllon pr4vuea? 
oe- Certtfloat tf Autorlsailon du MDQ EP obteriu? 
07- Y a-t-fl des conditions h'wernales a. prevolr ? 

D3- GasUm das sols d'excsvallans (sols conlsmlnas} ? 

09- Surplus cToxoavatlon et ds rempllsaogs? 

1 0- Travaux previa par CSStVST 

1 1 - Augmentallon du prlx das matSrlaux? 

12- P4nalitsls pour retard dans I'txicuUon das travaiix? 

1 3- Les tavaux sonWIs psrrnla de null? 

14- £ludetJeBor 

1 5- Signafe'atlM / Circulation / ficlalraqe 

16- Services efclstarils a rrialntBnlr 

17- PLAN ET BORDEREAU 

* Types d'aiterus 

* PfBssnca d'utilflas pubilques 



* Aqueduc 



' Unftalre 



■ fanguaur 

■ type de conduits 

■ prcfondettr 

■ travaux do pavags Irtclus 

- prisancs sob mmtamlrie'a 



- longueur . 
-typade conduits 

- profondeur 

- t.'avaux de pavage biolus 

- presence sols canismlnis 



E1 [uiitetawe 



B aoBt EGOS 



Urgent 



UrgBrA 



Qui- Oebutautomns aooa . 



ISO jours de catendrler 



Qui •-ArtfcleB7 eta das O.P.B. <1 BOO tonnes) - 



QuS-.ArttclBiadBBQ.P.9.- 



OuKArtfcteH desC.P.S,'■ 



Oul> Articte 30 dBS C.P.S. 



Oul - Article 4.1 0.1 daaCA.G. ' 



Soir ■ Nuft - Fins da samelne ■ Artfcla 1 1 riaa C.P.5, 



Qui- Annexe 1 (non transmlse) - Arfcte 13 des CPA- 



QMi/Ouf/Oul. 



; | Veia "lameirw -a votes ■ sialiormemant (wla eommsrclatB majeure) 
I Hydro Quebec / Bali / aazV EdajragB_/ BlBeak afi ■ - ■ - - 



1 233 metres - 



PVC.'ctaaGE 1B0 » 300 mm ■ 



2.3 metres 



Indus 



26fl niitrag u ■ ■ 


■ 94 metres 


119matiea 


48 rnetrea • 


TBA.Ol.IV ' ■ 


■ ■; 375 mm ■ 


455 mm . • 


7eomm - 


3,6 & 4.6 metres- ■ 








Indus' .-, .'■ ■ 


Qui ..... ■ : .. ■■ ■ . ■■ ■ 



1 pluvial 



- longueur 

- type da condulle 

- profondeur 

' travauxds parage Indus 
■ presence iols corrtamtnSs 



■' Tranches Cdmblrtse 



1 irancrifio'-.fl bond, aquadus • longueur 258 malreiT 



-1 eond.agouteornrjtnfl - 



1 tranches -2 cond. aqnoduc -jonguaur SOQ mfetrsa - 



1 Entries da services / pulaarcis '("bornea cJInoe ndln 



|as un ites/ e unites / 1 uaW 



■ Travauxdefondatlonetpavage/bofduresVlrotlDlrs/mall central 
* Travail* d'Sdalrage ol'ou de faux ds circulation 



6 000m.Ba./070/u 



'Oul/Oul - 



REMAHQUgS SgHgRALSS / COMMEMTAlREa 

1 - Flan iransmfs.: - - 1 Plan - Plan et profile ' '■. . ' ■ ■ 

a-NficaB3lBd'unBnavett9diaponlblaentouttarnpa(VBMculs+ahOrnrri6S-<-oa!rutelra) -"' . ■ • 
3 - EftidB de sol ticluse & la aourrfealon mats non tranamlaa . L. 



PreparSpar Gliles Martel, Ing. 



Verlfla par Lava! Gagnon, Ing, 



EOO9-03-27 



LU Q S 



Aotivlte : 7DB300- Analyse comparative das prfx Unltalrea dea travaUX 

ro reconstruction Bt de rghsWIilatlon des Infrastructures 



N/D!T10aDM2B 



phopri£tSb etcaractSristiques intrins^ques du paojet 



SEGTEUH - 
ARRONDIS8EMENT 
NUM^RO DE PflCUET 
MONT ANT BOUMISSIQN 
DiOOMPTE DEHNITtF 
DATE REALISATION 



92G0 



est 



Marcler/ Roche laga-MalMnneuVB 



1 362050,00$ 



1360015,00$ 



Dm 1 3 [anvter au El fevrler E007 ■ soft ^0 Joura de caierdrler <m 30 Jrjurs ouvrables ??*?) 



01- Periods de soumtselon- 

02- Oiwsrturu da la soumlsston 

03- Temps alloua a I'exfcutlon ties fravaux 

04- Farfc-da allanSe a rexscutiori des Iravaux 

05- Y (H-ll des phases da construction p revues? 
08- CwiWoat d'Auloileailon du MDDEP obfenu? 

07- Y a-Wl des conditions hlvernales 6 pravolr ? 

08- eestion dca sob d'excavatlons {sola contamlriee)? 

09- Surplus d'excavation.etde rsmpllasaoe? 

1 0- Travaux pravua par CSEM? 

1 1- Aitgmanlalian du prfx des mats' rlauxT 

12- Penalltes pgur retard dans I'axecullon dea trevauxT 

13- 1,88 Iravaux eortt-tls permla de null? 

14- EWdBdesot 

1S» Slflnallsailori / Circulation / feclalrage 

16- Services exlstants a malntenlr 

17- PLAN ET BORDEREAU 



S Julllat £qog 



90 jours de calendrle r 



P033 li)ima Ba printsrripa BOOB 



■Non. ■ 



Qui - Articles 7 et 12 dee CP ,3. 



Qui- Article ledes O.P.S,' 



CM- Article 30 desC,P.S, 



Qui- Article 4,10,1 des CAfl, 



Solr/ Flna de aamalna 



Qui (Annexe 1 ) - Article 15 das C.p,g 



jCWOuU Qui 



[Hon ■ 



* Types d'arleres 
-"-Pre^enca-d'utllHes-pubflquas- 



1 Atjueduc 



■ longueur, 

• typa da ooridutfa 

■ profondeur 

■ travaux ife pavage Indus 

- presence sols contamlnis 



Votes cbJnmerclale el res lderittena ( a x 1 vote + ataltonnemant) 



Qaz^/Hydrcr Quebec ^Sflltf-Eclalrag^-Electficlir^ 



£98 metres 



FontB JM - goo mm de die. 



£.£ melras 



Non Indus 



' Unltalre 



■ longueur 

■ typa da conduits 

■ prcfondeur 

■ iravaux de pavage Indus 

■ presence sola aontamlnte 



310 metres » 



TBA, Cl, IV 



ia metres V 95 inatres 



! metras \ SB metres 



300 mm 



375 mm 



4SB mm 



BOO mm 



a,5 mitres 



Inrslua 



1 Pluvial 



- longueur 

■ type da conduits 

- profondaur 

■ travaux da pavage Indus 

■ presence sols oonlamlnSs 



Nil- 



' Tranche combines 



' Entries de se rvlcas / pulsards / bornss d'Jnoendie 



[IS unites/ 10 unites 10 



ZZ2 



* Travaux de fondatlon at pavagB / bordujes / trottolrs I mail central 

* Travaux d'edalrage etfou de faux da circulation 



35OOm.ca./0/0/O 



Non / Non 



REMARQUES GENERATES / C0MMENTAIRE5 . 



1 - Etude d9 scl • Bondages 



Prcfondeur 



Roc- Moraine' 



Pavage ' 



Baton 



Plerro, aTflll e • ; Sill, gravlet 



9 a 12metres 



' 5 a 7 metres 



' 100 mm 



2Q0 mm ' 



2 metres 3,2 6 5,5 m. 



2 - Plan transmls : 



1 plan etprolil 



3 - 7 soumlsalonnalrsa 



Prepare par Giles Martei.'lng. 
— 



v*3 rllla paf Laval Qagnori, InQ. 



2009-03-27 



ActlvIJa : 7Q03M - Analyse comparative des prix unitiUras dea travaux 

de reconstruction et de rtfiabilltatlon.iJaB Inlrastruoturea 



N;O:T1M0iM2& 



PROPRIETY S ET DARACTEFIISTIQUES .NTHINSEQUES DUPROJET 



SECTEUR 
ARRONDISSEMENT 
'NUMERO DE PflOJET 
MONTANTSOOMISStON 
DEGOMPTE DEFINITlF 
DATE REALISATION 



TEst 



Montreal-Nord 



810S36,Q0 



010078,00* 



Du 3 avrlf au 25 octnbra 2007 



0t- Perlode de aoumlsaton 
OZ~ Ouvartura.da la aaumlsslon 

03- Temps alloua a ['execution das iravatix 

04- Periods allouee h rettoWon dea travaux 

05- Y a+ll des phases de construction prtSwes? 
oe- Certlflcat d'AutorisatlQii du MDDEP obtenu7 
07- Y a-t-ll des condltionshlverrialEB a preVoIr 7 

09- Qestlon des sols dVscavatlons {sals cuntamines)? 

09- Surplus d'excavallon el de re mplissage? 

10- TtavaitxprSvus parOSEM7 

t i- Augmentation du prix dea maWrlaux? 

12- PenBllles pour retard dans rexfcu.ton.des travaux? 

13- Les travaux sont-lls permls de nuil7 

14- Etuda da sol 

1.3- Slenallsallan / Circulation / Ealalrage 
i B- Services ajtlslanls a matntenlf 

17- PLAN ET BORDEREAU 

■* Types d'arteres 

" ft esence.d'uimtss publlquas 



* Aqueduc 



' Unttalre 



Pluvial 



■ longueur 

- typa de conduits 

■ profondeur 

■ travaux da pavage Indus 

■ presence sola coniamlnes 



' longueur 

- type de conduits 

- profondeur 

- Iravaux da pavage Indus 

■ presence sols ctintamlnea 



- bngueur 

- type da oondulle 

- profondeur 

- iravaux de pavage Indus 

■ presence sols calamines 



siuiUstaoae 



Tfavaux dSbuleni 6 raulomne 



BO lours da oalendrler 



Qui - Travaux debutenl a. f gutomrm - Article iZ dea CP,3, 



OuE • Articles T at 13 des C.P.S. 



Qui (voir sactlan ty pe) ■ Article- 1 7 efes O.P.S, 



iNon : 



Qui. -Article 41 des.G.P.S, 



ul - Artloto4,10.1.tla3C,A,Cl. 



'Solr el fin de aamarne 



Oul- Annexe 1 



Qui/ Oul /Oul 



Non ■ 



iBoulevard - S volss (44 plods] el 1 mar) (Eg pledaT 



flag/ Hydro Quebec / Bell / Eolalraae I E.gctrloltfl ■ 



160 metres 



rcnta JM dB 200 mm de dla. 



2.2 metres ■ 



Hon Indus • 



roui 



132 mfetroa 



T.BA. clasaB IV, de 4SS mm de dla. 



,3.5me.res- 



Indus ■ Pavage rlgide de £50 mm e palaaeur 



Qui 



' Tranches combines 



. * Entries de services / pulsards /bornea d'lncendie 

* Travaux de fondalicr. el pavage / bordures / frottalrg / mall central ' 

* Travaux cfeofalrags et/ou ds faux de circulation 



1 uBOni.oajn/l K60 m.ca.i'O 



REMARQUES G ENE RALES / COMMENTAIRES 



1 - Pavage rlglda - fabler en beton arma da gSO mtn epaleseur (sous payatie) e consttuVa •■- 



2 - Marauage da cteuissee 



g^Etutfe das sola : Protondeut 70 pled6 ■ Pavage, baton, sable, gravler de B a 8 pleds / Sabte ( sllt fl 8 So plads f 

Moraine, roc da SB a, 7a pfeda' .. : . " ' -. 



4 ■ Plans itansmls : 



• 1 Plan -Flan el profil 



Prepare par Glllee Mertel, Ing. 



V6rlf|A par Laval'Qagnan. Ing, 





AotlvM ; 700300 ■ Analysts comparative des prlx unltalres 60s travatist 


N/DiT102QM26 


UUQS 


da reeonslrucllon at da nShobllltatton dee Infrastruotutas 





PFtOPRlgTES ET CARACTIRISTIQUES INTfMNSSGUES DU PfiOJST 



SECTEUR 

ARRONDISSEMENT 
NUMERCDE PROJET 
MOHTANTSOUMISSION 
Di&QMPTE DEF-INITlF 
DATE REALISATION 



01- Pdtlode da aoumfsslon 

02- Ouverture de la aoumlsston 

□3- Tfimp3 al(ou6 a FtsXiicullr.nl des Iravaux 
□4- Periode albusa ?■ I'exfioutton dss trnvaux 

05- Y a-t-ll des phasaa dB oon strucllon prawes? 

06- Corttflcal d'AutorlsBtlon du MDDEP tsbtenu? . 

07- Y a-l-tl des oondlons hlvarnales a praMlr 1 

OS- Gaston dss sola d'excavatlans (sols contamlnds)? 

09- Surplus d'excavatlgn et de rempllssaae? 

10- Travoux prevus par CSEM7' 

1 1- Augmentation du prlx des mateVlaux7 

12- Pejlalllsspoiir retard dans I'axecullon daa travairx? 

13- Lea Ifayaiix sant-lk parmla dp nult? 

14- Etude de sol 

16- Serialisation / Circulation I Eolakage 
16- Services exfetams is malnlenlr 



17- PLAN ET BORDEREAU 

L-Typse-tfaii&fes : ISIationneiriant fsfitra S ium) 

* Presence tfudliteB publlquas [Hon ■ •■ • ■ : ■■ 

* Aqusduc 

■ longueur 
• type da conduits 

- profondeur 
. - iravaux da pavage bolus 

- preaanca sols contsmWs 

' Unitalre 

- longueur 

- type de condulle 

- prototideur 

- travaux da pavage Indus 

- presence sola coniamlnes 

* Pluvial 

- longueur 

- typo da ccnduiie 

- pmtondeiir ■ 

- travaux de pavage Indus 
-presence sols ctmtamlne's 



RkfefB-dBa-Praltles / Fglnte-aira-Tramblss 
8848 ■ '.- . ■ ' 
405 400 ,00 $ ■ ' 

405 817,46 8 ' ■ ■ . - 

Du £7 avril an 2 noVBmare S0D7 ■ .- ' . -■ 



E]m|f3t£D06 :■ 

35 lours de wdandrlBr' ■■■ ■„,' 
p^but dee travaux a preva lr a.rat62< X)e 



Qui ■ Articles 7 Ot 12 das O.P.6. ■ ■ ' ■ - 
Oui-Arilcla 1SdBsC.F,S, ■ '■ / ' ■ '. ■ 
NOn . ' ' ■ , ■ • ■■ 

Qui j Artlcla aa dea CF.S, ■ •■ • ■ : ■ 
Oul • Articles 4,10.1 et 4.10.8 des C.CAa •■■ 



Qui ■ Annexe 1 - Tane vtSgaiaJa S30 mm / fiao S rn&to 
. ■ ' •' ■ . ' ■ • Silt, BEbb. gravlar 1 £ a. 4,6 m&Lres . f 
OulrOul/Oul ■ 



144jnelraB ■ ■' • 

TEA, olaasa IV - 455 mm da dia, 
4 metres ■ , ' ' ■ ■ ■ 
Inotaa- ' ■ • • ' ' 



' Tranchde comblnao 



2 conduBes 



* Entrees de services I puisaids / bomes d'lncandte 



[0/0/0 



' Travaux de fortdatlon et pavage / borduras / Iroltolrs / mail central 
• TraVaux d'Sclalrage stfau de faux da circulation 



'BuT 

mi 



raul/OuL 



BEMARQUES QENERALES/.COMMENTAIRES 



1 - proBanca de rao h 5 rnBtreade protondeur . 



2 - Plana transmls ; 



1 ^ilan et proill 



3-6 soitmlssjonnalraB 



Prepare par Giltea Hartel, hg, 



VSif!14 par Laval Qasnon, Ing. 



£009-03-27 



LUQS 



Actlvtto i 70030!] - Aunlysc comparative ties prftc unltalren dea Iravaux 

du reconstruction et ds rehabilitation ties Infrastructures 



N/D:Tt 0*00426 



PRQPftlETEe ET CARAQTEHISTIQIjES INTFONSfeQUES DU PHOJET 



SECTEUH 

ARRONDISSEMENT 
NUMERODEPROJET 
MONTANTSOUMISSION 
DECOHPTE DEFlNffiF 
DATE REALISATION ■ 



Est 



9247- 



954320,00$ 



it 57 534.00 $(aqUeduc) 



Du as septembra au 'aroctcbra £DQ7 (vclrdBcoiripte wogreaaifi 7 ' 



01 - PGriflda de soumlsslnn 

02- Ouvsriure dB laaoumlsstori 
D3-Tempi3al[ouS&rex(iaitiono'ee(raviu« ... ■ 

04- Periods tlloufie a I'axtotloii des iravaux 

05- Y a-tfl des phases da ootislrucUon pfSvuae? 
OB- Cartllrat d'Avtorlsallon'du MDDEP oblenu? 
07- Y R'MI des conditions hhrernales i prfivalr ? 

03- Gwttlon des 50b tfexcavations (sate contamlnes)? 

09- Surplus d'BXcavallon el de ramplfesage? 

10- Travaiix prSvus par GSEtiW 
If-AugmenfaSon duprbtdesmatiriaux? 

1 a- Pe naPlea pour retard dans pexfoutlon daa |ravaux7 

1 3- Lea Iravaux sont-Hs psmiis de nuit? 

14- £ludsdesol 

is- SlQnalteatat / Circulation / felalrsge 

16- Services exlstants a mahtenrr 

17- PLANET BORDEREAU 

* Types d'art&rea 

* Prfaenoe d'utilites publlqlies 



* Aqueduc 



1 UnMaee 



' Ptuvra! 



■ longueur 

■ type de flonduite 
. profondeur 

- Iravaux da pavage inctua 

- pniaanca sab contamlnis 



- longueur 

- type de conduits 

■ profondeur 

■ travauic ff» parage Indus 

■ presence sols tontamlnes 



■ longueur 

■ type de conduits 

■ profondetu " 

■ trsvaux de pavage Indus • 

■ presence sols oontamlhes 



sjafflataooa. 



4B jours da oalendri er 



iNon 



Hen 



Out - Articles 7 et 1E daa O.P.S. (BOO tonea) 



Oli- Article IS Has D.P.S, 



Nbn-' 



Out- Article 30 d<a OJ* ,S.. 



Oul-ArBcte 4,10.1 des O AQ, ; 



Qui - Article IB dea Q.P.S, - Annexe 1 



Owl /Ouf/Our ' . . ■ 

Gaz/ Hydro I Ball/ Boi al rage / Ejfacli fctta, 



EoJlavard 2B.S metres 



M nAlrea ~ ■' 40 metres ■ 4 metres " 



jFpnteJM 



|3.3 rnetrea ■ 



£00 mm . :■ •■ - 300 mm 



Non ■ 



Oul. 



170 mitres 



TBA.daesalV, S15mrr> 



4.5 6.6 metres 



Indus 



Oul 



' Tranchaa combines 



' Entrees de services /putsards /bornes d'lnaetidie 11 iiriitA/6 u nites /0 



' Travail da laudation et pavaga / borduras / trottolrs /mall central p S00m,ca./0/0 



' .Travaux d'eclalrage etfou de. faux de clroulatlan INon/Non 



[fa 



REMARQIIES G.£n ERALE8 / COMMENTAIRES ,. . , ... 

■ 1 ■ Etude da act ■ Annexe 1 : Prafandeur 6 metres / Pavage Solrirn? Baton 250 mm / Pierre 0-SO rnm, Pravfer 1 .6 metre / 
[ '■ ■- ' ■ Sable.flravlsfa.Omatraa/RoeUaB.Bm&ifea ■■ 

,s - plans uansmls : . ■ • . - 1 Plan -Topographfe ' ■ " ' . ~ ; ■' ' • ■ ■., . 

'__ - 3 Plans - plan + Prod (a copies) • ■ ' • 

' . - 1 Plan - Topopraphle ■ Services axtstanta ' ' . ; ] 



Prepare par Giles Martel, tig. 



VSrllB par Laval tjagnon, Ing. 



2009-Q3-2? 



L.U Q 8 



Activity : 700300 - Analy t» comparative dea pr'ic unltalres des trava ux 

de reconstruction et rte rehabilitation des Infrastructures 



N/DiTI 0200426 



PROPFUETES ET CARACTERISTICIUEB [NTRINSlQUES DU PRC JET 



SECTEUR 
ARRONOISSEMENT 
NUMEFIO DE PHOJET 
MONTANT SOUMISSION- 
DECOMPTE DSF1NITIF 
DATE REALISATION 



Axe central 



VHIaray / St-Mlchat I Fare Extanaton 



924S- 



a oga 965,00$ 



1 657 615.00.$ (Parte! 80%) 



Ou1Smalau13|uln'20O7 



01- Peltlotle da sotlmlsslon 

02- Ouvarture de la souriilsslon 

03- Temps allouS a fexeolitlon das trayaux 

04- PiSrtode allouee & VeXacUttan des Iravaux . 

05- Y &44I das phases de coraiructlon pravuas? 
08- Cerllflcat d'Autcrlsatlcsi dti MDDEP obtanu? 

07- Y a-WI dea conditions hlvernalas a pravolr ? 

08- Gestlon des sols d'axcsvatlana (sola conlamin6sJ7 

09- Surplus tfaxoavailon at de rempllBsage? 

1 0- TfarauK pf fivua par CSEM? 

1 1 - Augmentation dU prlx des malarJaux? 

1H- P6nallh§s pour retard dans ['execution des travaux? 

13- Lestravaux sorrt-lls pertflls da nultf 

14- Etude desol 

15- filgnailsation / Circulation / Eclalraga 

16- Services exlslanls k rritilntenlr 



. BJUlllatgQOS 



Debut automna 2Q06 
~rr~~~~- 



1£ lours de oalendrlar 



Oul- Article SOdeSCP.S. 



Qui {falblB) ■ Article 7 et 1 a des o.p.a 



Out -'Articles 17 at 21 dea O.P,3, 



Qui * Article S3 das O.P.8, 



Out - Article 10 dea C.P.S, et Arfcb 4.1 fl.1 das C.A.a. 



Solr el tins cte remains 



Oil'l"- Annexe V- Article 16'des C.PJS.' 



'Oul/Oul/Oul 



Aqiiedua tarnpof alre 



17- PLAN ET BORDEREAU 



•Types d'art&res 
-'PrasBncB^MItea-puMquea- 



R6ddantlBl(larg9UfB metres) .. .. 
B#^ HydrQ-Quabes^-fidajr aHey-5lectrlclt6^ 



* Aqueduc 



- longueur 

■ type da condulta 1 

■ profandeur 

■ travaux de pavage Incte 

- presence eols coniaml/iea 



974 metres « ■■ SO rrt&trea . 784m6tr6S 



Fonts JM 



2oamm 



■300 mm 



2.S mdlraa 



Innl-js : 



■ Unltalra 



- longueur 

■ 'type d« conduits 
• profandeur 

■ Iravaux da pavage Indus 

■ presence sols containing 



1 Pluvial 



• longuaur 

- lype de conduits 

■ profondaur 

■ travaux cle puvaga Inctus 

■ presence sals carstartiMs 



* Tranches combined 



■ Entries de services / pulsards / borrws dlneendle 



[79 Un ltfe/0 1*6 Unite s 



" Travaux de tondation et pavage/ borduras / trottdrs / mall central 
■ Travaux d'iolatraga et/ou de feux de circulation 



8 1 00 m.ca, / D / 2 400 rn.ca. 



REMARQUES GENERAt.ES/ COMMENTAIRES 



a -Presence da roo 



3 - EtudB de sol - Profandaur a,3 a 4.3 ffistraa Babla, silt, pavao a 2 4,3 metres / Roc Z i. 4.3 metres 



1 - Plans .iransmls : 



. 3 - Plana - Plan el profits (2 copies coffeollons) 



Pfiparfi par Gifes Martal, Ing. 



VSrltte par Laval Gagnon, Ing, 



2003-03-27 



l, u q a 


Accivlte : 7D0300 - Analyse comparative else prix imitates dee travaux 

dB rficonalruDHon et de rfihtibllliatton das Infrastructures 


.NfPiTI 0200426 






PROPRIETES ET CARACTERISTIQUES INTHINSEQUES QU PROJET 






■ BECTEUR 




Quest ; . ■ ■ . ■■ 




ARRON DISSEMENT ■ 


Cflta-dse-Nelgas/Nolre-Dame-ds-Grace ■ , . • ••- '. •• . " . 




NUMERO DE PROJ£T 


923a - Groups oa •• :♦. •: ■■■ r 




MONTANT SDUH IBSION 


5300000,00$ • .• • . •. . .': - '■ ■ 




DECOMPTEDgRNITIF 


4799041,00$.- ... ■■■ ■ ■ ■ •_ -= ■ 




□ATE REALISATION 


□ 1(24 Ml) 2007 BU 20 mars200B • ' . • ' 















01- Periods de soumlsslbn 

02- OuVerture da fa soumlsslon 

03- Temps albua 3 l'axectitlan dBS (ravaux 

04- F Mods allouS a ft Texscullon das travaux 
06- Y a-t-l[ daa phaaae da construction prevues? 

06- Ceryiicatd'Autorlaath/i du MDDEP obtenu? 

07- Y a-t-11 dea conditions htvernatea a prevoir.? 

OB- Bastion dea sols d'axcavatlons (sola cantaminea)? 

09- Surplus cf excavation e( da remplfesage? 

! D- Travaux prBVUa par GSEM7 ' 

] 1- Augmentation du prix das matarlai)x7 

i s- Penality pour retard dans I'oxecullon das travauxv 

1 3- Les travaux aont-lta permls da null? 

1 4- Etude de sol 

I s> signalisallon / Circulation / Eelalrage 
1 9- Services Bjdstsnts & rnalntanlr 

1 7- PLAN ET BORDEREAU 



11 mal20QS ■ 

31 mai aoas . ■ ■ 

aiojouradacalsncirier 



Qui - 1 ou 2 phases - S aBclours - Annexa A (page 103) : ■ - : ■ 

Qui - Article 43 d«s C.P.S. ■ ■ ' . ' ■■ '■ 
' Oul'ATtlotea7e»SdBgOf.B.(BBeDlnnnBa).;. ; - ■. 
Qui (voir aeotion type) , ■ . 

, Qui- Article tie¥o,p;5... • ' ■ •' V 

Qui -Articles 4.1 0.1 at 4.-I0.2 ctesCCA.G. • ■=■ ' - ••- ■ 

' Qui -Ent tout temps InfluarU les flna da samalna -' : -" .- ■" ' 
Qui- Pavage 100 mm /DajjagM mrn /SablB, gravfar 1,5 metre / 

■ Sat'k3i:atlt£it3lil6lriiE' , - - '.. .^.V, :,-*■.;■„': - 

OuiJ Qui/Qui ■ Pisqulgrt speclallste "■ ' ' ■ ■ , - 1 

Hon - Artfcfo 1 1 dsa c,p.s. '■ , .-. : ■ - 



* Types d'arieres 

' Presence d'utililSs publiques 



* Aqueduc 

- longueur . 

- lyps de eonduRe 
-profondaur 

- iravaux da pavage Indus 

- presence sols contamtnes 

* Unitalre 

- longueur 

- type de candulle 

- profantfeur 

- Iravaux de pavage Indus 

- presence sols ccntamtnes 

* Pluvial 

- longueur 

- type de oonduto 
-prafoncsur 

- travauxds pavage Inotus 

- presence sols contamtnes 



* Tranches combines 



* Enirassde services /pulaards/bornesd'incandle |£1 unites I E4 unites / 7 unties 

' Traveux ds fondatton et pavaga / bordures / tratlolrs I maj cenlral . j4 BOC i in.oa.7 d./d To ' 
' |^0a0m.ca. da coup e ' • 
' Travaus d'^clalrage etfou da feux da clrculaltoii |1 unjlfr' i '|2, : „ ZI". '.; 



REMARQUSS GENERALESV COMHEMTAIflES 



1 


• Plan* transmit ' -2 Plana -Plans'de stalls • .- • , 


■'-EPIans-Sondages-TauxdaBontamlnatlon ■ ■ . 


■ ' -I PIan-Pfolll.-egoutetaquedtig ' <4^~ N,B, Plane manquante' ; "' 


2 


- Passage T.B,Ade 600 mm sous aquedtio EDO mm (support requlsy 


3 


.Dioomptasflnauxsous'prolets 06561 27004 - 06561 27005 -OB5S1270O6- 06561 H7007/ 


■ Monfanb aux deoomptes tlnaux soft ± 10% a 4 7S9.041 $) 6 300 ooo.ofl $ 


4 


. Arlfcla 6 dse O.P.8. - Passage te'mporafre pour plelons et battnants avolstaanls- CIBturea teaiporalres 


5 


-AssuranoeadrlHlonrialle da 10 000.00$ ■ . . ■. . , . 


6 


-Autre3pro|etarealfe88pard'aut/es ' 1 • - 


7 


- UtfilBaffon da ellaalerea New-Jeraey pour diamHorafe do travaU/ Won Inoliia an bordereau ' - 


s 


- Refection temporalra dea ooupea de rue / Refection tamporalra das troUs (baton), bordures et Ilots , 



Boulevard - 3 voles • -■ : ■• ■ :■ 

BelUGaz/ Electrloag / gclafrage/Hy dro'Quftiec ~ 



7sam&tres = 


680m«trea 


•' GS metres • ■ . • - . 


Fonte JM • 


■ aoOfnm.--- 


" - aoa/nm - 




B.amelrea "' 


- 2.4 metres :■ • 




Out " .-. • .• • ■ ■. 



774 metres = . 


93 metres • 


ee4mSlrea' . . 




TBA.Cl.IV ■ 


455 mm a 


■ 9T5mrsi 




3.5 a 4 metres 






^— — 


Oul- ■: , ..- .- 


Oul- ■ . . -,- ;■ ■■ -.. ■■ 




aoondulteB' " 



Prepare par Giles Martel, big. 



Virrfli par Laval Gagnon, Ing. 



E009-03-27 



LUQ S 



Aotlvlti : 700300 - Analyse comparative des prlx unltalres des travaux 

de reDonatruutioti et da rthablSI ration daa InfrastruDtures 



N/D;T1020M2B 



PHOPRliTiS ETCARACTfiRlBTIQUES INTRINSIsQUES W PROJET 



3ECTEUR 
ARRONDIS8EMENT 

NUM^RO dh projet 
MONT ANT SO'UMISSION 
PrSCOMPTE D6F1NITIF 
DATE RECUSATION ■ 



Cantrs-vllle 



Via-Marle 



(Plateau Mont-Royal tnscrltsur la aoumlssion) 



1 499760,00$. 



1 355 016,00$ 



7 novambte 2008 au 1er nwernbre 2007 



01- Perioda de soumlssion 
Os- Ouverturs da la aoumissfori 

03- Temps allauS a i'executlon dee travaux 

04- Periods allau^e a rexfioutlon tfae travaux ■ 

05- Y fl-t-ll das phases de construction pravuea? 

06- Ceriiiicat d'Autorlsation riu mddep abtenu? 

07- Y a-t-ll des conditions hlvemalas a prevolr ? 

03- Gestlcn des sols d'excavatlona (sols corilamln&)'? 

09- Burplua d'axcavadon at da rsmplssage? 

10- Travaux: prfivus par (JSEM? 

11- Augmentation dj prlx das materlaux? 

12- Penalltes pour retard dans I'axeaullon des travaux? 

13- U» travaux sonHls parmls dB null? 

14- Sluda de sal 

15- Signalisaibn/ ckrulallon / tclalrage 
1 8- Services exlstanfs a. maintanlr 



31 ma! 2006 



Ig'malSOOS 



ICOJoutadacalendriBr ■ : V '■ 
fite/AuioriifiB aQoe-Ptlntern p 8 2007 ' 



Qui ■ Articles 1 1 at 23 dea CP.S, 



Out ■ Artloles 7 el 1 2 das CP.S, 



Our- A'rtlcla22desC.P,S. 



Oul - Article 30 das C.P.B, 



Qui -Article .4.10.1 das P.A.G. -2S,Q0 t par jour minimum ■ 



6olr etiln d& semalrw » Artlola 5 dee P.A-P. 



Qui » Annes a 1 - Profopdeur 3 a 9 rrialras J As phalts • baton 300 mm J 
Silt argite compacts 3 a: 6 mfelr&s " ' L _ ; • 



Oul / Oul / Oul 



Non 



17- PLANET BORDEREAU 



' Typas d'arteras 

' Presence, d'titlllttepubllquea 



' Aquodus 



- longueur 

■ type de conduits 

■ proiondeur 

■ travaux de pavage Indus 

■ presence sola contamlrnSa 



Boulevard St-Joaeph -2 fob 3 votea 



Qaz / Bell I Hydro I Eolalrage / Eteotrlolti" 



264 metrsa : 



Fonts JM de 200 mm da dla. 



fi.2matrea' • 



Norr Indus 



Oul ' 



' Unltalre 



■ longueur 

- type de condulte 

- prolondeur 

■ travaux da pavage Indus 

- preaance sols coniarnines 



266 metres t 



TBA, classa IV 



■ 12 metres £54 met/as 



-■ aopmnr 



376 mm 



3.5 metres- 



Indus. 



Oul 



' Pluvial 



■ longueur 

■ type de concMta 

■ proforrctour 

• Ifavaux da pavags Indus 
-.presanoa sola cbntaralnee 



' Tranohte combines 



a candudes ■ 



1 Entries da services I putads / bornes d'lftcsndla 



10 unites IB unites 



' Travau* do fondatlon at pavage / borduras/.tarttolra / mall central 
■ Travaux d'eclalrage et/ou de faux do circulation ■ 



3 E00 matras oarrsa ' 



Won . 



REMARQUES afeNERALES /'COMMENT AIRES 



1 - Plans transfnla : 



-1 Plan-Pb n etprotll 



' - 1 Plan - Topographs at sBrvllutfea exlstantes 



PrApar^ par Glllss Martsl, Ina. 



V6rlflS par Laval Gagnon, Ing, 



20D9-03-27 



■LUQS 



Activity : TOC3Q0 - Analyse comparative des prix unlialres das travaux 

do reconstruction et cte r£irabllf!atlon das Inf rastruciura* 



WD :T1 0200426 



PROPRIETES ET CARACTEfllSTiaUES INTRJNSEQDES DU PROJET 



SECTEUR 
ARRQNDISSEMENT 
NUMfiRO DE PROJET 
MONTAMTSOUMI8SION 
DECOMPTE D&JNITIF 
DATS REALISATION 



Axe central 



Hoaeroonl / Pete-PaMe 



94 990,00 $ - Eluda jnulilB llF 



94083,77 



DU 1 3 E Oplembre SOPS auSB lullle! g007 ■ 



01- PfirlccJe dH soumlsston 

02- Ouvsrlyre da [a soumtsalpn 

03- TempB attau 6 & rexeci/UDJi das travaux 

04- Periods sllouia a I'exScuHan das travaux 

05- Y a-tll das phasos da construoflon preV uaa? 
oe- Csrtiffcat d'Autorfaalton du MDD EP cbtenu? 
07- Y a-i-J das oondltlona filvarhales 4 prevolr 1 

OH- Qesltan das sola d'oxcavattans (sola canlamlna's)? 
OS- Suiptua d'e^eavaUon ei de r<smpllaaftge? - 

10- Travaux prfivus par CBEM? 

11- Augmentation duprfa des materially? . 

12- PenaHes paur retard dans rexSoutltin tfea Iravaux? 

1 3- Us travaux sont-lls permls da nutt? 

14- Studeetaeol 

" 1 B- Slgnatlsatlon / Circulation / folalrage 

1 5- Services ejilalanls a, malntenS 1 

17- PLANET BORDEREAU 

* Types d'art&res - 

* Presence d'utlllii a publlquas 



SOJouredscatendrler- 



* Aqueduo 



Unilalre 



- longueur 

■ VPs da eonduKe 

■ profondeur 

■ travaux de pavaga Indus 

. prdsenae sols nontamln4s 



■ [angrteiir 

■ •type da rjcndlffle 

■ profondeur 

• iravaux da pavage *5Hjs 

• presence sola contamlnfe 



60 metraB 



Fonts JM-200 mm de dla. 



' Pluvial 



- longueur 

- type da conduits- 
• profandeur 

■ traeaUXda pavage Indus 
' presence sols contamines 



' Tranches combines 



' * Entries da services / pufearda / tomes d'lnoandla 



* Travaux da fondatfon et pavaga I borduras / Irotiolrs / mall central 

* Travaux d'eclalrage et/ou de faux da eradiation 



REMAROUES SEHSRALES / COMMENTAIREB 



j Etuda Inutlfe • P Kfet BlpoMen 



Prepare nar Gillou Mattel, Ing. 



VerK'a par Laval Gagnon, Ing, 



2009-03-27 





" Typasd'artaras 


Boulevard ; 3 votes. ' , : ■ ; 




■ Prdssnca d'utllltfe publlques 


Sat 1 Hydra Quebec / Bell / Electricity / Eclatraga (N,B, His aerlsns) . ■ 



1UQS 



Activity ; 700300 - AnalysecomparatSve dels prix unStajres ties Iravaux 

da reconstruction at de nihabTHtBtlon des Infrsstruolures 



PROPRIETY ET CARACTERISflQIJES INTRINSE.QUEB D J PRO JET 



SECfEUH 

ARRONDISSEMENT 
NUMgRODEPROJET 

montant eoumissjon 
pedompteoefimtif 
date.fi Causation 



Est 



flM&re-daa-Fralrlaa / Folnte-aux-Tfemblas. 



a B30 000,00 $ 



Z BOB 703,00 $ 



Du 3 flovambre 3008 au B mars 2007 '■ 



01- ParJactedasoumlsslon 

02- Owverluro da la aoumlsslon 

03- Temps aloue a fexecutlon dea tr&vaux ■ 
.04- Periods allot; 5a a raxSouIlon Oastravaux 
05- V a-t-II das phases de construction prsvuas? 

05- Certlfiaat d'Autorlsatlon du MDDEP.abtenu? ■ 
07- V a.-1-ll daa conditions hlverimlaa a prevofr? 

06- Gesitan des sola d'excavaSlans (sols contsmfnes)? 

09- Surplus d'BXcavatlon Bl de rsmpllssags?. 

1 0- Travaux pr4vua par CSeM? 

11- Augmentation du prlx das matSrlaux? ■ 

1 2- PSnaJlids pour retard dans I'exioutloti das travmw? 

13- Les Iravaux aonf-I!a parml3 da null? 

14- Etude do so! 

15- Glgnallaatbn/ oirculatlan/ fclalrsge 

16- Services exlstants 6 malntenlr . 

17- PLAN ET BORDEREAU 



2Savrll£00e 



175 jours dacatandrlar ■ 



D6but prlnlemps 2008 - Urgent 



Qui* Mela 41 das C,P,S. 



Qui- Article I2&SCP.3. ' 



j Oul (salon asotlori type) ■ Article £E dea C.P.S. 



Ou! - ArtldJs 37 deaO.P.S.. 



Out- Article 4,10,1 desOAG.' 



Solr at fin da samalne - 6 Jours satyialns ■ 



Qui (Annexe 1> •■Artlole 17tfe3 C.P.S, 



Qui ./Oul /Oul 



Aqueauc, tem porals k prevolr 



' Aqueduc 



1 Unltalre 



- longueur 

■ type de coridulta 

- proFondaur 

- tiavaux de parage Indus 

- presence sola contamlnes 



■ longueur 

■ type cfa conduits 

■ profotldeur 

■ Iravaux da pgvaga Indus 

■ prfeance sols cohtamlries 



342 m&fres 



Fom.6JM.3DD mmdedla.' 



£.6 melres 



Hon Indus 



Qui 



3Cd metres 



TEA 4S6 mm de dla. ' 



G a 6,6 Metras- 



Indua ' 



Oul 



■ Pluvial 



- longueur 


173 metres a 


. 38 metres '■' 


7<V m&troe ■' . 




- type de oondulta 


TBA, OVIV 1 


. ASS mm ■ 


'. ego mm 




- prafondeur 


3 metres 


- travaux de pavaga Indus 


Mors Indus ■ 








■ presence sols contamln4s ■ 


Oul " 



1 Tranches combines 



3 condultas : 



' Entrees de services / pulsards/ bornes d'incendle 



1 1 unlfe / g4 UrtKaa 1 1 Z unites 



' Travaux de fotidathm el pavage / bordurea / trottolrs I mall centra! 
* Travaux d'aclalrarje et/ou dB leux de drcufation 



.REMARQUES GENERALES / COMMENTATES 



E 



aoo mja./QM aaom.caJO 



a - Presence da tils asrlens 



1 - Plana transmls r 



■ 1 Plan - P l an et protll 



-S Plana - Forages 



3 -Protection dea tlves 



4 - Etude des sole - Annexe 1 ; Profondfeur 6 a 9 metres / Pavage 1 SO mm / Pierre 0-a0 mm 3Q0 mtr. / 



Sill, sable, arglle 5.E a S metres 



6 - Pompage 5 prevo|r 



e ■ pulaatds dans ooleolouj^24unlt6a 



Prepare par Giles Martel, lug, 



Wrifie par Laval Gagnon, Irtcf- 



2008-O3-27 



LUQS 



Activity : 700301) - Analyse comparative das prix unltalres des travaux 

ds reconstruction et da rehabilitation ties farraBtructures 



M/D iTlQ2D042B 



PHOPffl&flSS ET CAHACTER1STKSUES !NTR]NS4QUE8 00 PRO JET 



SECT EUR 
ARRONDISSEMENT 
NUMERO DE PrtOJET 
MONTANT 6GUM5SSIQN 
DECOMPTE DEFfNITIP 
DATE REALISATION 



flMere-des-Pralriea I Polnte-aux-T females 



gaoi 



7336 638,00$ 



7 305 647,00 $ ■ 



Du 1 1 juin B006 au as mara SDOa 



01- periods desoumlsslon 

02- Ouverture da la soumlsslon 

03- Temps afoud a i'sxicution daa Iravaux 

04- Periods allouee a I'exeeutlon des travaux 
os- Y a-t-il ties phases rJe construction prevuas? 
06- Cortlflcat d'Autorlsatlon du MDOEP obtenu? 
■07- Y a-t-il das conditions hlvs mates & prevolr ? 

05- Gestlon des eola d'excavdllona (aols eprilBmlnes)7 

09- Surplus tTexeavatlori el da rsmpHssaga? 

10- Travaux prevus par CEEM? 

1 1 - Augmentation du prlx des malSrSaux? 

12- PSnalltaa pour retard dans re*Sou'Ion des travauK? 

1 3- Les irewaux aont-ila psmils de nult*? 

14- Etude de so! 

1 5- Slgnallsation / Circulation / Eclatrage 
IS- Services existants 4 matnlenlr 



8avrllE008 



210 lours da calendrler 



gur-FrjyplrprlntempsgOW ■ Arlicba d tia O.P.3. 



Cul 



Qui - Articles 13, 1 4 et 15 das O.F.S. (600 tonnes) 



cui - Artiola sa des c,P.s, 



Oul-Art[ote38.'d99C.P.a 



Out -ArtlolB 4.10.1 deaOAG,' 



Sa'r/ Fins' de aemalna / 6 joura ssrnatns -Article B daa P.F.S. 



Oui -Annexe 1 



Aqueduotemporaira 



17- PLAN ET BORDEREAU 



* Types d'arferes 

* Prepense d'uillllas pubtlques 



Voles rgajdentlsljgs (69b, TOe, 7 ie Avenues - Bglj. Gouln) 



<3aa/ Hydro / Eolaitage / Electricit y- S rru Itt m: 1 8 m, / \Z m7 



' AqueSiic 



■ longueur 

• type da condulte 

■ profondeur 

■ travaux de pavage ItiCltiB 

' presence sole cohtarnl/ies 



83B metres = 



67B metes . -.2l0mirtrw 



Fonis JM 



aoo mm ■ 



aoo mm ' 



!2,a- 2.3 metres' 



Hon 



oui; 



' Unltalrfl 



• longueur 

• type ds conduits 

■ prolondeur 

■ travaux.de pavage Indus 

■ presence sofa oantamlnia 



,saa mfetjes - 



THA,nl.lVelV 



- 4S£ metres* ■ IPS metres aia moires 



-V JV-300 mm ■ . ■ IV-375 ram V-4B0 mm 



m&tras / +.5 mel«8 M metres 1 4 metres 



Indus 



CM- 



' Pluvial 



■ longueur 

■ type da conduit 

- prolondeur 

- travaux cfe pavage Indus 

- presence sals contsmlnes 



,634 moires » 



■IBA,dLlV 



474 metres ; 1B8 metes £2 metres 



■.' 373 mm ■ 



600 mm ■ 1200 mm 



aff metres 



Nan ' 



Oui : 



" Tranches combines 



3condufies " 



Entries de services / pulaards / liornca dines ndle 



J68 unites / 36 unites / a unites 



' Travaux de fondatlon et pavage I barduiss / trottolrs / mall central 
' Travaux d'Sclalrags et/au de few ds clroiMon 



Jesaom.oa, 



iNon/Npn 



REMAHQUE3 BENEHALES / COMMENTA1RES ! __^ t 

1 - Presence de tils asHens sur btul, Gouln : : ' ; ' : ■ ; ' 

2 ■ Falplancha d'acler requlsa pour Agout sanltalre aur b ou l, aouln - Article 8 des D.P.8. '■ ■• 

3 ■ InterysntlonB archfiologlqueB possibles - A rticle B de s CF.fi ; ' , .'. 

4-Sondases / ■ ' ■ ■■ . ■ - . ■ ■ ■ : " 1 

Prolortdour Pavage . ■ -, ■ M6-20 . , ■ ," . Silt, sable Roe 

-boul, Gouin 3a9matras -. IBOmin: : ; g50a4S0wm - .■ ; i i BOflmm ■ ± empties 

~6Sa,70eet7lE Ave . 6,7matrBa, . ,60 mm - 450 a 600 mm .' ' 1.fenifet're 1^aS.jnT 

6 - Plana, tmnsmta : - 4 plans at proflln ; ■ ] ; ; " ■ ' ' 

6 - 7 soumlsslonnalf es ; L^__ ■— ■ '. I 



P/epart par Qllles Marlel, Ing, 



VaVlfla partavafGagnon, Ing. 



2QO9-03-27 



Activity : 7003(10 - Analyse comparative des prix unDalrea das travaux 

de reconstruction at de rehaWJItatlon des InfraBtruiturea 



N/D :T1020042B 



PR0PRIETE9 ET CARACT(=Rlsr!QUES INTRlN&fedUES DU PROJET 



SEOTEUR 
AHP.ONDISSEMENT 
NUMERO DE PROJET 
MONTANT SOUMISSION 
DECOMPTE DEFINITIF 
PATE REALISATION 



QUEST 



SAINT-LAURENT 



am 



6 607 712,40$ 



MOMDISPONIBLE 



INONDISPONIBIE 



01 ■ Periods de soumlaaton 

02- Ouvertura da la aoumlsalon 

03- Temps alSoua a I'sxecutlon ties travaux 

04- Periods allouee a I'execution des travaux 

05- Y a-WI dcs phassatie oonalruollon p/Svues? 
Oe-Certlffcat d'Autorlsatlon dJ MDDEP obtenu? 

07- Y a-MI das conditions hlvernalaa a prevolr 7 

08- Gastlon dea sola d'excavatlons (sola contsjmlnes)? 

09- Surplus d'axcavatlon a| da templlssaga? 

10- Tfavaux pNvub psr CSEM7 

11- Augmentation du prise das ma1arlaui(7 

12- Panalltaa pour retard danB lexacutlon des travaux? 

1 3- Las travaux aant-lls permls ds nu!t? 
H- Elude de boI _ ■ 

15- siflnailsatlon / circulation / Eclatraga 
1'6- Services exlstanla a, malntenlr 

17- PLAN ET BORDEREAU 



^Typeati'art&Tss 

' Prasancad'utllte's pubises 



' Aquadua 



Sanllalra 



Pluvial 



■ tonguaur 

. iypt> de conduits 

■ profcindeur 

■ travaux da pavage Indus 

■ presancu sols wnlamlnes 



. longueur 

■ type da conduits 

■ piofondsur 

- travaux da pavage Indus 
' presence aols contamlnes 



- longueur 

- type de conduits 

■ prafendaur 

■ travaux da pavage Indus 

■ presence apis eonlaminas 



Eimara2O06 



19avril2006 



240 JOURS 



2006 ET 2007 



2 PHASES (phase £: acquisition terrain / sujei a felra cancellae) 



QUI (pour I'enaftmbfa du projst) 



[QUI. 



OJI (eux Irate de l'entrepreneur) 



OLfl 



A (traVaux sur i ana) 1 



out 



1BQ mm parage /.37B mm MG20/argite-gravfer 



Temporajra / Chstnln de deviation / Teniporalre 



DoK malntenlr aqueduc, sanltairB, pluvial et faux de circulation 



poulavardg volea'jMarcel-Laurtn) - 



QUI (Hyprescan 400 mm / ffaz ! Bell) 



3BB no.!. / 362 m.l. ; 



ZOO mm / 300 mm fonta JMIcl,53 



2,2 m 



HON 



NON 



m ml 



373 mm TEA 



3,8 m 



QUI W 000 m.ca. 76 mm d'apalsaaur pavage lemporaira) 



QUI (S OOP t.m. B-C et plus que O) 



see m.l./36 m.l. 



375 mm / SO0 mm Tba 



a,cm 



HON 



NON 



' Tranches combinie 



Prlftdpatement 3 condultes 



2 condultes (AS) 120 m.l. 



1 conduits (S) 20 m.l.. 



* Entrees de services / pulsards I barnes tftandte 



126 un navnie «t.- 



' Travalwde fondatlon at pavage / borduras / troltolra / mall central 
' Travaux d'eclalrags a few <le feux da circulation 



11 B00m2/45m / ieaa 1112/8301112 



RekxaBsallon leux de circulation 



REMARQUES GENERALES / COMMENTATES 



SISNAUSATIOM ET ClRCULATiDhi: ANNEXE 3 NON DISPONfBLE 



Prepare par Gillas Martel, Ing. 



Varflle par Laval Gannon, lng. 



2009-03-27 



L, U \jf i 


Actfrlta i TDD3DQ - Analyse comparative dea piix unitaSrea dea t ravniix 

- d s reconstruct Ion el de rehabilitation des Infrastructures 


NrD ill 0200426 






PROPRIETIES ET CARACTERIST1QUES 1NTRINSEQUES t)U PROJET 






BECTEUR 




OUEST 




AHH0ND1SSEMENT 


8AIMT-LAURENT • ' .: 




numero de projet 


8162.- • 




MONTAMT SOUMiSSION 


5 798900,005 ■ . ■ ' • •. • • .- ' ■ ■■■ •'• ■ ' 




DfiCOMPTE DEFINITIF 


347S 607,10 5 .. -.• ■ . v.. •• .:. - ' ■ 




DATH REALISATION 


87'8EPTB/IBfl6 2006 AIM 1 8EPTEMBRE 2007 ; - ' ••. 





01 - Piriode de aaumlsslon 

02- Ouverturs da la aournlsslon 

03- Tenipa altoue a I'sxtolfon ties iravauK 
OA ■ Pertode allouee a I'axeautlon das fcavntix 

05- Y a-t-il daa phassa dB coristructtart pravues? 

06- Certi!lcat cfAutorlsatfon dii MDDEP obtentr? 

07- V 6-t-lt das conditions hlvBmalea a pravoir 7 

0G- Gestion des aula d'excavatoris (sola contarnlnes)? 

09- Surplus d'excavatlon st de rempllssaflB? 

1 0- Tr'ftvaiW pr^vus par CSEM7 

11- Augmentation tiu ptix das matarfaux7 

1 2- Panamas pour ratard dans I'oxSculIon des travaux? 

13- Lao IravEiK aoiit-Ils psrinla de nut? 

14- feudB de eol . . 

1 5- SlgnallfiEtian / Circulation / Eclalrags 

16- Services axlstants a malntenlr 

17- PLAN ET BORDEREAU 

* Types d'ariarea 

* Presence d'utlUlas publlquss 



1-4 Julj lrt flOOB _ 

io naotaoos . 

120JOUH5 .. " 

sept /oct/ Nov/ dec sops : 

NOW-..-- ■-■ ■ , ■ • 

NON • 1 • ; ■ ■:■ '■ • ■ 

QUI (OBTENT ION DUCA) " 

Q UI [Travaux d a pavaga 600 tmi (Typa 6-0). $400 t m (Type C) 

QUI Cftux tra la da I'ontrap ransur) - - ' - " ' 

NON * ' •■; ■■.-■■■■.:■■■:■-/■:■ - ■ 

Aprevoir • , - - : : . . ... '. 

NON ' ' ' ■ 

NONHour /solrel weak and) - ■ ■ ■ ■'. 

15 0flimpavaHe/450ttimM 6g O/argllB9tHrqvler 
argnallaatlorv temporalra: beaucoup d'lmpllcatlans ■ ■ . 1 < • - ■ . . 
AquBduo leinporeJre '■ ■■ ■ : : •' '. ■ 



j Boulavard 3 volBa (Marcel.-Laufln'i 



| Qui (6az / Ball/ C3EM / Condulie d'agout) . 



* Aquedtic 



* Sarcltalra 



' Pluvial 



- tonguaur 

■ typo da condutte 

■ profondsur 

■ travaux de pavage Indus 

■ presence sofs contamlhia 



■ longueur 

• lype de oonduita 

• profondeiir 

■ travaux de pavage feiclus 

■ preaarioe sals confamlnes 



■ longueur 

■ typs de cartdults 

■ profondaur 

- travaux de pavage Irsclua 

■ presence sola con(amlri£a. 



2G0 mm / 300 mm fonts JM cl.Gfl 



B60 m.U B70 m.1. 



2,6 hi a £,2 m de cauvert ' 



NON ■ 



NON . 



NIL 



.NIL 



' Tranche'e oorriiin^e 



Unique 



' EntrSgs cf© aarvloes / puisards / bomas d'lncendla i?4 un/ff un/ 13 un ' 



• Travaux de fondatlon et pavaga / bordures / trottolrs / mall central 

* Tfavauxd'eclatraga et/ou de feux cfa drcutatlon 

REMARQUE3 BENERALES / CgMMEmAlggS, ,., v „,„.„ . _ ■ 



20 000 m s /Oml/gaBOm'/l 200 m a 



Eun/ 18 bourtea da d&ection ' 



ANNEXE 3 IMPORTANT: ■ 



LES TRAVAUX 6E FONT UM 3EUL COTE A U FQ13 " 



TRAVAUXAUX I NTgRBECTIONS DUBATjf WEEK-END OU LE 3DIR <EQLA 1RAGE REQUiaT 
LE brim POUR LES TRAVAUX DE TROTTOISS EST PETS HEURES / 1 effing ' jTUFbia ; 



LES ENTSEES DE SERVICEgrTEgOUTS SONT A LOCAUSER 



LES SERVICES EXiSTANTS ENDOMMASES PAR L'EHTREPHENEUR BQMT REPARE3 PAR LA ViLLE AU FBAI3 DE 



L'ENTREBRENEUR ' . : 



PLAN DISPONELE! 



1 PLAN EN 3 SEOTION3 POUR LES-TRAVAUX D'AQUEDUC 



AMENASEMENTTROTT/ MAIL /PAVAGE; 6 PLANS 



■ EGLAIRAGE ! 3 PLAN3 



SIGNALISATION; 6 PLAN3 



Prepare par Sites liflart^l, Ing, 



VSrilie par Laval Gagnon, Ing, 



2000-03-27 



L UQS 



Activlld ; 70C30Q ■ Analyse comparative das prlK unllalrss den travaux 

do reconstruction at da rehabilitation ilea infrastructures 



H/D;T102Q[M2S 



PROPRutfES ET CAHACT£RI8raUEB INTRINSfeQUEE DU PflOJET 



SECTEUH 

ARRQNDlSSEMENT 
NUMEFtO DE PROJET 
MONT ANT SOUMISSION 
DECOMPTE DEFINITIF 
DATE REALISATION 



:g£ntre-wlle 



j VlLLE-MARIE ' 
i0141 



|633 B07.40 < 



01- Pdrfode da soumlaalon 
03- Ouvartura da la BoumJaslon 

03- Tampa alloua k retention das Iravaux 

04- PeYtodi) allousa. & fexecititoii dea travaux 
06- Y ft'l-il des phases tie construction prevues? 

06- CartirlflBt (TAutoflsailon ttu MPOEF otatenu? 

07- Y a-HI daa conditions hlvernalBs a pre'voir ? 

CB- Gaallon des aols d'excayallons (sols oontamfn^a}"? 

05- Surplus d'ejioavfttlon at de rwiplissap.e'P 

10- Travaux pnivus par CSEM? 

11- Augmentation du prk des materlaux? 

12- pfinalll^s pour ralard dans I'ska'cullon das travaux? 

1 3- Les travaux sont-lls permla da null? 

14- ^ttide de sol 

1 5- Slgnallsatlcm / Circulation / Eclalraga 
1 B- Servlaes existanta a. malntenlr 

17- FLAK ET BORDEREAU 



OUl 



Intilua auxpitx unHafres 



Acgss.rux "we rains / annaxo 2 non lournle ' 



Aq ueduc tampoialfB [{weoprotscllon Incerfdle) 



Typea d'art&ras" 

' Presence d'uttlltSa publlquea 



ifUie-ehamp-dB-Mars- 



* Aqueduo 



- longuaur ' 

- type da conduite 

- prafondeur 

- travaux da pavagu Indus 

- presence aols confatnlhSs 



300 mm / 1 60 mm /.1 00 mm 



116mVBm/am 



' ComblnS 



* Pluvial 



- longuaur 

- type da conduits 

- prafondeur 

- travaux da pavage Indus 

- presence sols eontaffllnes 



- longueur 

- type de conduits 

- profondaur 

- travaux de pwage Indus 

- prise-nee sols contsnilnSs 



104 m 



!456 mm 



.NIL 



* TrancMa comblnSa 



' Entries da servfcas / pulsnrds j bornes d'lncendta 

' Travaux da fondatton at pavage / bordurea / irottolra 
• Travaux d'^dalraga Bl/oudo faux de circulation 

REMARQUES GENERALE8 / CQMMENTAIREB 



U0un/6un/1 un 



' iEDOma/Ortil/eQmg. 



PLANS DISFOr-ilBLES 
■ OUl 



Piipsri par Sllles Mattel, fog. 



V6rlll4 par Laval Qagnnn, Ing, 



2008-03-K7 



L UQS 



Activity i 70Q3Q0 - Analyse oomp'ttTallve ttes prix urittaires dsa travaux 

de reoanstruotton et de rehabilitation des InrrastructureE 



WO iT1020D42S 



FR0PRIETE8 ET CARACTERISTIQUES INTRINSEQUES DU PfiOJET 



SECTEUR 
ARRQNDISSEMENT 
NUMEflO DE PROJET 
MONTANTSQUMISSION 
DECOMPTEDEFlNfTIF . 
DATE R EAUSATION 



VIEUX-MONTREAL 



VILLE- MARIE ■ 



9091 



1 536859.00$ 



01- periods do soumlssion 

02- Ouvsrture de !a soumtesion 

OS- Temps alloud a rexecullon des travail* 

04- Pelade allouie a ['execution dea travaux 

05- Y a-t-1! des ptiases de construction prfevues? 
OS- Cerilflcat d'AulorlsalTon tfu MDDEP obtanu? 
07- ¥ a-WI des eondltlarie hivemales 4 prfivolr ? 

09- Beatlon des sols d'excavatlons (sals conlsmlnesjl! 

09- Surplus d'excavatlbn at dB remplissage? 

10- Travaux prevus par'CSEM? 

11 ■ AUflraenlallon du prlx das matdrlauxf 

12- Panalltes pour retard dans I'exaciitlon dea travaux7 

13- Lbs travaux aont-lls pwmfs de null? 

14- £luda de aol 

15- SIgnaSsatlon / circulation / firrlalrags 
16* Services sxtetantsflnralntenlr 

17- PLAN ET BORDEREAU ' ' ' . 



30 Bflptembra £004 



10O JOURS 



Automne 2004 au prlnternps 8005 



NON ' 



our 



Inclug au% prlx unllatr nn V 



Fina da aemalne pour acrtla autoroute Bonavanture 



OUI 



fifties sn contlnu pour ba riverains 



* Types tFartSrett 

* Presence pTutiaWs pubnques 



' Aqueduo 



' UnUalre 



1 Pluvial 



- longueur 

- type ds conduits 

■ profondeur 

- travaux de pavsge Indua 

■ pretence sds coniamln&s 



- longgeur 

- type de condulte 

- profendeuf 

- travaux da pnvage Indus 

- pffeenoa sols oontaminia 



- longueur 

- typo de condulte 

- profondeur 

- travaux de pavage Indus 

- presence sals contamlnfe 



Hue principals (MoSHl) 



Qui jpSEM /OcinduHa d'6gant) . 



240M/14M/BM" 



2Qg MM/ ISO MM/ 100 MM lonte JM <il 53 



2 rrt de oouvart 



45SMM/6O0 MM,TBAcllV 



3iBa4m 



ML 



* TrancMe comblnee 



* Enlresa de services / pulsards / bornoa dlnesnife 

* Travaux de fondatlon et pavagfe/ bordures / trotlolra 

* Travaux d'eclalrage eVoU de feux de circulation 

REMARQUES GENgRALES / COMMENT AIRES 



|6 un/14un/1ua 



260arn2/70ml/120m2 



Trotlotr a ravetement blKimlneux (100 trig) • 



Poaalhllte d'evolr d'au trss enire praneura pour la construction dedfto 



LE PELAI POUR LES TRAVAUX D E TROTTOIR3 EST DE 72 HElfflES / 1 COTE k LA FOIS 



Possibility da travaux d'arcfieojogle 



PLAN DiaPOMlBLE; 



1 PLAN.FOUB LES TRAVAUX a'gQOUTET D'AQUEDUO ' 

B PLANS POUR LES TRAVAUX DE TROTTOIFl ET DE OEOMETRIE 

a PLANS D'ELEOTftlClfE / . ■ 



Prepare par Gtlles Martal, ing. 



VSrHls par Laval Gagnon, Ing. 



2a09'03-S7 



lu q s 



Acllvilfi ; 700300 - Analyse comparative den prlx unltalres dss travaux 

de reconstruction el de r6finbl[[tatlon ties infrastructures . 



rW3:T10S0Q42a 



SECTEUR 

ARRONOISSEMENT ' . 

numerodeprojet 
mont ant 80umi5sion 
decomptedefinitif 
date realisation 



pRopnifcrfe et cahact^ristiques Intrinseoues du phojet 



VILLE- MARIE 



8972 



sea 773,00 $ 



01 ■ Periods de soumlsslon 

02- Ouverture da la soumlsslon 

03- Temps afeuS a ["execution dess travaux 

04- Pfidoda alloufis S I'exScutlon das travaux 

05- Y a-l-ll dss phases da constructor! pravues? 
00- Certlficat d'Autorisatlcn du MDDEF oblsnuf 
07- Y a -Ml das conditions hlvarnales 6 prevolr 1 

0B- Gsation des sols d'excavatlons (sols cpnlamlnSs)? 

00- Surplus d'excavatlon et de rempllssaga? 

10- Travaux praVus par CSEM? 

1 1 - Augmentation du prlx das malerlaux? 

1 2- Penalltta pour retard dans I'exeoutlon des travaux? 

1 3- Les travaux sont-lls permls de nult? 

14- Etude da sot 

1 5- sljjnallaatlon / Circulation / Ecfafrage 
1 e- Services axlslants a malntsrtlr 

17- PLAN ET BORDEREAU 



-^Typijs-d'artereB 

' Presence d'utlfe publlqiies 



' Aqusduo 



Unitalre 



• Pluvial 



- longueur • 

- type de conduits 

- profontfsur 

- travaux de pavage Indus 

- presence sols conlamlnes 



■ longueur 

- type da conduits 
• profondeur 

■ travaux de pavage indus 

- presence sols conlamlnes 



- longuaur 

- type de conduite 

- profondeur 

- travaux da pavage Indus 
■- presence sols contamlnea 



7avril20Q4 



NON 



QUI (protec tion aqUBduolampofalre) ■ 



70 JQUHS ; 
frE20Q4~ 



QUI ?(Travaux da pavaga BOO 1m CTVpo B-C) et 400 tm (Type C) 
QUI (aunfrals de 1'entrBprenaur} ■ ' .yy , " , '■' " : 



A PRS/OIR • 



OUI- 



OUifJouryaoiritwaeKend)' 



QUI (loo mm pavage /.3oo mm bftion) ', 
Slgnallsatlon, ^olalrage ternporalre : 



Aqueduo temporalra avec protection d'tn oendle 



fiueJacalB_tcle.5i_SeMjr.ekQtlsaa)^_ 



Qui (Gaz/ Bell / CSEM ?/ Coridulte d'eBout) ' 



.186 rn.1./18m.l./B itt.l. 



app mrn/lso.mmV 10Q mm lonte JM d S3 
1,33 md e convert ', - :, ■'. . ■'. . .. 1 



NON 



voir note 



600 mm TBA ■ 



IMm.l. 



3,3 a 4,0 m 



voir note . 



NIL. 



' Tranche© oomblnge 



' [Unique , 



' Entrees de services I pulaards I bomas d'incendla 

* Travaux da fondatlan et pavage / bordUfes / Irottoirs 
' Travaux d'aclalrsQe etAiu de feux da clrauiatlon 

REMARQUE8 QENERALES/ COMMENTAfRES 



Bun/13un/1 un 



1 eso mafomi/Hsr/ifi 



Travaux ecus 4 conduits dB la CGUM et rempllssage an remblai sans tatrall tb6ton-remblai] ' 



Trattolr a ravstement bltumlneux 



H6aup6ratlon da paves dg granlt 



La gealion et las ana lyses de3 sola conlamlnes sent rembourcas par les travaux contingents 



Possibility de foLrlllea arohhSologlquaa' 



PLAN 0IBPOMBLE: 



. 3 PLANS POUR LES TRAVAUX D'EQOUT ET D'AQUEDUC 



Prepare par elllee Martel, Irig. 



VMIIS par Laval Sagnon, lng. 



2009-03-27 



LU QS 



AclSuita : 700300 - Analyst] comparative deB prix unltalres ties travaux 

lie reconsirUolbn ot da rehabilitation dea Infraalrrieturea 



N/P:T1 0200426 



PROPRIETY ET CARACTER5STIGUES INTHINSfeQUESDU PROJET 



SEOTEUR 
ARRGfjDISSEMEhfT 
NUMERO.DE PROJET 
MQNTANTSOUNIISSION 
DECOMPTE D^FINITIF 
DATE REALISATION 



[EST 



MERCIER / HQ0HELA6A 
'2008-117 , ; . ■■■ 



■|1 4&7 470,00$.' 



Qi- Pedode da soumlesfori 
OS- Owsrlure de fe soomlssion 

03- Temps atone" a. I'exScuilon dea Iravaux , 

04- PMode allou'dea I'exScutlon destravanx 

05- Y a-t-ll das phases tie construcifon prfivues? 
OS- Certldeat d'Autorlsallon du MDD EP obtenu? 
07- Y a-t-ll das conditions hlvarnatos aprGwlr ? 

OS- Gestlon dea sola d'axcaraffons Caols coniamlhe>)i7 
09- Surplus d'excavatlon at da rempllssageV . 

I 0- Travaux prSvus par CS EM? 

I I - Augmontatlon du prlx das mat^rtaux? 

12- Panamas pour retard dans lexacuiton das travaux? 

1 3- Lea travail aont-ITa permla de nu!t7 

14- £tude ds sol 

15- SlgnaEsallon /-Cfrculatfon / felalraga 

16- Services wistaria a mslnlenlr , 

17- PLANEraORDeREAU 

* Types darl&rsa 

* Presents d'nillilas publtques 



' Aquedue 



' UnUalre 



Pluvial 



- longueur. 

- type de conduits 

- praFondaur 

■ Iravaux de pavaga incus 

- presence sola cqntflrriMa 



- longueur 

- type de condutte 

- profondeur 

- Iravaux de pavaga foetus 

- presence atffs cdntarnlnss 



' longueur 

■ typa da conduit© 

- profondeur 

- tmvssinr de pavaga Indus 

■ prfeenoa sola cQnlesmlnes 



Q abM 2006' " ' 



100 JOURS, 



Auiomne 2009 oh pttntemps 8007 . 



NQH (permls cIb debuter an £006 at llnir en 2007 la. pavaga) ' 



Inch-is a uk prix iinltalrBa ■ 



A prjvolr par Fanttepreneur • . 



001 {350$ par Jour) :. 



out 



Circulation locals esstirie 



Aqueduo tBrnporalra awe protection Incendle 



Rue r^sldantlellB {Curateau) sart da vo la da sar y l ca & la SS nard 
Qui [GazJ Sell / CSEM I Candutla dugout) ■ ■ 1 ' ■ : 



B70B1 .' 



1200 mm fonte JHri.63 



1,B3mde convert ' 



NIL 



NIL 



' Tranches comblnee 



* Eniresa da aervlcas I pulsarda / bomee d'lneandla 

* Travaux da tondailon at pavaga /bofdures/troltolrs 

* Travaux d'eclairags eVou lis leux da circulation 

RSMARQUES CENTRALES / COMMENTAIRES 



p5 rn/pun/5 iiri ' 



6 200ma/Oml/30mZ 



PLANS DISPON1BLES 



1 PLAM POUR 153 TRAVAUX 



Prepare par Gillaa Marial, Ing. 



Vfalfle' par Laval Gannon, Ing. 



EQ09-03-E7 



L1STE DES FORMULA! RES 



•* N° PROJET 


4 J— -l- 

( i " 
i 


ARRONDISSEMENT 


* t 
MOfJTAf*lT 
SOUMISSION 


jYt^E D'ARTERE 

a * " v 


2006-117 


Est 


Meraer/hocneiaga- 
Malsonneuve 


. 1 497 470 $ 


Rue residential] s 
(Curateatj} sert ds vols 
da .service k fa 25 nord 


8972 
9091 


Vieux-MontrSal 
.Vieux-Montrlal 


Vllle-Marie 


' 959 773'$' ' 


Rue locale (des Soeurs- 
Grlsss) 


Vllle-Marie 


1 536 £55 $ 


Rue principals (McGill) 


9141 


Centre-Ville 


VlflB-Marte 


633 807 $ 


Rue Champ-de-Mars 


9152 
9191 


Ouast 


St-Laureht 


5798 900$' 

i 


Boulevard .3 voles 
(Marcei-Laurin) ■ 


Ouest 


Saint-Laurent 


" 8 907 712$ 


Boulevard 3 voles 
(Maroel-Laurln) 


9201 


Est 


Rlvlere-dss-Pralrles/ 
Polnte-aux-Trernbles 


7 396 698 $ 


Voles rdsldentlelles (69 a , : 
70 e ,71" Avenues -Bon I. 
Gquiri) . . 


9202 (915ti) 


— » „± 

hst 


Hiviere-aes-i j rairies/ 
Polnte-aiix-Tremble b 


2 930 000$ 


Boulevard - 2 vales 


9214 


Axe central 


RosemorwPetlte-Patrle 


94 990 $ . 


S235 
9239 - Groupe 02 


Cenlre-Vllle 


Vllle-Marie , 


1 486 790 $ 
5 300 000 $ 


Boulevard St-Joseph - 
2 fols 3 voles 


Ouest 


Cote-des-Nerges/Notre-- 
Dame-ds-Grace 


Boulevard - 3 voles 


9246 


Axa central 


VNIeray/St-Mlchal/ 
Pare Extsnslon 


2 093 965 $ 


Hesldsniiel (largeur 
Omfetres) ■ 


9247 




Mercier/Hoohelaga- 
Malaonneuve 


954 320 $ 


Boulevard' 28,5 metres 


S248 




nlvisre-Qes-r raines/ 
Pointe-aMX- Jre mbles 


jIoe nn <fc 
4U5 *HJU q» 


■ Stationnerneht (errtre 
2 rues) 


9249 


Est 


Montreal-No rd 


" 910 636$" ' ' 


Boulevard -2 votes 
(44 pleds) at 1 mall 
(22 pleds) 


9250 


Eat 


Merclsr/Hochelaga- 
Maisonneuve 


1 382 050 $ 
- 


Voles oommerciales et ' 
resldentlelles (2 x 1 voie 
..+ stationne merit) 


9269 
9270 


Axe central . 
Axe central 


Plateau Mont-Royal 


4 594 510$ 


Vole.1 3 metres - 2 voles 
- statlonnement (vole 
commerolale majeure) 


Plateau Mont-Royal 


3 843 100$ 


Vole 13 metres - 
eommerclale - 2 voies + 
stationnement 


'9276 


Ouast 


Sud-Ouest 
Plsrrefonds/Roxboro 


6 595 999 $ 


' Residential 


S278 


Polnte-de-llle ' """" 


■ 1 997440 $ 


Boulevard 

(2 x10,2 metres) 

(2 voles - 33 pleds) 


9290 


Quest 


C6te-das-Welges/Notre- 
Dame-de-Grace 


1 816 982 $ 


Residential (largeur = 
o metres) 
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LISTE DES FQRMULAIRES 



^ N PROJET " 

1 ^ ^ , 


>1 ril*6> 

" 'SECTEUR * , 


ARRONDISSEMEjNT rt) H 


'MONT ANT * < 
'SOUMiSSION 


T>PE D ARTERE 1 


9299 


Polnte-da-ille 


: Pferreionds/Roxboro/ 

OL"LrtlL|lGl )JL 


709 990 S 


Boulevard (2 voles 


9366 


Vleux-Montreal . 


Vlire-Maria 




* nil 4 W»-<»r>fr-*n "i »-l r-i 1 ■ ,» . ii.ii f 

2 "voles restrelntes- 

1— E»J y 1 jfii 1 1 ion C*0 


9367. . 


Centre-Vllle 


Vtlle-Marle 


1 459 787 


.-vnim-^H^iiPi ■ ; ■ — ■ 1-"" — ™ 


9385 


Centre-Ville 


VlHe-Maiie 


5 585 034 % 


Boulevard - 6 voias 


9386 


Verdun 


Verdun/Lachine ■ 


6 319 208 


Resldentlel - largeur 
1.0,5 rrjetres ■ . 


9387 


Axe central 


Vi[ieray/St-Michsl7 
Pare Extension : 


1 194 9"00$ 


Resldentiel (largeur 9 et 
12 metres) 


9390 


Axe centra! 


Vtileray/St-Michel/ 
Pare Extension 


3185 000$ 


Vole residentielis 
(largeur 10 a 12 metres) 
(2 voles + 

statfonnementj_ ... 


9392 


Centre-Ville 


Ville-Marle 


4 937000$ 


Rue secondare • ' 
(Doctaur-Penfield) 


9393 


Axe central 


Plateau Mont-Royal 


1 070 047 $ 


Voles r^sidentfefles et 
commerclalas (largeur 

I UltdUoo < VUlooJ 


' '9395 


Axe central 


Outremont 


2- 290 526 $ 


Volea resictentlelles et 
fiommarcialES flarosid' 
JOj^fetres). " ; . [ 


9436 


Axa central 


Outremont 


467 776$ 


R^sldentlella (largeur 
10 metres) -2 voles + 
atationnemsnt 


9511 


Quest 


Sud-Ouesf 


485 250 % 


2 voies - 9 metres 


QEHQ 
H J 1 £• 








. 12,2 rnetrea) ' 


9566 


Axe central 


Ahuntsic/Cartfeiyllle 






9569 


Axe central 


Ahuntslc/Cartlerville 


896 600 $ 


Boulevard (11 metres/ 
Mall 1,1 metre/ 
10 metres] 


9583 ' * 


Ouest ; 


Sud-Oueat 


575 940$ " 


Resldentiel .(largeur 9 
m&tres} 


Q1M 111-05 (McGill) 


Vleux-Montreal 


Wfe-Marle 


16 012 496$ 


Rue prlnclpafe (MoGSII) 


82007-013 


Axe centra) 


Ahuntslc/Cartiervllle ' 


1 331 876 $ 


Rue resldentlelle 
(Olympla) 










(Pouparl) 


ST-07-12 


Polnte-de-lils 


Pierrefonds/Roxboro 


" 1 148 969$ 


Rue resldantislle 
(Orchard et Riel) 


5T-07-13 . 


Pointe-de-rile' 


Pierrefonds/Roxboro 


' 1 474 755$ 


Rue reBidentielle 

(ehemln de la Rlve- 
Bo!s6, rues Huntington 
etdel'tlel 
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ANNEXE 1 



£ MOMENTS CLES DU BORDEREAU 



AQUEDUO : 

1 . Entrees d'eau hors ou dans tranche (unite); 

2. conduites en PVC ou en fonts 300 mm dia. hors tranchee (m. liiv); 

3. entrees d'eau hors tranchee (m. lin,); 

4. conduites en PVC ou en fonte 200 mm dia. dans tranche (m, lin.).; 

5. conduites en PVC ou en fonte 150 mm dia. dans tranchee (m. lin,); . 

6. conduites en PVC ou en fonte 200 mrh dia. hors tranchee (m. lin.);' 

7. conduites en PVC ou en fonte 250-300 mm dia. dans tranchee (m. iih.); 

8. bornes d'incendies (unite); 

9. systeme d'aquednc ternporalre (m. lin.); 

1-0reh-amb-r-e-de-vanRe-(m,4irj T -)^ : 

11 .conduites en PVC ou en fonte 100-150 mm dia, hors tranch6e (m. iin.); 

12. chambre de vanne (unite); 

13. entrees d'eau dans tranchee (m. lin.). 



EG OUT : 

1 . Conduites en TBA ou PVC 450 mm dia. (m, lin.); 

2. conduites en TBA ou PVC 600 mm dia. (m. iin.); 

3. conduites en TBA ou PVC 375 mm dia. (m. iin.}; 

4. conduites en TBA ou PVC 900 mm dia. (m. lin,); . 

■ 5. conduites en TBA ou PVC 750 mm dia. (m. lin.); 

' 6. conduites en TBA ou PVC 375 mm dia. avec beton remblai (m. lin,); 

7. regards couies en place (m. lin.); 

8. drains et services 225 mm dia. et mains (unite); 

9. beton remblai (m cube); 

1 0. conduites en TBA ou PVG 300 mm dia. (m, lin.); 

■ 11. regards de chute (unite); 
. 12. puisar'ds (unite); 

13. conduites en TBA ou PVC 250 mm dia, (m. lin.); 

14. drains et services 225 mm dia, etmoins (m, lin.); 

15. regards prefabriques (m. lin.);' 

16. raccordement cle drains existants (unite); 

17. regards prefabrique (unite); 

18. conduites en TBA ou PVC 1050 mm dia. (m, lin,); 

19. conduites en TBA ou PVC 1200 mm dia. (m. lin.). 



ELEMENTS CLES DU BORDEREAU (SUITE) 



REFECTION DE SURFACE ET TRAVAUX CONNEXES : 

1 . Preparation du lit suite a des travaux d'aqueduc et dugouts (m carre); 

2. fondation en baton 250 mm (m carre); 

3. fondation superieure 200 mm (m carre); 

4. fondation inferieure 300 mm (m carre}; 

5. sous-fondation en sabie 250 mm (m carre); 

6. couche de base EB1 4 (m carre); 

7. couche de base EB ET GB20 (m carre); 

8. couche de surface EB 10G-10S ou 10G, 60 mm (m carre); 

9. planage ou enfevement du pavage pre-travaux (m carre); 

1 0. refection des entrees charretieres (tonnes); 

1 1 .excavation dans (e roc a la main ou au marteau piqueur (m cube); 

12, elimination de sols contamines plage B-C (tonne); 

13, gestion des sols contamines (tonne); 

14, elimination de sols 'contamines plus que categorie C (tonne); 

15, trottolr monolithique (m carre). ■ . 
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Annexe 2 

INTRANT POUR LE PLAN D1NTERVENTION 
POUR LA VILLE DE MONTREAL 
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Annexe 3 

INTRANT POUR LE PLAN D'INTERVENTION 

AUTRES QUE MONTREAL 



Septembre 2009 
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Coflfs de rehabilitation pour la Vllle da Montreal 




375 



450 



600 



750 



900 



1050 



1200 



-1.350- 



1500 



1650 



1800 



2100 



24 00 



2700 



3000 



1 130,00 $ 



1 290,00 f 



1 610,00 



1 920,00 $ 



2 240,00 $ 



2 660,00.$ 



2 880,00 $ 



-3490,00-$. 



3 510,00 $ 



3 830,00 $ 



4 140,00 



4 780,00 $ 



5 410,00 $ 



6 050,00 $ 



6 680,00 $ 



1 460,00 $ 



1 670,00 $ 



2080,00 



2490,00 $ 



2 900,00 



3 300,00 $ 



3 710,00 If 



4.530,00 $ 



4 940,00 $ 



5 350,00 $ 



6 170,00 $ 



6 990,00 $ 



7 810,00 



8 630,00 



1 980,00 $ 



2 230,00 $ 



2810,00 



3 370,00 



■3 920,00 $ 



4 480,00 $ 



5 030,00 



4-1-20,OQ_$_ S^aOACU 



6 140,00 $ 



6700,00 5 



7 250,00 $ 



8360,00 $ 



9470,00 $ 



10 580,00 



11 690,00 $ 



550,00 



760,00 



1 150,00 



1 570,00 



890,00 



2 220,00 $ 



2 540,00 $ 



3200,00 S 



3 530,00 $ 



3 850,00 



4 500,00 5 



6 150,00 $ 



5 800,00 $ 



6 460,00 $ 



820,00 $ 



820,00 $ 



1 110,00 $ 



1 700,00 



2310,00 $ 



2 790,00 $ 



3 270,00 $ 



3 750,00 S 



_4_24Q,fl£U 



4720,00 



5200,00 $ 



5 680,00 $ 



6640,00 ? 



7 600,00 



8 570,00 



9 530,00 $ 



1 240,00 $ 



1 240,00 $ 



1 680,00 $ 



2580,00 $ 



3 500,00 $ 



4 230,00 $ 



4 960,00 $ 



6 690,00 $ 



JL42U30J- 



7150,00 



7 680,00 $ 



8 610,00 



10 070,00 



11 530,00 



13 000,00 $ 



14450,00 $ 



2 



ANNEXE 2 : INTRANT POUR LE PLAN D.' INTERVENTION 
Coflts tte isconstru ction pour la Vllie de Montreal 



COOTS UN1TAIRES (taxes inckises) 




2300,00 



375 



2450,00 



2 950,00 



2 850,00. $ 



3 500,00 $ 



, 4 250,00 



5000,00 



450 



2 600,00 



2800,00 



3 000,00 



3 500,00 S 



4 250,00 $ 



5 000,00 



600 



2 900,00 $ 



3 100,00 $ 



3 300,00 



3 500,00 $ 



4 800,00 



6000,00 $ 



750 



3 200,00 $ 



3400,00 



3 600,00. 



3700,00 $ 



5 350,00 $ 



. 7 000,00 $ 



900 



3520,00 § 



3 STOjOO 



4220,00 $ 



4 000,00 $ 



5750,00 $ 



7 500,00 $ 



1050 



3 800,00 $ 



4150,00 $ 



4500,00 $ 



■ 4 250,00 $ 



6125,00 $ 



9 000,00 $ 



1200 



4 100,00 $ 



4 600,00 $ 



■5 100,00 $ 



4 500,00 $ 



6500,00 $ 



8 500,Q0 $ 



13E0 



4400,00 $ 



4900,00 $ 



5 400,00 $ 



5 500,00 $ 



7 250,00 $ 



9 000,00 



.1500 



4 700,00 $ 



5 200,00 $ 



5700,00 $ 



5600,00 



7 500,00 $ 



9400,00 $ 



1650 



5090,00 



5 500,00 $ 



6000,00 



5800,00 



7 000,00 



9 800,00 



1800 



5 300,00 



6400,00 f 



7 500,00 $ 



6 300,00 $ 



8 300,00 $ 



10 300,00 $ 



■2100 



2400 



6 900,00 



7 000,00 $ 



8 100,00 



7 500,00 $ 



9 500,00 



6 500,00 



7 600,00 $ 



8 700,00 



8 600,00 $ 



10 600,00 



.11 500,00 



12600,00 $ 



2700 



7100,00 $ 



8 200,00 



9 300,00 $ 



9 700,00 



11 700,00 



13 700,00 $ 



3000 



7 700,00 $ 



8 800,00 $ 



9 000,00 If 



10 800,00 



12 800,00 $ 



14 8,00,00 $ 



1 



ANNEXE 3 : INTRANT POUR LEPLAN D'INTERVENTION 



Coflts de reconstruction pour les vil l es H6es de l'Agqlom6ration, autres que Montreal 




375 



450 



600 



-Z60- 



1050 



1200 



1 150,00 $ 



1 225,00 $ 



•1 300,00 $ 



1 450,00 $ 



J_aQQ,QQjL 



1 760,00 $ 



3 600,00 $ 



4 100,00 $ 



4 400,00 $ 
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1 325,00 $ 
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1 935,00 $ 
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1 650,00 
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■5 100,00 $ 
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1 750,p0 $ 



.1 750,00 $ 



750,00 



1 800,00 $ 



1 850,00 $ 



2.000,00 $ 



2 125,00 $ 



2 250,00 $ 




2 750,00 $ 



5 600,00 $ 



5 800,00 



6 300,00 $ 



7 500,00. $ 



8600,00 $ 



9700,00 



10 800,00 $ 



2 125,00 $ 



2 125,00 $ 



2 125,00 $ 



2400,00 $ 



2 675,00 



2 875,00 $ 



3 062,50 



3 250,00 $ 



3 625,00 $ 



7 500,00 $ 



7 800,00 



8 300,00 



9500,00 $ 



10 600,00 $ 



11 700,00 $ 



12800,00 $ 



2 500,00' $ 



2500,00 $ 



2 500,00 $ 



3000,00 $ 



3500,00 



3750,00 $ 



4000,00 



4250,00 $ 



4 500,00 



9 400,00 $ 



9 800,00 



10 300,00 



11 500,00 $ 



12600,00 $ 



13 700,00 $ 

14 800,00 $ 
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COOTS UN1TAIRES (taxes incluses) 




DIAM&TRE 



550,00 $ 



■ 820,00 $ 



1 240,00 $ 



.375. 



1 130,00 $ 



1 480,00 $ 



1 980,00 $ 



550,00 $ 



820,00 



1 240,00 



450 



1 290,00 $ 



1 670,00 $ 



2 260,00 $ 



750,00 $ 



111.0,00 $ 



1 680,00 $ 



600 



1 610,00 $ 



2080,00 $ 



2810,00 $ 



1150,00 $ 



1 700,00 $ 



2 580,00. 
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1 920,00 $ 



2490,00 $ 



3 370,00 $ 



1 570,00 $ 



2310,00 I 



3 500,00 $ 



900 



2 240,00 $ 



2 900,00 $ 



3 920,00 $ 



1 890,00 



2 790,00 $ 



4 230,00 



1050 



1200 



2560,00 $ 



3 300,00 



4 480,00 $ 



2220,00 $ 



3 270,00 .$ 



■2880,00'$ 



3710,00 $ 



5030,00 $ 



2 640,00 $ 



3 750,00 $ 



4 960,00 



5 690,00 $ 



1350 



3 190,00 $ 



4120,00 $ 



5 530,00 



2 870,00 $ 



4240,00 $, 




3 200,00 $ 



4720,00 $ 



3 530,00 $ 



5 200,00 $ 



3 850,00 $ 



5 680,00 $ 



'4500,00 $ 



6 '640,00 $ 



5:150,00 $ 



7 600,00 $ 



5 800,00 



8 570,00 $ 



'6 460,00 



9 530,00 $ 



6 420,00 $ 



7 150,00 



7 880,00 $ 



8 610,00 $ 



10 070,00 $ 



11530,00 $ 



13 000,00 



14450,00 $ 
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SOWIMAIRE EXECUTIF 



Le rapport a ete redlge en tenant compte que I© lecteur possede des connaissanceslechniques ou de 
gestlon relatives aux: projsts d'infrastruclures municlpales. 

le graupernent CGT a recu rnandat de la vllie de Montreal pour i'elaboration d'un plan d'interventlon 
sur lea Infrastructures municlpales. La firm© LUQ§ etant experts en estimation de coOts de projets, elle 
a ete mandates par CGT pour bonifler I'analyse comparative des prix unSta[res..Les-.prix upitaires,de..42 
projels.de, J.a.yille..s(g.-,IVJ(antr6al ont eie-complleS , -etfanaly3e.de:'cettB--fc^ 

•^k iinili^rg^ f efit^ntgqt p&Sime fM rence vaiabfe- pour falrefessortlr- -leg elemems : q u|-expliqiJeh^ 
Tafiaute ur. c lgiBSfeB ^^Rar j^M Q i 4 Immuilsim.- la 'com paraison de coGta de proje; d 'inf rastf u'dtures 
■muni cipal.es. ..entrs , d^rgjjte^y! lies A ' LU QS a propose une nouvelle approche pour la comparalson des 
couts de projets* d'lnMstructufe's rnunlcipales. Cette approche a ete presentee aux different directeurs 
de |a Vllie de Montreal le jeudi 18 juin 2009. L'approche tient pour acquis que lea ecarta entre les coOts 
-deiJroj-etd-ei : a~Ville~de-Montre^ 

' gcartsj^astemea.QaiLda a jalements .Intangibles (proprietes Gt oaribteristlques'extrinsoques au proTitT 
■et pandes elements- ..tanglbl6a(propri6tes et-caracferfstlques mtrlnseques auprojet),-^ 



Les donnees utilisees pour la compa'raison a partlr de cette approche sont.quatre praje}s^e la Vllie de 
Montreal, un projet de.ja Viije.clQ Lgngueuil et un . projet de la Ville deQulBec. 

Deux inethodes d'estlmatlon dlfferentes sont utilise©© : une pour les elements Intangibles et uno autre 
pour les elements tangibles, Les resultats demontrent que le s eiements Intangible s que I'on omirralt 
attribuer au marche reg i onal occasionnent un ecart 'de +22,5 % pour les projets de !a Vllie de Montreal 
"p^TTapport au projet des autres vines eluciiees". "' 

Le degre de definition des plans represente un de s elsrnents.lntanalbles Id entifies. Etant donne que les 
eatimateurs qui ont partlcip'e a i'etude, ont releve que les plan's emanant de la Villa de Montreal ont une • 
qualite moindre qua les plana des autres villes etudies, cet element a ete quantifle. Les resultats ont 
demontre que lejJe^i&ilgjiMotti^^ §tre responsable de_5_% _de i'ecart gosltjf_dtj 

22j5_2£syr les coQts totaux des projets par rapport aux projets des autres villes. 

Pour les elements tangibles, les resultats. ont demontre pour la construction de la tranches principals 
qua les difficulty techniques que I'on retrouve sur le terrltolre de fa Vllie de Montreal generen f un ecart 
pos ltif de.32'°/& sur les coOts totaux des projets, par rapport aux autres villes. Les elements tangibles 
ISmanant deTspecificites du devls de la Vllie de Montreal, comme i e__choix de certains m ateriaux et la 
contrainte de prevoir des conditions d'hiver, provoquent un ecart de +31 % sur le cout totarBTes travaux. ■ 

En resume, a partir des informations dlsponlbles et apres les premieres analyaes ja nature du ma rche 
regional ( ga f 5 %), Jej^oapMrlstiques et difllGuMs.-teo hnlq uo£_pmD res au prolet (32 %) et les 
sgecjficjtioj^ ustJfien t que le coOt des projets depasse Jusqu'a 

85,5 % ceux des autres vill es. 
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H est indubitable que le g difflcuites techniques propr es a. I'environnernent de la Villa de Montreal sg jent 
un element par lequel ii seTaTposslble de dirntnueTli coflt des travaux. Par contre, i! y a possibility de 
baisser ie coOt total des projets en optlrnisant les elements intangibles et tang ibles _sous le controls des 
representants de Montreal, 

L'analyse des il6ments tangibles est faite uniquernerrt pour les actlvites de la tranchee prlnolpale, Les 
resultats demontrent clairement que les difficulties techniques engendrertt des couts da travaux jusqu'a 
58 % plus &\ev6s, Afin de rnleux cibier les activites responssbles de ['augmentation du coQt total des 
projets, II serait avantagelix de poursuivra l'§tude sur 1'ensemble des activites da la construction des 
projets ^infrastructures municipals. 

'pour interpretation do ce rapport, il est important d'en, connaTtre les limltes, a savoir : 

* Le nombre de projets analyses est fnsufilsant pour que das conclusions avW"un: 3 intervaJle:de ;s 
oQrtfianO0- r eteve^olsnt1iFe§f. Boder(20OO)*conclut qu'ii fayl flu-moinaCTtre^O^nloO^B^Js.iwes 
desjjroyjgejjd^ .|:,Sjx [ ..dqnJ 1 jfs.aotlvit^as.9-,.r.es.aembLeat f // 

Cette 4tude . est done ufl.todjeatguj^^^ „ 

cgrjiipXtie.e^t..boni^ 
dasifaygux-dnnfrastmctures-da^ai/IH^^ 
.7iJm.eenverg.uret,, 



4^ 

,LUQS 



Rapport eompl&neniaire i Analyse des resultats comparatlfs des coOts de projata 



Ville de Montreal 



N/D :T1 0200426 



Analyse comparative des prix unitalres des travaux cte reconstruction 
et de rehabilitation des infrastructures 
Actlvite : 700300 



TABLE DBS MATURES 



1.0 INTRODUCTION ; 1 

2.0 LI MITES DES ANALYSES COMPARATIVES DES PRIX UNITAIRES MO YENS , , 2 

3.0 METHODE COMPARATIVE DES COOTS DE TRAVAUX PROPOSES PAR LUQS 6 

3.1 G6neralites et description de la method© , , .6 

3.2 Description des elements Intangibles ,..„ , , 7 

3.3 Description des elements tangibles , ; .,8 

3.4 Calcu! des hearts des cofits de travaux pour les elements intangibles 9 

~374:f — M&tfadalagbiJtlffsSe -.v „.,;;. - ... ■v.,..,„,..,. tt^ .. , t^9- 

3.4.2 Criteres de base. ...„ 10 

3.4.3 Resuliats 11 

3.4.4 Comparison entre I'estlmaHon de reference et les soumisstons des adjudtcatalres . 16 

3.4.5 Example d'un Gi§mant Intangible quantify , , 1 7 

3.4.6 Resume~ des hearts dee co&ts de travaux pour les elements Intangibles 1 9 

3.5 Calcul des hearts des coOts do travaux pour les elements tangibles 1 9 

3.5.1 Methodohgle utiU$6e , 19 

3.5.2 R6suitats des prix unitalres d'estimation pour ohaqus bordereau d'artivM 20 

3.5.3 Observations sur les resultats de la comparalson 23 

3.5.4 Exempts <fe!6m&nt tangible (conditions d'hiver) 24 

3.5.5 ResumS des 6'carls des elements tangibles 25 

4.0 RESUME ET COMMENT AIRES' DES PREMIERES ANALYSES 26 

5.0 LIMITES DE L'ETUDE .„.„..■ 27 

6,0 REFERENCES = ..28 



Annexe 

Formulaires « Proprietes et caracteTistiques Intrlnsfeques du projet » 



LUQS 



Rapport compiementalrB : Analyse des r6sultafs comparatifs des cofits de projets 



Page I 



Vllle de Montreal 



N/D : T1 0200426 



Analyse comparative des prix unitaires des travaux de reconstruction 
et de rehabilitation des infrastructures 
Activite : 700300 



USTE DES FIGURES, GRAPHIQUES, HISTOGRAMME ET TABLEAUX 



Figures Page 

1 Coupe type de la tranche principals ,.,.,..„..., ', 4 

2 Secteurs de la Vllle de Montreal : 12 

3 Secteurs do la Vllle de Longueuil .....„., ........... 13 

4 . Secteurs de la Vllle de Quebec . , „ .,.14 

Graphiques 

1 Cout au metre llneaire pour la pose'd'une condulte d'aquedue „„„■ , 4 

2 Exactitude des estimations selon I'AACE en fonction des classes ,..,.....18 

3 Composantes des coGts d'yn projet ....„ , , ..,,24 

HIstogramme 

1 Comparaison entre ['estimation de reference et les sournlssions des adjudicature s 17 

. Tableaux , 

1 Caracterlstiques de chaoun des projets influ'encant les prix unitaires , 5 

2 Llste des elements Intangibles , , .■ 7 

3 Liste des Elements tangibles , ....8 

4 'Comparaison des couts totaux d'estimation de reference ;. 14 

5 ■ Resultats des prix unitaires d'estimation pour chaque bordereau d'activlte 1 , 20 

6 Comparaison des prix unitaires des cinq activites communes aux quatre projets Studies 23 

7 ■ Yemenis tangibles et le pourcentage d'sugmentation sur le cout total du projet 25 



.Jljik Rapport compl&nenlalre : Analyse des rdsultels ocmparatife des coOts de projets 



Ville de Montreal 



N/D : T1 0200426 



Analyse comparative des prix unitaires des travaux de reconstruction 
et d© rehabilitation des Infrastructures 
Activity : 700300 



LISTE DES ABHEVJATIONS 



AACE : Association for the Advancement of Cost Engineering 

CGT: Groupernent CGT 

ER ■, Estimation de reference 



^Hgjg^ Rapport complementaire : Analyse des resullats comparatlfs des coQts de projets 

Page lil 



LU QS 



VIHe de Montreal 



N/D:T1 0200426 



Analyse comparative ties prix unitaires des travaux de reconstruction 
et de rehabilitation des infrastructures 
Activity ; 700300 ' 



1.0 INTRODUCTION 

Le ministers des Affaires municipales et des regions (MAMR) subventlonne ies travaux de 
refection des Infrastructures dans le cadre de son programme d'aida finance par la taxe sur 
I'essence (Gouvem'ament federal) et par la contribution du Quebec (TECQ}. 

Dans, le cadre de ce programme, le Groupement CGT a recu mandat de la VII le de Montreal pour 
Pelaboration du plan.d'interventlon sur Ies infrastructures municipales.. Une partie de ce mandat 
conslste a. proceder a revaluation des travaux planifles et plus predsernent a verifier Ies couts 
reels "de rem placement et de rehabilitation afln d'tdentlfler la difference entre ces coflt9 de 
travaux. Dans le cadre du plan d'Intervention le sous-projet VM7Q00Q0, 700300 prevolt une 
analyse comparative des prix unitaires. Cette analyse comparative comprend une analyse ds 
base qui a ete prepares par CGT et livree en avrii 2008, une analyse cornplementaire alnsl 
qu'une. analyse des devis. LUGS a ete mandates par CGT ■afin de compiler ies prix unitaires da 
42 projets de la Vjlle de Montreal repartis sur cinq secteurs de la Ville de Montreal et deux 
secteurs sur le lerrltoire des vllles liees autres que Montreal, Cette compilatfon a pour but de 
dresser la base de I'analyse comparative cornplementalre a effectuer par CGT. Tous ies resultats 
sont presentes au rapport prepare par CGT, 

Afin de bonifier I'analyse comparative des prix unitaires, CGT a egalement mandate LUQS pour 
la .preparation d'une estimation et d'une analyse detaillee des coQts de six. projets 
d' infrastructures municipals, dont quatra projets de la Ville de Montreal, un projet de la Ville de 
Longueuil et un projet de la Ville de Quebec, Ces estimations detalllees;irccluent ; Panalyse--desf s 
devis-afin dy depj^rjes ^ig?^9^, J |® ; 9t?pJ3.y? s r Jf i '?y t Pl I "^s .das hearts -.slgnlflcailfs 0$ :; prix-paye.s 
par la Ville de'Mbhtreai. 

\ U analyse de ia- com pilation des i prix -unitai res^de ^g.-.pw iets de la Vil le de Montreal ■■■a-demontre 
\ que Ies prix u liltai resjpe^epj^ pour la comparalson des coOts 

1 totaux de projet d'infra^cWi irr^hTcipiFea avec Ies projets des'autres vi!les. 

Le present rapport est cornplementaire an rapport da CGT et a pour but de d^montrer Ies 
resultais d'une nouvelle approche propesee par LUQS pour la comparaison des coGts totaux de 
projets d'Intrastructures municipales de la Ville de Montreal avsc Ies projets des autres vllles. 
Cette approche a 6te presentee aux diffCrents dlrecteurs de [a Ville de Montreal, fe jeud! 18 juln 
2009. 

II est Important denoter que ce rapport a 6te redige en tenant compte que le lecteur possfede des 
connaissances techniques ou de gestion relatives aux projets d'infrastructures municipales. 

La premiere partie de ce rapport presente Ies limltes de I'analyse comparative des prix unitaires 
moyans effectu^e a partir de 42 projets de la Ville de Montreal pour Ies articles de bordereaux 
requis pour la construction da la trancbee principals. II y est decrit Ies dtfficultes d'interpretation 
du contenu des actlvit6s de construction pour un article de bordereau de eoumission. II y est 
Egalement presente, sous forme d'hlstogramme, Ies variations des prix unitaires alrisl que Ies 
caracterlsilques de chacun des projets Influencant Ies prix unitaires. 
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Par la suite, una nouvelle approche pour la comparaison des couts totaux de projets est 
presentee, Cette approche se base sur I© fait que les ecarts entre les couts totaux de projet sent 
dus a I'addltion des ecarts provoques par des elements intangibles et tangibles, Egalsment, on 
6nurnere les principaux elements intangibles et tangibles, on' decrit les methodes de calcul 
utlllsees pour quantifier cos Scarta et on presente ies resultats obtenus. 

En conclusion, les resultats sont resumes et commentes, Una mfse en garde est egalement 
soulevee quant allx llmites'de I'etude. 

Le formulalre « Proprietes et caracteristiques Intrinseques du projet » a ele cree pour permettre- 
de repertorier les 42 rapports eludies et d'en Identifier les variables susceptibles d'lnfluencer le 
co.Qt des travaux. Les formulasres sont annexes flu rapport. 



2.0 LIMITEQ DES ANALYSES COMPARATIVES DES PRIX UNITA1RES MOYENS 



En genie urbain, II demeure courant d'utlllser un hlatorique de donnees pour I'estlmatlon des 
couts de projet lorsque le niveau de definition du projet est falble. Get hlstorlque est en genera! 
compile a partlr des prix unltalres moyens des articles ds bordereau de projets anterieurs. Ce 
genre d'estimatlon est utilise par les representees des vllies et des flrmes de genle-cbnseil. Cette 
methods peut etre consideree comme un derive de la methods d'estimatlon parametrique, 

Le developpement d'une procedure d'estimatlon par la rnethode parametrique contlent plusieurs 
etapes importantes a suivre telles que : 

« La determination du but du modele de coQt (Infrastructures) 

• La coljecte des donnees 

• La normalisation des donnees 

• L'anaiyse des donnees 

• L'application des donnees ■ 

• Les tests et la comparaison des resultats 

• La documentation d'utlllsatlon 

A travers touies ceg 6tapes, II est primordial de determiner les lirnites du modele cree en tenant 
compte du type de travail ainsl que de la precision souhaltee des resultats. Co modele doit etre 
base sur des_rjro j6ta aotue ls e t completes & 100 % et dolt refleter les pratiques d'ingenierle et les 
technologies utlllsees par I'organisatloh, S'll est impossible d'avolr recours a des projets actusls, 
le modele doit oontenir un systems d'actualisation valable des coAts de projet. 

Typiquement, l'anaiyse des donnees conslste en une analyse de regression llnealre ou non 
lineairB afirt de comparer les couts du modele en tonotlon des parametres de design selectionnes 
et ies couts reels de projet, A partlr de cette comparaison, II est possible de determiner les 
. caracteristiques cles du models. 
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Le d6savantago de !a mettiode d'estlmation ' param&rique se situe darjs la complexity de 
d£veloppement du models necessltant das competences statlstfques alhsi qu'un hfstorique de 
dohnees representant l^ventatt des- rlsques et des conditions rencontres suf les chantlers du 
domain© .concern^. Cette meihcde m petit pas Identifier efflcacement les. risques pour des 
projets specif Iquesou uniques alnsi que pour des projets inhabituels ou non ordihaires, Pour 
cette raison, les resultais devralent §tre valides par le jugement d'un expert en estimation, 

La methods d'estlmatlon paramdtrlque cannaTt beaucoup de llrnltes. Si nous motions en 
perspective le fait que 1'utllisatfon des. prix unitaires moyens demeure un derive ou une 
simplification de 1 cette methode d'estimation, nous pouvons en conclure.que lee limites sont 
encore plus grandes. Pour restimation des coOts de projets, les utilisateurs des. prix unitaires 
moyens omettent I'analyse par Agression flneaire et la remplacent par un calcul arithmetique des 
moyennes des prix unltaires. 

[.'utilisation du- prix unltaire moyen pour ['estimation prejimtnaire des coQts ds projet'a des ilmites 
dictees par les propr!etes et- caract6rlst[ques Intrlnseques des projets. En general, les prix 
unltaires utilises .font reference a des articies.de bordereau non normalises. Le bordereau de 
soumission a prix unitaires Impose a 1'entrepreneur la m&hode de repartition des coQts vendant. 
Ces articles de bordereau he couvrent pas toujours i'efiaemble des travaux et laissent done place 
a !' Interpretation de ['entrepreneur. A litre d'exemple, prenons une tranches necessltant un 
systerne de palplanches pour la pose des diffe 1 rentes conduites,- Dans certains cas, [bs projets 
comportent un article de bordereau distinct pour ce systeme de palplanches tandls que, dans 
d'autres pas, 1'entrepreneur dolt Inclure les cquts de ce syst&me de palplanches dans le prix 
unltaire de la pose des conduftes. Ce genre ^interpretation fait fluctuer le coDt moyen des prix 
unitaires dlmlnuant de beaucoup la precision des estimations prelim Inalres des coOts de projetet 
rend difficile la comparison des prix unitaires moyens des travaux d'infrastructure municipals 
enlre diffSrentes villas, 

La creation d'un historique de donnSes a partir des prix moyens des articles de bordereau n'est 
pas une base fiable et precise pour I'eslimatioh des projets futurs pu pour la comparaison des 
coQts de projets entre plusleurs villes. 

Nous avons compile . les prix unitaires de 42 projets de la Ville de Montreal repartis sur cinq 
secteurs, et sur deux secfeurs du terrltoire des vines iiSee autres que Montreal. Nous avons 
igalement pr6par& une estimation d&alllee des coOts de six projets d'infrastructures, dont quatre 
de la Ville de Montreal,, un de la Villa de Longueul! et un de fa Vilie de Quebec. Les resultats de 
cette com pllation et les differehtes estimations sont presentee au rapport prepare par CGT. 

A partir de cette compilation et de ces estimations, afin de d^mentrer les llrnltes des estimations a 
partir des prix unitaires moyens, les prix unitaires de tous les. laments de latranchee principale 
de chacun des projets ont et6 compares. Ces £l6ments sont representee a la figure n° 1. 
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De: DIAM6TRE EXT^RIEUR 




V.j^«1,ErT> WIN* 




-VOIR COUPE TWE HJYAU 
PQUR ASSlSt; ET ENRCBEMENT 



Da 1- BQOmm 

900mm MIH. 



Figure n° 1 « Coupe type de !a tranches prinolpale » 

Le seul prlx unltalre commun a I'ensemble des projets est ie cout au metre llneafre ds (a condulte 
d'aqueduc. L© graphiquo n° 1 ci-apres resume las coQts moysns au metre llndalra dG la pose 
d'une condulte d'aqueduo pour les secteurs de I'Ouest-de-llie, da i'Oueal, de ['Est, de Vllle-Marie, 
de I'Axe central, du Vieux-Montresal, du Centre-VIIIe de I'tle de Montreal, ainsi que pour les projsts 
des villes de Longueull et de Quebec. ■ 

$/m [in moyen pour AQ 



1 6O0 $ 
1 400 $ 
j| 1 200 $ 
| .1 000 $ : 
800 $ 



i 




Region et secteur 

Graphlque n° 1 « CoQtxiu mfetre iineaire pour (a pose d'une conduite d'aqueduc 
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Apres une lecture raplde, on remarque que les couts rnoyens pour la pose crime conduite 
d'aqueduc fluctuant entre 200 et 1 400 $ !e metre llneaire. Par contre, apres une analyse plus 
approfondle, on constate qu'il exists plusleurs elements pouvant fair© varler !a valour du cout 
moyen de la pose de la conduite d'aqueduc, Le tableau h D 1 cl-apres resume las differentes 
caracterlstlques pouvant falre varler corsslderablement la valeur du prix unltaire moyen. 

Tableau n 1 « Caracteriatictues de chaoun des projeta influencant les prix unitairas » 



MONTREAL'' f 






\- Projet, £ 




f \ f , f Caractdrlstique , 


927S 


£leve 


Difflcultea ds terrain 


9152 ' ' " 


Bas ' 


Tranches a un seul tuyau (AQ) 


""isiT 


Bas 


Tranchee a un seul tuyau (AQ) 


920E 


El eve 


Nettoyage d'un 1 050 mm 

Conduitea prof ondes (une presence de roc) 

Regards a. chute prof onds 

Condultes a gros diametres 


" ' 9247 : " 


£leve 


Condultes a gros dlametres 


9201 


. £|ev£ 


Syst^'me de.palpiartches 


"""'""9214 


Bas 


Section de rehabilitation 


9269 


Sieve' 


Condultes a. gros dlametres 

Travaux de d sslnf action 

Chambrss de vanne en brlque a construlre 


9393 : 


£leve 


Plus de travaux dans les services que dans ia tranchee 
prlnoipale 


9366 


Eleve 


Beaucoup de regards a instaiier 

Compaction dynamlqua a Finterleur de la tranchee 


9392 


Eleve 


Regards' coulee en plabe (atmctures plus cliers) 










Bas 


Tuyau da falble dlametre (150 mm) 


r ""07-TE-S4Wi ^ 


Baa 


Tuyau de fatbfe dlametre (150 mm) 



Nous avons vu precedemment que les modeles d'estlmatlon dolvent refleter les pratiques 
d'ingenlaria et les technologies utilisees par I'organisafion. Or, chacune des villas a ses pratiques 
ou reaiites, allant meme Jusqu'a presenter des articles de bordereau dlffererrts contenant des 
activity propres a son organisation. 
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Avec la fluctuation des diffeYents prix unitaires moyens de la pose de ia condulte d'aqueduc et 
des propriety et caracteristiques intrlnsequas qui rjenerent oette Instability nous pouvons en 
d6dulre que ie prix unltalre moyen n'est pas une bonne reference pour la comparaison des couts 
de travaux des Infrastructures entre dlfferentes villes. 

On peut egalement conclure que cette fluctuation est dlcte.e par Iss articles de bordereau, car (la 
emanent das modeles d' estimation utilises qui dolvent refl&sr lea pratiques- d'lngenlerle et lea 
technologies utilises par ('organisation. 

■De-s lore, nous devons trouver une base d'analyse non reliee aux articles de bordereau si on veut 
comparer les coOts de travaux ^Infrastructures entre les'vliles, Une des avenues possibles : un 
hlstorlquo de donnees a partlr des prix unltalrea des diffelentes actlvltea de la construction des 
infrastructures. 



3r0 m&thode-gqmparative des^ 

3,1 e^noralltes et description de la methods 

Precedemment, II a 61$ demontr6 que les prix unitaires ns constituent pas une base solide pour la 
comparaison des coQts de travaux en infrastructures municipals. II est egalement prouve que si 
on Veut comparer les coOts des travaux dlnfrastructures entre dlfferentes villes, on doit' trouver 
une base d'analyse non reiiee aux articles de bordereau, Ci-apres, il est propose une methods 
qui permsttra de quantifier ef de mesurer Ie3 6carts entre les coQts des travaux de la Ville de 
Montr6al et ceux d'autres vllfes. Ells se resume a partir de la formule suivante : 




Ella prend en consideration que Fecart entre les cauls de travaux de la Ville de Montreal et ceux 
d'autres vllies est g6n6re par des elements intangibles additfonnes a des elements tangibles. 
Cette methode part du prlncipe que les travaux sont executes dans un envlronnement distinct et 
par des equspes dont ia productivite et les taux se caracterisent par la nature lm§me du marche 
regional, 

li est d6crlt cl-dessous ce qui est consider comrne des elements intangibles et des Elements 
tangibles, ainsi que les rn^thodes utllisees pour mesurer les ecarts entre les coQts cfe prajet afin 
d'obtenlr une base de comparaison fiabls pour les coOts de travaux en Infrastructures 
municipals. 
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3,2 Description des elements intangibles 

Pour !a preparation d'une soumlssfon, Ses entrepreneurs precedent a une estimation detalllee ou 
determinate du projet convoltS, Solon la nomenclature n D 17R-97 de « Association for the 
Advancement of Cost Engineering (AACE) », oa type d'estimation en est une de classe n° 1 , Pour 
la preparation d'une estimation deial1i6s, il f aut determiner les elements euivants : 

• Le calen drier. des travaux 

• ■ La nombra et fe taux des ressources humaines et materielles alnsl que de I'equlpement 

• . La productivite des equipasde travail 

• Les frals directs et in directs 

• Les contlngences 

• La prise de quantity 

• La preparation d'une analyse de risques 

Tous ces elements constituent dee caracteristiques intrinseques qui influencent directement la 
coOt des travaux du projet, Par contre, il exists plusieurs Elements intangibles qui influencent le 
cout du projet. Its pourraient §tre regroup^s SBlontroisfacteurs : 

1. Lagestlondeacontratsparla Vilie 

2. Les contraintes physiques en place 

3. Les soumisslonnalres 

Le tableau n° 2 Indique les principaux elements intangibles designee ainsi que la "posslbilite de 
contraie des representants de la Ville, 

Tableau n° 2 « Liste des Elements intangibles » 





1. Gestlon des centrals par la Ville : 


. Degre de definition des plans 


Oui 


« Delai dans I'octrol des oontrats 


Oui 


* Delai dans I'obtentfon des reponses au chantler 


Oui 


. Reponse aux plaintes des citoyens 


Oui 


• Delai dans les paiements 


Oui 


2. Contraintes physiques en place : 


• Utilitea publiques en place 


Non 


■ Circulation (volume, sens et interdiction) 


' Oui 


. » Recherche archeologique 


■ ■ Oui 


• Activltes regulleres (festival International da Jazz, etc.). 


Oui 
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Co'iitr6lcpbsslbl(J 


3, Soumisalonnalres : 


* Garnet de commando au moment duprojet 


Non 


• Marche regional (projets k ven ir) 


Non 


» Situation financier© giobaie du soumisslonnaire 


Nun 


» Presence de certains com petkeurs 


Non 



Chacun de ces elements a uno influence oertalne sur ]e coQt des travaux, Dans la presents 
etude, uns methods de calcul est proposes pour la quantification de influence de I'ensemble des 
elements intangibles. Le degr6 d'lnfluence d'un element Intangible sur !e cout total dos travaux 
est egaletnent presents, 

3,3 Description des Pigments tangibles 



Les elements a determiner pour la preparation d'une estimation d&aillee (enumeres au point 
precedent) font partle integrant© des elements tangibles des coQts.de travaux a ('exception des 
taux des difjerentes ressources. Cos elements sont generes par des exigences speclflquos du 
devis de-la Ville de Montreal, par des contralntes physiques en place et par certaines 
caracterlstlques propres aux soumissionnalres. 

Le tableau n° 3 Indlque les prlnclpaux elements tangibles designee alnsi que la possibles de 
contr&le des representants de la Ville, 



Tableau n° 3 « Liste des elements tangibles » 







1 . Davis de la VIHe de Montreal 


• Utilisation de plerre pour les remblais de tranches 


Oui 


. ' Condulte de fonte cl, 53 pour I'aqueduc 


Oul 


' * Dalle de beton sous le pavage 


.Oul 


» Conditions d'hiver 


Oui 


* Montantdes contlngences {10 %) 


Oul 


2. Contralntes physiques en place : 


* Slgnalisation requise 


■ Oul 


• Distance a parcourlr (materiaux d'emprunt) 


Non 


• Distance a parcourir (materiaux de rebut) 


Non ■ 


• Obligation de redonner la rue le solr 


Oui 


. Raccordement de services (localisation, espace, etc) 


Non 
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fContrfilemoselble 


3. SoumlsslonnaSres : 


« Proprlete complete des 6quipemerrts 


Non 


« Propriety de certains mate 1 riaux {vrac ou foiirnlsseurs) ■ 


Non 


« Escompte aupres des fournlsseura 


Non 


. Pourcentage d'adm!nlstration et profit 


Non 


• . Gsstlon des rlsques relatlfs au projet (Identification) 


Non 


...... Dlsponlblllte' de la maln-d'ceuvre 


Non ... 


* FInancementpotentie! 


Nori 


P Sriode de Tan n 6 e tors d e la soum ission 


Oui 


• CoQt des depSts pour les rebuts d'exoavatton 


Non 



3.4 Calcul des ecarts das couts de travaux pour les elements intangibles 

3.4.1 MSihodologle utilises 

Nous avons vu precedemment que te cout de projet est fonotion des proprletes et 
caraeterlstiques intrlnseques des travaux dieted par les specifications des devls et par 
]' environ nement de travail. Nous avons egalement vu que les. taux des differentes ressources 
humaines et materjeltes ainsl que des equlpements sont fonction de la nature du rnarche 
regional. . 

Afin de mesurer rec'art des couts de travaux dictes par le marchd, une estimation detalilee a 6te 
preparee pour six projets dlfferents, soit quatre pour ia Ville de Montreal, un pour cell© de 
Lengueuil et un autre pour cells de Quebec. 

Ces estimations oht eta prepares pour tous Iss projets "a partir de oriteres techniques et 
rnonetaires communa &ablls au prealable. But ; obtenlr une estimation de reference afin de la 
comparer avec les soumlsslons des adjudlcataires de chacun des ptojets. &ant dohne que ces 
estimations de reference sont iibres de tous les ecarts dus a la nature du rnarche, cela nous 
permet de mesurer en pourcerstage (a tendance de I'effetdu marcbe" dans chacune des villes. 

Les resultats comparatifs sont presented a Particle n° 3.43 sous forme de tableaux,. A partir d'un 
histogramme,, I! est egalement possible de prendre connalssance des ecarts provoques par les 
elements Intangibles suite a la corfiparaison entre las resultats de I'estlmatlon de reference et les 
' soumlsslons des adjudloataires a i' article n° 3.4.4. 

•Au tableau n° 2 intltuie « Elements Intangibles *>, certains de .ces eI6menis ont 6te identifies 
comme <§tant posslblemenf controlables ou non par- lea representants muniefpaux. Afln de 
quantifier 1'influence des elements controlables par les representants de la Ville, un exemple est 
presents alnsf que son effet sur le coQt total du projet. Finalemenl, I'ecart des coots des travaux 
pour les elements intangibles est r6sume. 
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3.4.2 Cril&res de b&s& 

• Taux de location de la machinerie lourde : 

- Selon le repertoire des taux provenant du Gouvernemsnt du Quebec (en vlgueur le 
1 er avr!l2006) 

• Taux da maln-d'ceuvre : 

- Selon les prescriptions de la convention collective en vigueur'au moment de la demands 
de aoumlssion 

• Taux de la machinerle et I'outillage : 

- Solon le repertoire des taux provenant du Gouvemement du Quebec (en vlgueur Is 
1 or avril 2006) 

• Taux des camions 10 roues et 12 roues ; 

- Selon les prescriptions du sous-poste de courtage de la region 1 o (Laval/Montreal) 
— (erH/lguBur-eH-SOOS-et-200e} 

• Taux de transport en vrac : 

- Salon le recuell das tarlfs de transport des matieres en vrac du MTQ (2005-2006) 1 

• ' CoQt desmateriaux; 

- §alon les prix en vigueur en 2005 et 2006 (sans escompte) 

• CoQt des sous-traltants : 

- Selon les prix en vigueur en 2005 et 2006 (sans escompte) 

• . Frais appllcablos pour lea travaux prevus en hiver (si requls) 

• , Utilisation d'une equip© reguliere de travail pour 1'executlon des travaux de Ja tranches 

principal et des branchernents 

» Utilisation d'une equipe reguliere de travail pour I 1 execution des travaux do la tranches- 



principal© el des branchements; 

- ConiremaTtre equipe drainage 1 
» Gamionnette et outils ■ , 1 

- Manoeuvre special tees . 3 

- Compacteurpilonneus© 2 

- Pelle hydraulique sur chenilles (code 1320) 1 

- Scieatuyaux 1 

- Chargeuse sur pnsus 4 roues matrices (code 0725) 1 

- Telephone cellulalre 1 

- Laser pour egout 1 

- Bouteuf sur chenilles Cat D-4H (code 0461) 1 
'•- Rouleau corn preaseur (code 2064) 1 
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Section type utilise : 

- Pente 1 H : 1 V pour le prern ler 1 ,2 m de hauteur et 1 H : 1 V pour le raste de la 
iranchee jusqu'au niveau de la llgna d'lnfrastructure 

GoQts indirects comprenant : 

- Qorant de projet 1 

- Roulottss 2 

- Camlonnette ' 1 

- Telephone csllulaire 1 

- £qulpe d'arpentage . 1 

- Mobilisation et la demobilisation des equlpernents 

- Permisrequis 

- Frals de gardien (si appllcables) 

- Autres coOls (selon ies osseins precis du devls) 

Frals d'admlnlstratlan et profit de 15 % 

Frais de cautionnement et d'assurance de 1 $/1 000 $ ■ 

Taxes applicables : 

- TPS de 6 % et TVQ de 7,5 % pour Ies projets de Montreal 
(avant1 Dr juillet2006}et, 

- TPS cle 5 % et TVQ de 7,5 % pour Ies projets de Longueuil 
et Quebec (200a) 



.3.4.3 Resultats 



Projets a i'etude : quatre' de la Ville de Montreal, un de la Ville de Longuaull et un de la Vllle de 
Quebec. ■ 

Les quatre projets data Ville de Montreal sent Ies sulvants ; ' 









1. 


.2006-117 


Reconstruction d'une oondulte d'eau secondalre sur fa rue 
Curatteau (pvc)entre Ies rues de la Fontaine et Telller. 


2. 


9235 


Reconstruction d'un £gout combing et d'une conduits d'eau 
secondare dans [e boulevard Saint-Joseph, cSt&nord, de 
I'avenue de Lorimfer k la rue Fullum. Reseau arterief. 


3, 


9250 


Reconstruction d'un egout combine et d'une conduite d'eau 
■ secondaire, la ou requis, dans la rue Jeanne-D'Arc, de la rue 
Ontario a la rue.de Rouen, Arrondisaement Mercier/Hochelaga- 
Maisonneuve, 


4. 


9367 


Reconstruction d'une conduite d'eau secondalre dans i'avenue 
de Lorimfer, cM6 est de la rue Logan a la rue Ontario, 
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Laur localisation est representee dans la figure n° £ da la Vills de Montreal oti \&s dfffsrents 
secteurs sont Identifies, 




Figure rt° 2 « Secteurs de la Ville de Montreal » 
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Le projet de la Ville de Longueuil est le 2008-GEN-205 .« Refection d'aqueduc et da chaussee 
pour Is boulevard Davis ». Sa localisation est representee dans la figure h° 3 de ia Ville de 
Longueuil od les ditferents secteurs sent Identifies. 



Longueuil 
ville centre de 
('agglomeration 




Figure n° 3 « Secteurs de Ea Ville de Longueuil » 
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Le projet de la VI lie de Quebec est le PSO2008-013 « Refection du boulevard Henrl-Bourassa- 
(Jean-Taion/Mathleu) »i Sa localisation est repressive dans la figure n° 4.de.la Ville de Quebec 
oti les different© sscteurs sent Identifies. 




Figure n" 4 « Secteurs de la Vi!le de Quebec » 



Les resultats sent presentis dans le tableau' cl-apres portant le n° 4 intitule « Comparaison d&s 
coQts totaux d'estlmation tie reference evec fes coQts totaux des adjudicaiaires de chacun des 
projets », 

Les soumissions ont et6 classes par ordre croissant en incluant I' estimation de r6ference (ER) 
pour chacun des six projets a I'dtude, 

Tableau n° 4 « Comparaison d&s ooOts totaux d'estimation de rSf&ence aveo !es coQts 
totaux des adjudicataires de chacun des projets » 











Entrepriae 


Montant 


(Heart 


(sans ajustements) 


m 


■(%) 




wmmmmmmM 






#2 


1 326 662,24 $ 


33 030,10$ 


2,55 % 


#3 


1 389 040,97 $ 


95 408,63$ 


7,38 % 


#4 


1 392 735,33 $ 


99 103,19$ 


7,66 % 


#5 


1 435 215,96 $ 


141 583,81.$ 


10,94% 
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^M^?^5RR03ET;9235^Q3itr6aI)Usans taxes) & !^b^^MfkB^&imm 


Enireprlse 


Montant 
(avant aiustsmfents) 


Ecart 


m 


(%) 


'#1 


1 317 200,44$ 


(5 824.02) $ ' :• 


-0,44 % 










# 3 


1 403 642,99$ 


85 917,63$ 


6,49 % ' 


#4 . 


1 421 040,97$ 


98 015,61 $ 


7,41 % 


#G 


1 446750.83$ 


123725,47$' 


9,35 % 


#6 


1 469406,22$ 


146440,86$ 


11,07% 


#7 


1 476 323.37$ 


153298,01 $ 


" 11,69% 


#8 


1 483 322,26 $ 


160 296,90$ • 


12,12% 






Entreprlss 


Montant 
(avant aiusterherits) 


Ecart 


■{$)-. 


(%> , 










#'2 


1 224407,63$ 


49 526,38$ 


4,22 % 


#3 


1 311 033,35$ 


136213,68$ 


11,59% 


- #4 


1 311 592,12$ ■ 


136711,43$ ■ 


11,04% 


#5 


1 324647,58$ 


149 766,91 $ . 


12,75% 


.#6 


1 382 172,85$ 


207 292,18$ 


17,64% 


#7 


1 387 198,23$ 


212 317,56$ 


■ 18,07% 


#8 


1 396 348.B4 $ 


. 220 468,17$ 


18,77% 




Entreprlse 


Montant 
(avam alustsments) 


ficart 


m 


(%) 










' #2 


1 203 277,52$: ' 


139 867,E2 $" 


12,13% ■ 


#3 


1.328 557,00 $ 


176 157,00$ 


15,19% 


#4 


1 343 433,00 S 


■ 190 023,00$- 


16,47% 


#S 


•1 356 292,14$ 


201 882,14$ 


17,50 % ■ 


#6 


1 407751,94$ 


254 341,94$ 


22,05% 


#7 


1 416 616,19$ 


263 205,19$ 


22,82% 


#8 


1 461 794,02 $ 


308 384j02$* 


■• 26,74% 
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*i^.&RRO'(JETj200«^^^ 


Entreprlse 


Montant 
(avant ajusterrtenta} 


l=cart 


... . <«> 


(%) 


■#1 


5 200 442,97$ 


■(1 193302,31)$ 


-17.89%' 


#2 


5 605 956,71 $ 


(727 788,57) $ 


-11.40% 


#3 


5 695 965,40$. 


(637 779,88) $ 


-10,07% 


< . *er; \j 










Entre prise 


Montant 
.(avant ajustemenfs) 


Ecart 


.(« 


(%> ■ 


#1 


1 234 207,50 $ 


(289 121,18)$ 


-17,90% 


#-3 


1-438.A32,37£__^ 


(84 896,31) $ - 


■4,32% 








J>,h"-.' 1, H %Jas5K.A-K*.:.; 


'#'4 


1 '605 204.BS $ 


1 '876,20$ 


0,12% 


#5 


1 530 747,76 $ 


• 27 419,07$ 


1,82% 


#6 


. 1 537 297,58 $ 


33 968,90 $ 


2,26% 



3,4.4 Comparison entfe ('estimation de r6f6rer\oe at les soumissians dss adfudhatalres 

Afin de comprendre l'6cart provoque par les elements Intangibles entre Ses projets de ia Villa de 
Montreal et ceux des autres villas, la moyenne des ©carts entre les estimations de reference et 
les soumisslons des adjudlcalalrss des projets ds. la Ville de Montreal a ete calculee. La moyenne 
des hearts a egalement eta calculee pour ies projets autres que ceux de ia Vilie de Montreal. La 
moyenne ds l'§eart pour les projets montrSalais est de + 4,6 % et pour ceux des autres villes, elle 
sechlffre a -17,9%. 

Les r^sul tats sont presentes dans Phistogramme n° 1 Intltul6 « Comparalson entre ^estimation de 
reference et les soumlssions des adjudic&t&lres ». 
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ia Montreal SLoiigueull B Quebec 




Hlstogramme n° 1 « Comparison entte {'estimation de rif&ence et fas soumlsshns dBS 
adjudicataires » 



A partlr' des informations disponibles pour les six projets .a I'efude et des estimations de 
reference, i'ecart provoqu6 par les elements intangibles entre les projets de la Vllle de Montreal et ■ . 
ceux des autres villas est de 22,5 %. 

3,4.5 Exetnple d'un gtement Intangible quanlifis. 

Afin de d^montrer !e niveau d'influence que peut^avoir un element intangible sur le cout total des 
travaux, un de ces elements a et6 quantlfie, Bant donne les diff6rences observees par les 
estimateurs sur la qualite" des plans de la Vllle de Montreal par rapport aux plans des autres villes 
et etant donne que cet 6lement peut §tre contr51§, le degre de definition des plans a ete retenu 
pour example. Les commentaires des estimateurs sur la qualite des plans de la Ville de Montreal 
sont les suivants : 

• Les plans, sections ou coupes de detail sont difficiles a lire, Ce ne sont pas des orlginaux, 
mais des copies de copies, ^interpretation est done difficile ou' impossible a effectuer 

• Les traits utilises pour la preparation des plans sont de dlfferentes epalsseurs et larsqu'ils 
s'entrecoupent, le degr6 da definition recheroh^ est de beaucoup diminue 

• Les normes de desslns ne sont pas toujours sulvies pour la preparation des plans definitifs 
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» Les plans, parfols, emanent des technologies du pass6 et sont des copies des plans 
executes par des firmes de genle-conseii {tracage a la main) 

« La quality des plans ne permet pas de determiner ou de prevolr tous las Impacts sur les 
dlfferentes activites des projets 



Selon I'AACE, rexactitudedas estimations est trlbuialre du degre de definition des plans et devte. 
Ci-apres est presente le graphiqua n° 2 Intitule « Exactitude des estimations selon I'AACE en 
fonctloa des classes », 




Graphiqye n° 2 « Exactitude des estimations selon I'AACE en fonctlon des c/assos » 



A partlr de ce graphlque, on peut lire que la precision dii cout total des travaux d'une estimation a 
parttr de plans aveo un degre de definition de 100 % est de -5 % a +10 % et que si le degre de 
definition des plane est de 80 % au lieu de 100 %, la precision est da -7.5 % a +12.5 %. L'icart 
de la precision entre ces deux estimations est done do 5 %. Sefon nos 'observations, I'influence 
sur ie coOt des travaux est directement proportionnelle avec I'ecart de la precision de ['estimation 
qui est trlbutalre de I 'Information dlsponlbie. 
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Les entrepreneurs effectuent une estimation detainee de classe n° 1. On peut done conclure que 
si on varle le degre de definition des plans de' 100 ^ 80%, cela engendre une augmentation 
possible des coutg totaux des travaux de plusde 5 %. 

3.4. 6 ftesume d&s Scarts des couts de travaux pour les 6l6ments intangibles 

Comrne mentlonne- au tableau 2 du point 3.2, fes elements intangibles sur lesquels les 
represehtants municipaux operant certains contrdles aont ies suivants : 



» Gestion das contrats par la Viile : 

- Degre de definition des plans • Oul 

- D§lal dans i'octroi des contrats Oul 

- Delat dans I'obtention dee reponsos au chantier' Oui 
Reponse aux plaintes des cltoyens Oul 

- ' Delal dans les palements Oul 

• Ccntraintes physiques en place : 

Circulation (volume, sens et Interdiction) Oul 

- Recherche archeclogiquo. Oui 

- Activit6s regulieres (festival International de jazz, etc) ' Oui 



Chacun de ces Elements a un e: f et sur i'ecart de 22,5 % par rapport au projet des autres 
municipalites refenues pour 1'etude. Au point 3.4.5, il a ete demontre que le : degre de definition 
des plans pouvalt avoir un impact de plus de 5 % sur lo coOt total des projets, I! en est de meme 
pour la delat dans 1'octral des contrats, ie tfeial d'obtention des reponses au chantier, I'lmportance 
accorded a [a reponse aux plaintes des cltoyens,. ies delals dans les paiements et I'lmportance 
accordee a la circulation, aux recherches archeologiques et aux actlvltes regulieres de la Vi.Ife. 

II est evident que certains elements sont assujettis a. la qualite de vie souhaitee pour les citoyens. 
* Mais d'autres elements intangibles tels que le degre de' definition des plans, le delal dans I'octrol 
des contrats et le delai dans les palements aux entrepreneurs lalssent place a Pamelioration et, 
ainsl.donnent ia possibility de diminuer au d'elimlner I'ecart positlf de 22,5% 'des couts des 
travaux ^infrastructures. 

3,5 Calcul des ecarts des coQts de travaux pour les etemente tangibles 

3.5.1' Methodologie utilisee ■ 

II a ete demontre au point 2 que les prix unitaires ne represented pas une base solide de 
comparalson pour les couts des travaux des Infrastructures municipals, Etant donne que les prix 
unitaires sont relies aux articles de bordereau, on dolt etablir une base d'analyse non relies a ces 
articles de bordereau's! on veut comparer les coQts de travaux d'infrastructures entre les vitles. 
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La solution reside dans la creation d'un bordereau par activltes de travail ne-cessalree pour la 
realisation complete des travaux. AlnsS, les estimations des projets a I'elude ont ete refaltes. Deux 
projets de la Vllfe de Montreal, Is projet de la VHIe de Longueull et celul de la Vllle de Quebec ont 
ete estimes a partir de- ce bordereau, Vous trouverez ci-clessous la liste des quatre 
projets estimes : 















" 1. 


■ 2006-117 
Montreal 


Reconstruction d'une conduite d'eau eecondaire sur la rue 
Curatteau enfre Iss rues de la Fontaine et Tellter, 


2. 


9235 ■ 
Montreal 


Recon st motion d'un egout combine et d'une conduite d'.eau 
secondare dans le boulevard Saint-Joseph, cote nord, de 
['avenue de Lorlmlera la rue Fullum. Reseau arteriel. 


3. 


2008-GEN-205 


Refection d'aqueduc et de chaussee pour le boulevard Davis. 








Longueull 






4. 


PSO2008-013 
Quebec 


Refection du boulevard Henrl-Bourassa (Jean-Ta!on/Mathieu). 



Seuis [es elements de la tranches principal' ont ete estimes. Les activltes communes k 
rensemble des projets sont celles nScessaires a la construction de la conduite d'aqueduc. 

Pour ('estimation des coQts de projet a partir de ce bordereau par activltes, les. criieres decrlis au 
point 3.4.2 ont et(§ utilises. Done, les taux sont les memes pour ['ensemble des projets estimes. 
Des lors, seules les propriety Intrlnsequea au projet font varler le cout des activltes. 

Les quatre projets estimes ont engendre plus de 44 activltes et seulement cinq parml celles-c! 
etalent communes a ['ensemble des quatre projets estimes. Ces olnq activltes sont Dees a la 
construction de la conduite d'aqueduc. A partir de ces cinq activltes, II est possible de mesurer les 
6carts dee coQts de travaux engendres par les difficulty techniques Intrinseques a la pose de la 
conduite d'aqueduc pour chacun des projets. Les resultats sont presented au tableau n 5, 

3,5.2 Resultats des prix unitakes d'estimation pour chaque bordereau d'actlvltS 



Tableau n° 5 « Resultats des prix uriit'aires d'estimation pour chaque bordereau- d'activite » 



Article' 1 - 


^'peB^iptidrl^ \ s j, 


>Urut6 i 


,^006- l 11^ r > 






Qu^bec'r 


;■ .1,1,1 ■ 


■ Assise .el enrobernent poyr ■ 
aqueduc ' ■* '.'. ■ 


Tonne 


18,30$ 


, ' 13,30 f * 


■ ._ 11,50$ 


..'•13,30$ 


1,1,2 


Assise et enrobernent pour 
sanitalre ' _ 


Tonne 




13,30$ 




13,30$ 


"JW 


.Assise et en robe'ment pour- pluvial 


' Tonne 










■ 1,2,1 


Malerlau de rembla! classe A . 
,'pour.aqueduc 


Tonne 


13,30$ ■ 


13,30 % 
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: ,&rticla; 






%2BOBfflZ& 




■jLo'rtguoTjil;^ 


' : ' ! :Quabect>t 


1,2,2 = 


'Material; de remblai classe A 
■pour sanltalre 


1 U i 1 1 tv 










. 1,2,3 . 


■ Material! de remblai cla'ase A- 
pour pluvial . 













1,2,4 ■; 


Ma'teriau de remlilai classe B . ' 
pour aqueduc ' ; 


1 \J\ 41 lw 


— - 









Matiriau da- remblai cfassi B ' ' 
^ouisanitalre . . ^ ; ., . u 


TnhriA 
i ui ji >m 








1,2,6 


Materiaucje remblai' olasse & 
pour pluvial , , 


Tonne 








1,2,7 


Matefiau d'excavatlort pour 
remblai d'aqueduo 


Tonne 
tonns 










' i ,2,8 s 


Matiriau d'e'xcavation pour 
remblai sanitaire. 


1,2,9 
1-3,2, 


•■Mtfteflalfd'exoavaBon poiir '" ' 
remblai dejpluvial 


'forms' 











Conduite.d' aqueduc 


rvf . 




. 60,69 $' 


63,84,$ 


39 t 59 $ 


Conduits sanltalre 


M ■■ 




. . 88,94 1 




25,43 $ 


...JAf...... 

m • 


^ConduitejgfuvTal . _ .. 


-M .■ 


i.- — ^—V 








Test conduite aqueduc 


. - M . . 


.. 2,50$- 






„.v 


lAL. 


Test conduite sanitaire' 


M - 




'I'Mij 




' Test cond uite pluvial 


"Untie .. 
Units 


™- — — - 


". ~"65 4 ri61jr 







' .i ,4,5 . 


Teat renard sanitaire . 


— „ — :„„,^ 


65,001.. 


Test regard "pluvial 


Unite.; 








. "85400$. 


1 ,5,1 


' Disposltlon'surplus d'excavation 
aqueduc ... . 


M cu . 


4,00 $ 


. 4,00$. 




4, 00$ 


"I 


Disposition surplus d'excavation 
sanltalre. ... . ...... 


Mcu-.- 




4,00$ 




4,00$ 


1,5,3 


Dt spTsitlon surplus d'excavatlort 
pluvia! ' . , 


Meu' ' 








4,00$ 

™'3Ty30jr 
"80,73 $'" 
^^35,87* 




Pose'conduite aqiiaduc ' ' '. \ 


M ■ 

"~W~ 


124,11 $ 


-Mi? . 


Pose conduite sanitaire 


81*171. 


. 1,6,3 


'Pose conduite pluvial 


M : 

M cu ' 








.1:7,1 


Excavation cohdlilte aqueduc 


,12,83$ . 


29,45 $ 


7,08$ 


. 12,22$. 


_Jj7,2 ; 


' Excavation conduite sanltalre 


Mau , 




'39;90 $ 






14^31 $ 




Bjcavaflon conduite pluvial ' 


Mou 




3 366, 25 f 




e,7s$ 


. 1,8,-1 


■. Structures aqueduc {chambrc.de 
' vanne, etc;) 


Unite 


■ 3 991,25$ 








Structures sanltalre (regard, te 
monollthiqye, ©to J' 


■ Unite 


839,00 $ ' 


3 372, 60$ 




2 082,45$ 




Structures pluvial (regard, etc.) 










3 343,05 $ 
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Slil 
















Acce'ssolres conduits pluvial 


M 








' B,85'$ 


Acce'ssolres'cbB'dulte aqQeduQ '• 


■ ■ 


12,08$ 


■ 11,65$' 


'.■■'■"'15,'02$' 




Acceisaoires conduite sanitalra' 


-, M . 










Pose structures aqueduo ' 


Unite 


■ 3 278,02 $ . 


,,1750,40^ 




1 ,10,2 • 


Pose' structures sanltalre 


, 'Unite 
TjnfiiT 




'4 272,60$ 




1,10,3 


PTsi.structuris pluvial ' 






582,96 $ 




Rehabilitation de regard pluvial ' - 


' Until 


■ 161^$ 






1,11,2 


Rehabilitation de' charnbre cfc ■ 
pannes . ..... ., . .„ . 


Unite 


2878,08$ 


1 750,40 $ 






.1,11,3 


R6habil;ta*ion de. regard sanltalre 


Units' 




' 1 819,58 $ 




1,12,1 


Rehabilitation de conduite 
aqueduo 


M 


16,84$ 




• 6,22.$ 


28,00 $ 


-1 t 1-2t3- 


Rehabilitation tie conduite pluvial - 








. . .18,02$' 


Rehaljllltatlbh-de'condultaj * ' . 






sanltalre 


— m 








16,85$ 


mi 


■HMHHMi 






Pf285|07^l 







En resume .les couls totaux au metre lineaire des activites neoessalres a ia construction de la 
tranches principals par projets soht lea sulvants : 

1. 2006-117 ■ 536,53$ 

2, 9235 1 285,07 $ 

3, Longueull 196,26$ 

4. Quebec 784,45$ 

On observe uno grande fluctuation du prlx au metre llheaire des activites necessaires a la 
construction de la tranches principals, Cette fluctuation Smane du fait que seulement cinq 
activites sur 44 sont communes a chacun des projets. SI nous refalsons Ib rn§me exercise, mats 
en n'utlllsant ces cinq activites, 11 devlent possible de quantifier l'.ecart des couts engendre par ia 
difficult© technique entre les projets des dlfferentes villes. 

Le tableau iV 6 represente les resultats de la comparaison des prix unitaires des cinq activites 
communes aux quatre projets §tudi<§s. 
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Tableau n° 6 « Comparalson des prix unitaires des cinq aotlvites communes aux quatr© 
orojets studies » 



1 

Article 

f 


" x ' * 'Description 


, 2006-117, ' 

t 4^ * 


<■ , 

' 9235 


i 

Longueur) 

, ,\ „>,. 


, 1 *■ 
Quebec 


1,1,1 


Asstee ei enrobernent pour aqueduc 


' 10 093,32 $ 


6864,66$ 


.12 000,50$ 


4 834,55$ 


1,3,1 


Conduits aqueduc 


■ 34 690,20$ 


22 902,38 $ ' 


.160 871,40$ 


14 648,40$ 


1,6,1 


Pose conduits aqueduc 


70747,07$ 


' 48 260,60$ 


166 025,94$ 


58 802,73 $ 


1,7,1 


Excavation condulte aqueduc ■ 


39 732,06$ 


28 227,66 $ 


64 980,19 $ 


10 397,92$ 


1,8,2- 


Acoassolfes oonduite aqueduo 


6 883,32 $ 


.. 7 824,70$ 


70 223, 83 $ 


5 557,81 $ 




Grand total 


170145,97$ 


112 080,00$ 


474 601,86$ 


94 331,41 S . 




Longueur de la tranches du projet 
(m.lln.) 


■ 570 


378 


2 520 


' 380 


11111 










PIS 




Facteur proportionnel 


158,60 % 


157,44% 


100,00% 


131,81 % 



3.5.3 Observations sur las rtisultets de ia comparison 

Les prix unitaires au metre linealre obtenus pour les cinq actlvltes communes a chacun des 
projets sont les suivants , 

1. 2006-117 298,50$ 

2, 9235 . 295,51 $ 

3. Longueull. 188,33$ 

4, Quebec 248;24 $ ' ■ ' 

Etant donne 1 ' que les criteres d'estimatton sont les m em eg pour I'ensembSe dea projets, on peut 
conclure que la fluctuation des prix unitaires au metre lineafre est engendrfie par ia difficulty de la 
pose de fa conduite d'aqueduc,. 

SI nous utlllsons la plus basae somme des prlx unitaires des-actlvltes communes cornme base da 
comparaison et que nous donnons 100 % comrrie valeur.a cette reference, proportlonneilement 
les pourcentages de chacun des prlx unitaires sont les suivants : 

1. ' 2006-117 158,50% . 

2. 9235 157,44% 

3. Longueull ' 100,00% 
■ 4. Quebec 131,81% 
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A partlr des informations disponibles, a la suite de ['analyse de la tranches principals, les 
difficulty techniques pour la pose de la conduit© d'aqueduc pour le projet de ia Villa de Montreal 
n° 2006-119 ont engendre des coOts de 58,50 % plus eleves que les travaux pour la pose de la 
conduite d'aqueduc du projet de la Vllle' de Longueull et de 27 % plus eleves que ceux du projet 
ds la Villa de Quebec, 

Dans le cas a I'etude, ces resultats demontrant que les caracterlstiques- et les proprletes 
■ intrlnaeques a ohacun des projets font varier la somme des couta des cinq actlvites relics a la 
po'se de la conduile d'aqueduo de % a 58,5 %. 

3.5,4 Example d'SlSment tangible (conditions d'hlver) 

En general, lea devis de la Villa de Montreal spdsclflent aux entrepreneurs de tenir cqrnpte, pour 
I'etablissement de leur prix unitalre, des conditions d'hlver pour I'execution des travaux. Le' 
present point demontre son effetsur le cofjt total des projets (flnfrastructuree municipals, 



Les composantes des coQts de projet selori Bruce Mitchell (2004) son! : 

• L'admlnlstration &t le'proflt.(15 %) 

• Les materiaux (30 %) 

• L'equipementC15 %) 

• La maln-d'ceuvre (25 %) 

• Les sous-confraotanta (15 %) 

Ces composantes sont representees au graphlque n u 3. 



AdnllnlElratloti 
et profit 
16% 




15% 

Cwppnl[tl(tfes Ctffci JU1 praful atlwi'Bfugft Hll*«t. Elhdlw Allien 

Graphique n° 3 « Composantes des coOts d'un projat » ' 

Si on considers que les composantes de I'equlpernent, de la maln-d'ceuvre et de l'admlnlstration 
et profit sont Influences par les conditions d'hlver, an peut canclure que lesdltes conditions 
influenced plus de 47 % des codts totaux de projet. Le pourcentage de 47 %-sst prudent, car il 
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prend en consideration que lea saus-traitants executent feurs travaux durant les conditions 
■ norm ales da chantier. 

Selon I'AACE, le factaur'd'ajustemeni pour les conditions d'hiver est de 0,2 sur la productlvite des 
equipes de travail. Et la formula d'ajustement de la productivity est Ja suivante : 

Ajustement tie la productivity t= productivite ndrmale 

1 + (facteur d'ajustement) 

L'efficience des equlpea de travail est doric de 20% rnolndre que durant les conditions normalas 
de chantier, Par !e. fait meme, la duree pour la mise en ceuvre du projet augmente d'autant. Et si 
nous considerons les cornposantes des coCtts de projet affeotes par les conditions d'hiver, cette 
' , baisse de productlvite engendre una augmentation du eoQt total du projetde 9,4 %. 

3.5.5 Resume des hearts de$ gt&ments tangibles ■ 

On a vu precedernment qu'une partle des elements tangibles peu't etre conlrqiee par les 
representants muhicipaux. En general, ces elements sont des specifications aux differents devis 
de la Viiie de Montreal. Pour chacun des elements tangibles du. devis, on a calcul© i'impact en 
pourcentage sur le coQt total du projet. Pour chacun des elements tangibles de la. rilbrlcjue 
« Devis de la Ville de Montreal » snonces au tableau n° 4, on a calcule I'impact en pourcentage 
sur le cout total du projet, "' ' .' ' 

Le tableau n° 7 resume ces elements tangibi.es et le pourcentage d'augmentation sur !6 ooOt.totai 
du projet. 

Tableau n°7 « Elements tangibles et le pourcentage d'augmentation sur le cout total du 
projet » 



> ' ^Deapnptlon, \ ^ rt 


Augmentation den ccute en 
x-.#&ir le total du^iojet 


1 . Devis de la Ville de Montreal. : ■ ■ . 




. Utilisation de plerre pour les remblalsde tranche 


Jusqu'a 11 % ■ 


. Dalle de baton sous le pavage 


' 3% 


• • Conditions d'hiver 


10% 


« Montant des contlngences (definition des plans et autres) 


7% 




" Total jusqu'a 31 % 



En resume, lea premieres analyses ihdlquent que les specifications du devis de la Ville de 
Montreal occasionnent una augmentation des coGts de projet de I'ordre de 31 %. Quant aux 
contlngences, la documentation sclentlfique sur les coots de projet demontre qu'en general celies 
pour les imprevus devraient etre de I'ordre de 3 % du cout total du projet. Pour fous genres de 
projet- bonf on dUs, selon Leonard etsi. (1988), iss causes majeures des changements au chantier 
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sont dues & des changements de conception (35 %), des erreurs ou des omissions da conception 
■ (65 %) ou des conditions differentes qua celles prevues (5 %). 

SI on ccnsldere qu'une variation de 100 a 80 %du degre de definition des plans engendre une 
Imprecision de 5 % sur !e cout des travaux, le degre d.B definition des plans expllquerait psut-§tre 
le pourcentage elave des contlngences pourles proJsts.de la Vllle de Montreal. 

4.0 RESUME ET COMMENT AIRES DES PREMIERES ANALYSES 

II a ete d6m antra que la prix unitalre n'est pas la bonne reference pour I'estimatton des coQts de 
projet alnsl que pour la comparalson des caQts totaux des projets entre !es vllies, Le present 
rapport viae a expliquer les differences possibles entre les ooOts de projet de la Vllle de Montreal 
et ceux d'autres vllies. 

En-vertu-de-ee-qul-pr£eede^me-m&^ 

sulvante : ies hearts des coQts de projet de la Vllis de. Montreal et d'autres villas sont egaux aux 
hearts d'etements Intangibles plus les ecarts des elements tangibles, Les elements Intangibles et 
tangibles ont ©t6 enumeres et, pour chaque type d'el^ment, une methode de ealcul dlstlncte a ete 
proposed. 

Les premieres analyses des donnees des quatre projets retenus ont demontre ceol : 

• Les elements Intangibles expliquent una variation positive de 22,5 % des coOts totaux de 
projet de la Vllle de Montreal par rapport aux couts totaux de projets d'autres villes 

* L'eiement intangible du degn§ de definition des plans est responsable de 5 % du 22,5 % de 
I'ecart posltlt du cout total des travaux si le degre da definition des plans est de 80 % au lieu' 



» Les elements tangibles expliquent une variation positive de 58 % des coQts de travaux pour 
la tranchee principals en Infrastructures municipals pour les projets de [a Vllle do Montr6al 
par rapport aux projets d'autres vllies. Cette variation entraTne, sur le cout total du projet, une 
augmentation da plus ou mains 32 % 

* Les elements tangibles emanant du devis do ia Vllle de Montreal expliquent une variation 
positive de 31 % des coOts totaux ses projets par rapport aux projets des autres vllies 

Conclusion : a partirdes informations disponlbles et apres les premieres analyses, la nature du 
marche regional (22,5 %), les caracterlstiques et difflcuites techniques propres au projet (32 %) et 
les specifications du devis de la Vllle de Montreal (31 %) justifient que le cout des projets 
depasse Jusqu'a 85,5 % ceux des autres vilies,' 

II est indubitable que les dlfficultes techniques propres a Tenvironnement de la Ville de Montreal 
solent un element par ieque! II seralt possible de diminuer [e coOt des travaux. Par centre, I! y a 
possibility de balsser le coot total des projets en optimisant les elements intangibles et tangibles 
sous le controle des representants de Montreal, 



de 100% 
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L'analysa des elements tangibles sst fails unlqisemen! pour !es activity de la tranches principals. 
Les resultats demontrent clairement que les difficulty techniques ongeridrent des ooOts de 
travaux jusqu'a 58 % plus Aleves. • Afln de misux clbler les actlvltes responsables de 

■ I'augmentation, du coQt total des projets, il serait avantageux d© poursulyre |' etude sur ("ensemble 
des ac'tivltes de la construction des projefs d'infrastruotures munlclpaies, 

■ Ce rapport a pour but de determiner one methode pour comparer ies coQts de projets 
d'inf restructures municipals de la Vilfe de Montreal et ceux d'autres villas, afln d'atteindre une 
optimalisatlon des cofits des projets de la Vllle de Montreal. Consequemment, les ' resultats 
demontrent que le but a ete attaint en permettant aux dlrigeants da la Vllle de Montreal d'identifler 
lea elements qui susoltent une augmentation de ses coQts do projets par rapport a ceux d'autres' 
vllles, 

Par allleurs, CQT a recu mandat pour i'elaboratton d'un plan d'intervention sur ies infrastructures 
municipals. Un des points majeure d'un tei plan d'intervention est ['estimation des coQts de 
projets Identifies, II a ete dsmontre" qua la prix unitalre moyen n'est pas une base sollde pour 
I'estimatiort des coQts de projefs lorsque ie niveau de definition du projet est falble et ce, sans 
qu'uns validation des • actlvltes de construction Incluses au prix unitalre solt falte. La 
documentation scientfflque en esiimatloh des coflts de projets cternontre qu'lt exlste plusieurs 
algorlthmos de prediction qui permettent d'elaborer une procedure de decouvelte de la 
connalasance des coQts de projets. . 

Lors de la compilation des prix unitaires des 42 projets de la Vilfe. de Montreal Incluse au rapport 
de CGT, nous avons lists fes proprietas et caracterlstiques intrinseques influencant le ooQt des 

■ travaux (formulaires en annexe}. (.'extraction des praprlstes et caracteristlques Intrinseques des 
projets represents la premiere etape d'une procedure da- decouverte de la connalssance en 
estimation des couis de projet, 



S.O LIMITES DE L'ETUDE 

Dans oette etude, une nouveile approche est proposed pour fa comparalson des coClts totaux de 
projet en infrastructure munlclpale. Ainsi, les budgets d'honoraires professionnels allouSs nous 
ont permis d'analyser quatre projets de la Viile de- Montreal, un de la Vllle de Longueull et un 
autre de la Ville de Quebec pour les elements intangibles. Pour les. elements tangibles, nous 
avons .analyse" deux projets de la Ville de Montreal, un projet de la Ville cla Longueuil et un autre 
de ceiie.de Quebec. 

Le nombre de projets analyses gsLiQSuffisant p 0Ur q Ue d e s conclusions avec un intervalle de 
confiance eleve solent tirees. Bode (2000) conclut qu'il fauf'au moins entre 50 et 1QQ projets avec 
des groupes de projets de plus ou mofns-clrtq & six, dont les actlvites S0~re,ss.srnbleiit. ' 

'Cette etude est done un Indicates pour les representants de la Vllle de Montreal et devralt atre 
complete afin de valider les premiers resultats, entre aitires, en comparant les couts des travaux 
d'infrastruotures de la Viile de Montreal avec les coOts de vilies nord-amerlcaines de meme 
envergure, 
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ANNEXE 

Formuialres 
« Proprietes et caracterlstiques 
[ntrlnabques du projet » 
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